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3.4. 


3.5. 


3.6. 


: Advertencia 
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones | 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo Siguiente: 


¦ 7. La clasificadora de riesgo que asigna ја clasificación a la empresa que emite la garantía 


debe encontrarse listada en el portal web de іа SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema- 
financiero/clasificadoras-de-riesao). 


2. Se debe identificar en ја página web de la clasificadora de riesgo respecliva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia а Ја fecha 
de emisión de la garantía. 


3. Para fines de lo esteblecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 
incluye las clasificaciones В+ y B. 


4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una cfasifícación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el ропа! web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla 


| con ja clasificación mínima establecida en el Reglamento. 


En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada а la empresa emisora de 
la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 


De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar sí la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
| debe revisarse el portal web de dicha Entidad  (http:/www.sbs.gob.pe/sistema- 


financlero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 


Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los | 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 


EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 


La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 


ADELANTOS 


La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 


VALORIZACIONES 


Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 


glos de anda manta da 22225042 lokasi 


supervisor, según corresponda y el contratista, 


En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 


Advertencia | ; 
, En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad. salvo gue se | 
| deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales ' 
| correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 


| del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 
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3.7. 


3.8. 


3.9. 


3.10. 


REAJUSTES 


Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 


· Importante 


. Tanto la elaboración сото la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo М? 011-79-УС у sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. і 


PENALIDADES 
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 


En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 


3.8.2. OTRAS PENALIDADES 


La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 


Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse, 


INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el articulo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 


DISPOSICIONES FINALES 


Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAC 


RESPUESTA 

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ABSUELVE LA CONSULTA INDICANDO LO SIGUIENTE EL NÜMERO 
MÁXIMO DE CONSORCIADOS ES DE 4 INTEGRANTES, LOS CUALES EL PORCENTAJE MÍNIMO 
DE PARTICIPACIÓN DE CADA CONSORCIADO ES DE 5% SL PORCENTAJE MÍNIMO DE 
PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA EL INTEGRANTE DEL CONSORCIO 
QUE ACREDITE MAYOR EXPERIENCIA, ES DE 30%, BASADOS EN LOS PRINCIPIOS QUERIGEN 
LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO Y FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACION DE 
POSTORES CON IGUALDAD DE TRATO, EQUIDADA Y TRANSPARENCIA 


INGENIERIA Y CONSTRUCTORA LINO S.A.C. 


RESPUESTA | 
EL COMITÉ DE SELECCIÓN ABSUELVE LA CONSULTA INDICANDO LO SIGUIENTE EL NÚMERO 


MÁXIMO DE CONSORCIADOS ES DE 4 INTEGRANTES, LOS CUALES EL PORCENTAJE MÍNIMO 
DE PARTICIPACIÓN DE CADA CONSORCIADO ES DE 5% ¡EL PORCENTAJE MÍNIMO DE 
PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA EL INTEGRANTE DEL CONSORCIO 
QUE ACREDITE MAYOR EXPERIENCIA, ES DE 30%, BASADOS EN LOS PRINCIPIOS QUERIGEN 
LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO Y FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACION DE 
POSTORES CON IGUALDAD DE TRATO, EQUIDADA Y TRANSPARENCIA 


SECCIÓN ESPECÍFICA 


CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCION 


(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 


INSTRUCCIONES INDICADASY .. 


— 
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CAPÍTULO | 
GENERALIDADES 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
RUC N? : 20227651599 
Domicilio legal : CALLE COMERCIO N*212 
Teléfono: : 98107960 
Correo electrónico: : logisticamunianguia(2 gmail.com 


1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 


El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE 
SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSEN USHUM, TAYAPOTRERO VISTA 
ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA» 


Importante para la Entidad | 
|» Еп caso de procedimientos de selección según relación de items o por paquete consignar el 
detalle del objeto de estos. 
`+ Еп caso de proyectos de inversión, se debe consignar la ejecución de la obra materia de la 


й convocatoria, y по su denominación, salvo que ambas coincidan. 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 


1.3. VALOR REFERENCIAL? 


El valor referencial asciende а S/ 3'098,263.13 (Tres Millones Noventa y Ocho Mil Doscientos 
Sesenta y Tres con 13/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
NOVIEMBRE DEL 2021. 


RSS 
Valor Referencial Limites 


(VR) 


Superior 


5/ 3 408,089.44 (Tres 
Millones 
Cuatrocientos ocho 
| Mit Ochenta y Nueve 
con 44/100 soles) 


Inferior 


8/ 27788,436.81 (Dos 
Millones Setecientos 
Ochenta y ocho mil 
Cuatrocientos Treinta y ` 
seis con 81/100 soles) 


S/ 3'098,263.13 (Tres Millones 
Noventa y Ocho Mil 
Doscientos Sesenta y Tres 

con 13/100 soles) 


Importante 


—— —X— 

$ El monto del valor referencial indicado en esta secoión de las bases no debe diferir de! monto del valor referencial consignado 
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto де! 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 


^ Ре acuerdo а lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 
ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 


e 


Tc 
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° Êl precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 


1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 


1:5. 


1.6. 


1.7. 


1.8. 


1.9. 


Documento y fecha de aprobación del expediente de 5 ds, ; 

GORA к : 10 de NOVIEMBRE DEL 2021 
e y fecha de aprobación del expediente 03 NOVIEMBRE DEL 2021 
Documento y fecha de actualización del expediente қ 

técnico, de corresponder : 19 де NOVIEMBRE DEL 2021 
Tipo y número del procedimiento de selección que se 

convocó para la elaboración del expediente técnico, де : Sin Procedimento 
corresponder 


FUENTE DE FINANCIAMIENTO 


RECURSOS ORDINARIOS 


` Importante 


La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 


SISTEMA DE CONTRATACIÓN 


El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 


MODALIDAD DE EJECUCIÓN 


ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 


El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capitulo IH de la presente sección de las 
bases. 


PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 


El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 


Importante para la Entidad 


* Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, debe considerarse lo siguiente, según corresponda: 


En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 
incluya operación asistida: 


“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia 
de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra.” 


En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 
operación asistida: 


“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia 


ms x 
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de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, y el plazo de la operación asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] d/as calendario, en concordancia con lo establecido en 
el expediente de contratación y еп el expediente técnico de obra.” 


incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 


1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 


1.11. 


OBRA 


Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben: 


Pagar en : UNIDAD DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD 
Recoger en : UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD 
Costo de bases : Impresa: S/ 7.00 SOLES 

Costo del expediente : Impreso: S/ 45.00 soles 

técnico Digital: S/ 15.00 soles 


Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 


INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAC 

RESPUESTA: 

EL COMITÉ DE SELECCIÓN МО ACOGE LA CONSULTA, EL EXPEDIENTE TECNICO Y 
LAS BASES TENDRAS QUE SOLICITARLO EN LA ENTIDAD TAL COMO MENCIONA LAS 
BASES 1.10 CAPITULO | GENERALIDADES , TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y 
FINALIDAD DE LA CONTRATACION, BASADOS E LOS PRINCIPIOS OUE RHGEN LAS 
CONTRATACIONES DEL ESTADO, 


' Importante 


• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

° Fl costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción, 


Advertencia 


Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que ја versión impresa y digital del expediente ` 
técnico correspondan a la versión original vel expediente técnico aprobado. 


ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 


1.12. 


Еі expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado еп el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección. 


BASE LEGAL 


Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

Ley М" 30225 у su modificación efectuada mediante Decreto Legislativo Ме 1341, Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el Texto Único Ordenado de Procedimientos 
Administrativos, su Reglamento y modificatorias. 

Ley N° 27867 y sus modificatorias vigentes, Ley N° 27902 y ley М" 28013, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales. 
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Directivas del OSCE. 


в 


Ley № 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Ley N* 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

Decreto Supremo Ме 304-2012-EF, TUO de la Ley General де! Sistema Nacional del 
Presupuesto. 

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley МУРЕ, 

Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias vigentes, 

Decreto Supremo М? 011-79-УС 

Decreto Supremo N*377-2019-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N* 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo М? 344-2018-EF. 
Decreto Supremo М? 162-2021 -EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

Decreto Urgencia 063-2021 

Decreto Urgencia 102-2021 
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CAPITULO ІІ 


DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 


2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 


Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 


· Importante 
De conformidad con Іа vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
| difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento, 


2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 


La oferta contendrá, además de un indice de documentoss, la siguiente documentación: 


2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 


2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
a) Declaración jurada de datos del postor, (Anexo М? 1) 
b) Documento que acredite la representación de quíen suscribe la oferta. 


En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 


En caso de persona natural, copía del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, segün corresponda. 


El certificado de vigencia de poder expedido por registros püblicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 


En el caso de consorcios, este documento debe Ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, Segün 
corresponda. 


Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo М? 1246, las Entidades están 
| prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan | 
, obtener directamente mediante la interoperabilidad а que se refieren los artículos 2 ' 
‚ y З de dicho Decreto Legislativo. En esa medída, si la Entídad es usuaria de la 
. Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE? y siempre que el servicio web 


de HESSEN 


· corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento naciona! de 
identidad. 


с) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Ме 2) 


d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 


$ La omisión del índice no determina Іа no admisión de la oferta, 


^ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace htlps:// -gobierodiaitat.aob.pe/interoperabilidad/ 


Se encuentre activo en el Catálono ge Sanácios єв -вівйейопта, no 


(19 
4/20 47900197, 
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del Capítulo IIl de la presente sección. (Anexo N° 3) 


e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Ме 4) 


7 Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5) 


El precio де la oferta en SOLES y: 


"Y El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 
suma alzada. 


Y Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento, 


Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Ме 6) 


El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 


INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAC 

RESPUESTA 

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ABSUELVE LA CONSULTA, INDICANDO QUE 
DEBE TENER EN CUENTA EL SISTEMA DE CONTRATACION DEL 
PRESENTE PROCEDIMIENTO CONSIDERANDO LAS  PARTIDAS 
CONSIDERDAS , ASIMISMO LA OFERTA DEBERAN SER EXPRESADOS 
CON DOS DECIMALES. 


INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAC 
RESPUESTA 

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ABSUELVE LA CONSULTA, TENIENDO EN 
CUENTA EL OBJETO Y LA FINALIDAD DE LA CONTRATACION, ACLARA 
QUE SE CONSIDERA DE ACUERDO A LAS BASES ESTANDAR 
GENERALIDADES CAPITULO 1.3 EL PRECIO DE LAS OFERTAS NO PUEDE 
EXCEDER LOS LÍMITES DEL VALOR REFERENCIAL DE CONFORMIDAD 
CON EL NUMERAL 28.2 DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY. 


importante 


“ El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de іг 
oferta a los establecidos en este acápite. 


`®  Elanálisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
зе presentan para el perfeccionamiento del contrato. 


e El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, fa oferta 
se considera no admitida, 


ns 
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INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAC 

RESPUESTA 

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ABSUELVE LA CONSULTA, TENIENDO EN CUENTA 
EL OBJETO Y LA FINALIDAD DE LA CONTRATACION, ACLARA QUE SE 
CONSIDERA EN LAS OFERTAS LA FECHA DEL VALOR REFERENCIAL ACTUAL 
DE LA PROPUESTA PRESENTADA. 


2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 


Incorporar en іа oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo IIl de la presente sección de las bases. 


2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 


a) En ei caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad”- 


‚ Advertencia 


El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
| sido indicados en los acápites "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de 
; calificación" y “Factores de evaluación”. 


importante para la Entidad 


Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea 
igual o menor a cincuenta (50) UIT: 


2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, 


En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 


N ° de Cuenta : 00281000136 
Banco : BANCO DE LA NACION 
N* CCP Es 


Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 


NO DADA Mie Fn f FT o MIAN RE А P ға rm ZA a gp a ww 
ә A DEMIHCOIT, Ë 


El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 


a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA 

b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA 

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 
de ser el caso. 


Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
*  Encaso de transferencia interbancaria, 


————)M— À—— A A———— —— D 
| 


En 
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d) Código de cuenta interbancaria (CCI) о, en el caso de proveedores no domiciliados, el 
número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

f) Copia de DNI де! postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 


Advertencia 
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo М“ 1246, las Entidades están prohibidas de . 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante | 
la inieroperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. Еп esa 
. medida, si la Entidad es usuaría de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado ~ PIDE? у 
· Siempre que el servicio web se encuenire activo en ei Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
| ло corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y й. 


g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 

h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP. 

i) Programa de Ejecución de Obra (СРМ) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 
avance de obra valorizado. 

j Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 

) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 
elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 

m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios, 

n) Desagregado por partidas que dio origen а la oferta, en caso que el postor ganador haya 
aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 

о) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copía de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU 12. 

q) Copia de (і) contratos y su respectiva conformidad o (іі) constancias o (iii) certificados о (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 


Importante 


° Іа Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 


. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 


Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 
Estado ~ PIDE ingresar al siguiente enlace htips://www.gobiernodiaital.aob.pe/interoperabilidad/ 


1? Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 
por razones de orden interno. 


"^ La Entidad puede requerir este documento еп caso de obras a suma alzada. 


% https//enlinea.sunedu.gob.pe/ 


kj 


~ 
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indicando ei día, mes y айо de inicio y culminación, el nombre de la Entidad и organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento, і 


En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo, 


De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasiape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 


Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (28) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 


• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a o 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras Р 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional б 
раға subsanar, conforme lo previsto еп el literal a) del artículo 141 del Reglamento. ў ) 


+ En caso дие el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente ` 
este para el релессіопатіеліо del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 1 
el caso, además de cumplir con tas condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en T 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la A 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 4 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes Ф 
indícado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 


°  Enlos contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas | 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez porciento : 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la : 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el articulo 149 del 
Reglamento, siempre que: | 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una | 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, | 
с) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 
función del avance de obra. 


Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en (а Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo М" 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de МҮРЕ, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo. gob.pe/servicios-en-línea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 


Importante para la Entidad 


En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentación a Ser 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal: 


r) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACIÓN 
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDAJ. 


Incorporar a las bases о eliminar, según corresponda. 


importante 
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° Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 


buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios раға su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilídades funcionales que 
correspondan. 


° De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N* 076-2005-RE para que los documentos püblicos y pri 


* La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. í 


2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 


El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 


Importante para la Entidad 


Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del 
adelanto directo y para materiales о insumos: 


2.6. ADELANTOS14 
2.6.1. ADELANTO DIRECTO 
"La Entidad otorgará 1 adelantos directos por ei 10 96 del monto del contrato original. 


El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes a 
la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos15 mediante [R 


CARTA FIANZA] y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto 
solicitado dentro de los CINCO (5) días contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud 
del contratista. 


Asimismo, el contratista debe solicitarla entrega de los demás adelantos directos en 10 DIAS]16. 
La entrega del o los adelantos se realizará en 07 DIAS HABILES. 


Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud, 


2.6.2. ADELANTO PARA MA TERIALES O INSUMOS 


5 a 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por 


Según lo previsto en la Opinión N* 009-2016/DTN. 


Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 
los artículos 181 y 182 del Reglamento. 


De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
Siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 


Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. 


La Entidad otorganá-adeiani materiales о insumos por el DEL 20% dsl monto del ~ 
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el contratista. 


La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 5 cinco días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendarío de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar Іа entrega del adelanto en un рјаго de 7 días calendario 
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantost7 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo. 


Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 


INGENIERIA Y CONSTRUCTORA LINO S.A.C, 
RESPUESTA 


EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE LA CONSULTA Y ACLARA QUE SE CONSIDERE 
EL OTORGAMIENTO DE ADELANTOS DIRECTO Y MATERIALES SIEMPRE Y CUANDO 
CUMPLAN POR LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN . 


2.7, VALORIZACIONES 


El periodo de valorización será MENSUAL 


importante 


Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual. el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, зі la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los » 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración fo dispuesto en 
` el numeral 194.5 del referido artículo, así сото el plazo para el pago de las valorizaciones. 


2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 


La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo, 


س 


" De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Reguisitos: 


El pastor сабе acreditar un тело fectorada ezu maledo equivalente a UNA (1) vez el valor referencial de 
la contratación, en la ejecución бе obras simileras, durame los 10 años enteñores e із fecha de la 
orezentsción ба ofertas que se somouterán бегла ін suscripción del asie de тесерсіп de obre. 


Se сопвісегегі obrs similar: Sistemas de Agus y Saresmiento Básico Construcción yo mejoramiento улу 
втрівсібг y/o Instelación de sistemas de alcantarillado sistema de agua poteble. sisteme de abastecimiento 
que contenga los siguientes componentes 

“ LINEA DE CONDUCCION 
RESERVORIG 
TANQUE ІМНОРЕ 
LECHO DE SECADO 
CAMARA DE REJAS 
FILTRO BIOLOGICO 
CERCO PERMETACO 


= ч * 4 & 


Acreditación: 


Са conformidad сог el numeral 46.2 del erticulo 48 y el Бега! €) del numeral 7365 dal емеџа 158 nel 
Reglsmeante este requisito os calificación se acredita pars la suscripzón de! contrato 


importante 
Ей e! 2855 de consorina, іа calificación ое la experiencia se realiza conforme = іа Directiva. 
“Pertinicación зе Proveedores en Consorcio er las Contrataciones oe! Estado". 


einta y uno.631 
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 


Importante para la Entidad 
Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 


Esia nota deberá ser eliminada una vez culminada ја elaboración de las bases, 


А CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
АЛ | EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 


Requisitos: 


EQUIPOS Y MAQUINARIAS CANTIDAD 
Camión cisterna 4 x 2 (agua) 122 hp, 1 500 gal 1 
Camión volquete 6 x 4, 330 hp, 10 m° 
Mezclador de concreto 11 p3 
Compactadora Vibratoria tipo Plancha 7Hp 
Vibrador de concreto 4 hp, eje flexible 18', cabezal 1.50" 


INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAC 
RESPUESTA: 


EL COMITÉ DE SELECCIÓN МО ACOGE LA CONSULTA ; DE ACUERDO AL Art. 16 DE LA LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO Y ART. 29 DE SU REGLAMENTO, ES RESPONSABILIDAD DEL 
ÁREA USUARIA LA FORMULACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O TERMINO DE 
REFERENCIA, LOS CUALES CONTIENEN LA DESCRIPCIÓN OBJETIVA Y PRECISA DE LAS 
CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES RELEVANTES PARA CUMPLIR LA FINALIDAD 
PÜBLICA DE LA CONTRATACIÓN Ү/О OBRAS REQUERIDOS POR EL ÁREA USUARIA PARA 
GARANTIZAR LA CALIDAD TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 


Acreditación: 


De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para Ja suscripción del contrato. 


Importante 


` No corresponde solicitar como equipamiento que е! postor cuente con oficinas, locales u otros 
, espacios físicos. Asimismo, по se puede requerir características, años de antigüedad y demás ' 
; condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. : 
CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 


Requisitos: 


CARGO PROFESION 

Residente de obra | Ingeniero Civil, Titulado 

Especialista en Seguridad en obra y salud Ingeniero Civil о Ingeniero de Higiene y 
ocupacional Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o 
ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
titulado. 
"sgemero- Civi O Angentero- Ambiental ој 
Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos Ambientales o 
Ingeniero de Recursos Naturales y Energía 
Renovable c Ingeniero (де Recursos 
Renovables o Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Naturales, titulado 
Ingeniero civil, titulado 


Esnaciolicta amhionto! 
—specialisto алелі 


Especialista en Calidad 
Acreditación: 


De conformidad con el numeral 49,3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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Importante 


з El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 


EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
Requisitos: 


І 
227777777 PLANTEL РЕОРЕБЮНАГСТАЧЕ — —— — 


САВСО PROFESIO EXPERIENCIA 
Residente de obra Ingeniero Civil titulado | Con experiencia mínima de 24 meses (computado desde 
la fecha de la colegiatura) como Residente y/o jefe y/o 
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o 
residente principal y/o director residente ylo jefe residente 
у/о jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o 
supervisor principal de obra; en obras de saneamiento u 
obras similares. 

Con experiencia mínima de 12 meses como especialista 
y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o 
residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad 
e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad 
en el trabajo o salud ocupacional o implementación de 
planes de seguridad e higiene ocupacional о en 
prevención de riesgos laboras en obras en general, que 
se computa desde la colegiatura. 

Con experiencia mínima de 18 meses como especialista 
y/o ingeniero y/o supervisor o y/ jefe y/o responsable y/o 
residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigación 
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación 
ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, en 
obras en general que se computa desde la colegiatura. 


ingeniero Civil о 
Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o 
Ingeniero Industrial о 
ingeniero de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo, titulado. 


Especialista en 
Seguridad en obra y 
salud ocupacional 


Ingeniero | Civil о 
Ingeniero Ambiental o 
ingeniero de Gestión 
Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de 
Recursos Ambientales 
о Ingeniero de 
Recursos Naturales y 
Energía Renovable o 
ingeniero de Recursos 
Renovables о 
Ingeniero Ambiental у 
de Recursos 
Naturales titulado 
Ingeniero civil titulado 


Especialista 
ambiental 


Con experiencia mínima de 12 meses como Especialista 
y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor 
y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad 
o calidad o aseguramiento de calidad o programa de 
calidad o protocolos de calidad, en obras en general, que 
se computará desde la colegiatura, 


Especialista 
Calidad 


Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

importante 


El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 1 79 del 
Reglamento, 
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Importante para la Entidad 
1 Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificación: 


Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el requísito de calificación en 
caso de no incluirse. 


|В | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 


Requisitos: 


El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 


Se considerará obra similar a Sistemas de Agua y Saneamiento Básico: Construcción y/o creación y/o 
mejoramiento y/o ampliación instalación de Sistemas de alcantarillado, sistema de agua potable, sistema 
de abastecimiento que contenga los siguientes componentes: 


LINEA DE CONDUCCION 
RESERVORIO 

TANQUE IMHOF 

LECHO DE SECADO 
CAMARA DE REJAS 
FILTRO BIOLOGICO 
CERCO PERIMETRICO 
INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAC 
RESPUESTA 


EL COMITÉ DE SELECCIÓN МО ACOGE LA CONSULTA , TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y 
LA FINALIDAD DE LA CONTRATACION , BASADOS EN LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS 
CONTRATACIONES DEL ESTADO Y ACLARAR QUE SE CONSIDERARA COMO OBRAS 
SIMILARES : SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, 
SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA , SIEMPPRE QUE LA 
PARTIDA DE MAYOR PROPORCION EN LOS COMPONENTES : 


LINEA DE CONDUCCION 
RESERVORIO 
ТАМОЏЕЧМНОЕ 
LECHODE SECADO 
FL IDO [>] Гаї аа чы д] 


СЕРСОРЕВМ ТС 


INGENIERIA CONSTRUCCION У SERVICIOS SAC 
RESPUESTA 


EL COMITÉ DE SELECCIÓN , ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA , TENIENDO EN CUENTA 
EL GBJETO Y LA FINALIDAD DE LA CONTRATACION , BASADOS EN LOS PRINCIPIOS QUE 
RIGEN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO Y ACLARAR QUE SE CONSIDERARA COMO 
OBRAS SIMILARES : SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: CONSTRUCCIÓN ҰТО 
CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO, SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
SIEMPPRE QUE LA PARTIDA DE MAYOR PROPORCION ЕМ LOS COMPONENTES : 


LINEA DE COMDUCCION 
RESERVORIO 
TAHQUIEAMHOFE 
LECHO DESECADGG 
CAMARADENEJAS 
FILTRO-BIOLOGICO 
CERCG-RERIMETRICO 
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Acreditación: 


La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 18 de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 


En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato. 


Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio о del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 


Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 


Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo М" 9. 


Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros у AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción. 


Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo М? 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 


Importante 


Еп el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva : 
"Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 


l Importante 


• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse о ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 


• Los requisitos de calificación determinan sí los postores cuentan con las capacidades necesarias | 


=== para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 


ІК De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 


por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 


otros. 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU- 102-2021 - N° 008-2021 -MDA/CS - PRIMERA СОМ VOCATORIA 
EASES INTEGRADAS 


CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 


La evaluación se realiza Sobre la base de сіеп (100) puntos. 


Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 


PUNTAJE / METODOLOGÍA 


FACTOR DE EVALUACIÓN PARA SU ASIGNACIÓN 


A. PRECIO 


La evaluación 
Evaluación: 


Se evaluará considerando el precio оїепадо por el postor, 


Acreditación: 


Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6). 


fórmula: 


Різ Om x РМР 
о 


l з Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi = Precioi 

Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 


CAPÍTULO У 
PROFORMA DEL CONTRATO 


: Importante 
· * Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionale 


Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 


.....DELA ENTIDAD elante LA ENTIDAD, con RUC NP Lk con-domiettodegal err]. .....—. + 
| representada por [.............. ] identificado com DNI N° КЕЛЕ ; у de otra parte 
пиеимининименоняноннн CON RUC N° lanas. ] соп domicilio legal en 
КОКО o] inscrita en la Ficha Ме — ms Ў Asiento М? A 

del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [| sc ; debidamente representado por 

su Representante Legal, а Me UA enh con DNI М? [.................... 1. según poder 
inscrito en la Ficha Ме ИСЕ ), Asiento М" [............ ] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad де [............ 1, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 


condiciones siguientes: 


— € 


7? Ре 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 
adicionalmente el factor capacitación. 


consistirá еп 
otorgar el máximo puntaje a la 
oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según је siguiente 


100% puntos 


~ 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU- 102-2021 - М" 008-2021-MDA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA -- 
BASES INTEGRADZ S 


2 


CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Gornfeeha усели ], el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA N? [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] 
para ја contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 


CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 


CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total де! presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 


Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas у, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato, 


CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO? 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación а EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 


En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 


CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [...... ] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 


· Importante para la Entidad 


e Cuando еп el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la | 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo . 
siguiente, según corresponda: 


"El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 
ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 


previstas en el artículo 176 del Кедіатепіо. "2! -- 


“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
matería de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 
ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el piazo de fa operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 


En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 


efectos de generar el pago. 
Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 


incluya operación asistida. 
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EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, “22 


incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 


CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 


CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 


•  Defiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO), a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÜMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 


; Importante 


^* "Де fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO), a través де Ja retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 


En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 


* Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO), a través 

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N* [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], Та misma qué debe ~ |: 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 


CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 


——  _— Њ 


22 


Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 
Operación asistida, 
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Importante para la Entidad 


Incorporar a las bases n eliminar sogón corresponda 0000 Ста, mer 


Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente | 
cláusula; | 


CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
== sur ПРИЕМА: ADELANTO DIRECTO 


ЧА ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS А OTORGARSE] adelantos | 


directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE ЕМ NINGÚN CASO EXCEDAN EN 


CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTI RATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente ei [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER ` 


DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] у el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 


Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos еп ` 


[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. ” 


Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 


Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL | 


CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 


CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 


ЧА ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE ' 


QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 


La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días caiendario | 
previos а la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada . 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos | 


en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 


comprobante de pago respectivo. 


La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgarniento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 


CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 


CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 


23 


2 


Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. 


Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 


MT LI E. wI wt 


«2 
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| Importante para la Entidaq 


De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según · 
corresponda: 


| CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA j 
[INCLUIR EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO ` 

: QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS: 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN . 


DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”). 


Incorporar a las bases о eliminar, según corresponda, 


CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 


El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN = 
AÑOS, МО MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción С 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. У 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES t 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del ~ 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 

de acuerdo a la siguiente fórmula: d 


; TO E 0.10 x monto vigente 
Penalidad Diaria = F x plazo vigente en días 


Donde: 


F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 


El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 


Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 


Otras penalidades 


Supuesto de aplicación de Forma de cálculo 
penalidad 


Cuándo ( ві personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 


E‏ و وص 
Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado‏ ^ 
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después‏ 
de dicha fecha, m‏ 


Procedimiento 


| Segün informe del 
[CONSIGNAR 

INSPECTOR о 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 


CORRESPONDA], 


[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR А UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia. del personal en 
obra en el plazo previsto. 
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BA SE - АЧ TE GRA DA З 
ciue 


Otras benalidades 
Forma de cálculo 


Supuesto de aplicación de Procedimiento 


penalidad 

En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar |а prestación 
Соп еі personal acreditado о 
debidamente sustituido, 


[INCLUIR LA FORMA DE del 
CÁLCULO; QUE NO PUEDE 

SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra, 


Segün informe 
¡CONSIGNAR ` 
INSPECTOR о 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 


Si el contratista о su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del Según informe del 
el acceso al cuaderno de obra al monto de la valorización del [CONSIGNAR 
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada día de dicho | INSPECTOR о 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN impedimento, SUPERVISOR DE LA 
CORRESPONDA), impidiéndole anotar OBRA, SEGÚN 
las ocurrencias, CORRESPONDA), 


[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO 


| Importante 
berse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 


De ha 
: la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 


arenta y uno.64 1 


La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (1 0%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del Пет que 
debió ejecutarse, 


len 


Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 


CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA; RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las Partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 


Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en еј presente contrato. - УРНИ РОД 


CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa о indirectamente, O tratándose de una 
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 


Además, EL CONTRATISTA se compromete a і) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas у/о de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 


CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 


CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS? 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 


Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 


Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje, 


El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 


: Importante para la Entidad 


• De acuerdo con lo dispuesto en іа Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en | 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del айо 2020. Asimismo, el 
sometimiento de Іа solución de controversias а una Junta de Resolución de Disputas en los | 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones соп 00/100 Soles (9/ 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 


CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 


“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
contormar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 


La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO), los/el cual/es serán designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 


Incorporar o eliminar, según corresponda Б 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR А ESCRITURA PUBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Püblica corriendo con todos 


los gastos que demande esta formalidad. 


CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
Z= r> ЭА CERVERA: DUNIVILIO. РАКА ЕГЕСТОЗ DE LA EJECUCIÓN 


CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 


% De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
coniroversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 


e 


бд 


> 
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la ejecución del presente contrato: 


DOMICILIO DE LA ENTIDAD: ОО К КОСУ ] 


DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 


La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario, 


De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 


lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [...............] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA” 


25643 


arenta 


њи 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 


De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 


del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 


1 DATOS DEL Número del documento 
DOCUMENTO Fecha de emisión del 
й documento 
2 DATOS DEL Nombre, denominación o razón 
CONTRATISTA social 


EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 


Nombre o razón social del RUC % Descripción de las 
integrante del consorcio ° obligaciones 


DATOS DEL 
CONTRATO 


3 


Número del contrato 


Tipo y número del 
procedimiento de selección 


Descripción del objeto del 
contrato 


Fecha de suscripción del 
contrato 


Monto del contrato 


4 DATOSDELA OBRA Denominación de la obra 


Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito 


Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 
Plazo original días calendario 


Ampliación(es) de plazo | días calendario 
días calendario 


Fecha de culminación de la 
obra 


Plazo de ejecución de la obra 


Fecha de recepción de la obra 


Fecha de liquidación de la 
obra 


Número de adicionales de 
obra 


Monto total de los adicionales 


Monto de la obra Número de deductivos 


Monto total de los deductivos 
Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 


169: 
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Monto de las penalidades por 
mora 
Monto total de las penalidades 
aplicadas 
Junta de Resolución de 
Disputas 
ТС ГЕННЕН БЕН ГЕННЕН БИ 
N* de arbitrajes 


RUC de la Entidad 


APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 


SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 


DATOS DE LA 
ENTIDAD 


Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 


Cargo que ocupa en la Entidad 


Teléfono de contacto 


NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 


ор 


ж 
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¿KA ышы س‎ 


ANEXO N° 1 


DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 


Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Мо [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 


El que se suscribe, [............ .... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N* 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N* [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 


Autorización de notificación por correo electrónico: 


... [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 


1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 
documentos para perfeccionar el contrato. 

3. Respuesta а la solicitud de acceso al expediente de contratación. 


Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 


` Importante 


: La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
cita: ota Entidad reciba acuse de recepción. ~ 7 


——  . 

7 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ yse 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 del 
Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 
del Reglamento, 


eiscientos cuarenta y siete.647 
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| Importante 


. Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 


ANEXO Ме 1 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 


Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA мо [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente,- 


El que se suscribe, [m 1, representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Ме 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 


Datos del consorciado 1 
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 


ho.648 


Nombre, Denominación о 


Razón Social : 
Domicilio Legal : 
ЫШ л ص‎ Teléfono(s) : 


Correo electrónico : 


Datos del consorciado Aus 
Nombre, Denominación о 


Razón Social : 
| Domicilio Lec ج‎ —TIÇ Я 
KRUC. AS Teléfono(s) : калы. ا‎ 
IR ор سا‎ | [No | a— 


Autorización de notificación por correo electrónico: 


Correo electrónico del consorcio: 


= 


? Ibídem. 


"V Ibidem. 
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... [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que ве notifiquen гі correo electrónico indicado las Siguientes 
actuaciones: 


1. Solicitud de Subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato, 

2. Solicitud al postor que осирб el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 
documentos para perfeccionar el contrato, 

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 


Asimismo, me comprometo а remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


del representante 
orcio 


común del cons 


EASES INTEGRADAS 
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ANEXO N° 2 


DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LALEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 


Sefiores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N* [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 


Presente.- 


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 


|. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad. 


її, Мо tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 


її. | Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la intormación de la persona 
jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada. 


ім, Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley М? 27444, Ley del Procedimiento 


Administrativo General. 


v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con níngün proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo N° 1 034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 


Vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 
Selección. 


Vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 


viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


importante 


En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO N^ 3 


DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 


Sefiores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N^ [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 


Seiscientos cincuenta y uno.651 
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ANEXO N? 4 
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 


Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N* [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 


Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


dos 652 


Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 


importante para la Entidad | o O 


" Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la ` 
moqalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda : | 


“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases | 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA : 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario"! 


"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases | 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
Servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALEN DARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida ' 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario." 32 

incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 


incarnarar 


M —À‏ هة 
Éste párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no‏ '3 
incluya operación asistida.‏ 


* Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 
operación asistida. 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU- 102-2027 - N° 008-2021-MDA/CS - PRIMERA CONVOCA TORIA - 
BASES INTEGRADAS 


Е ANEXO N° 5 


PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 


Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 


Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA М? [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO). 


Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 


a) Integrantes del consorcio 


1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 11. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 


b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN), 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N* [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD). 


Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 


с) Fijamos nuestro domicilio legal común еп [............................. Ë 


d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 


1 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 1% уаз 
` CONSORCIADO 1] i 


[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 


2, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL [% 1з 
` CONSORCIADO 2] і 


[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 


TOTAL OBLIGACIONES 100935 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


а ы Б‏ ی ی چس چت 
Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado ег número entero, sin decimales.‏ 9 


2 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, зіп decimales. 


35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 


ientos cincuenta y tres.653 
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Consorcíado 1 


| Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 
o de su Representante Legal o de su Representante Legal 
Tipo у N° de Documento de Identidad Tipo у М? de Documento de Identidad 
i Importante 


: De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
_ deben ser legalizadas. 


54 


2 


Pr 
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T" 


Importante para la Entidad 


En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 


Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada іа elaboración de las bases 


ANEXO N° 6 
PRECIO DE LA OFERTA 


ÍTEM N* [INDICAR NÜMERO] 


Sefiores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N* [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 


Presente.- 


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 


[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 


SUB TOTAL | 


PARTIDA UNIDAD METRADO РИ 
Lo o аа j J] | 
[2 | Gastos generales | ро 
A24 O ан 
2 
Total gastos generales (В) 
ео ўце ўраў 
р 


Utilidad (С) 
SUBTOTAL (A+B+C) 


Monto total de la oferta 


sse] 


El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 


tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a | 


ја legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto-la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


* Pera el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en Ja Resolución de Superintendencia SUNAT N* 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales, Para efectos del redondeo 
1) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Importante 


El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
matería de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 


“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN)". 


El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables по se 
presentan en la oferta, sino para el perteccionamiento del contrato. 


importante para la Entidad 


A fín de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 
Siguiente: 


“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”. 


En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 


“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se 
presente”. 


En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 


“El postor debe presentar el precío de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”, 


En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
Siguiente: 


“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 


Si durante la fase de actos preparatorios, [as Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley М? 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión еп la Amazonía, consignar lo siguiente: 


terra Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 


para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo М? 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 


Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 


uenta у seis.656 
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MMC A EN 
—_—T—əWY[ƏR[⁄— = ———— 
Importante para la Entidad 


En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzaqa incluir el 
siguiente anexo: 


Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 


ANEXO N° 6 
PRECIO DE LA OFERTA 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 


Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente - 


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 


CONCEPTO PRECIO TOTAL 


TOTAL 


El precio de la oferta ICONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y. de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o comün, segün corresponda 


Importante 


е. El postor debe adjuntar el desaareaado de nartídas ане si nía su oferta tal como се musstra-de 


manera referencial en el siguiente ejemplo: 


PARTIDA UNIDAD METRADO | 


жее | 


1 Total costo directo (A) i ] 
2 Gastos generales | | 


iete 657 


|] "Ћаојтепа de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 


~ k 
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Gastos fijos 
| Gastos variables | | 
Total gastos generales (В) | 


A a IA D° 
| | SUBTOTAL (A+B+C | 
Monto total de la oferta | 


° Е postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 


"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA Ех! ONERACIÓNJ". 


• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 


Importante para la Entidad 


" А fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 
siguiente: 


“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”, 

" En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 


“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”. 


En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 


“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluída en el 
paquete”, 


= Ел caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorías, consignar lo 
siguiente: 


“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 


=  Sidurante la fase de actos preparatorios, fas Entidades advierten que es posible [а participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en fa Amazonía, consignar lo siguiente: 


para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo М" 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 


Incluir las disposiciones, según corresponda, Una vez culminada іа elaboración de fas bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 


—————————M—— 

° Para el cálculo del IGV, aplíca el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N* 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimai siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo, 


0,658 
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E 
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importante para la Entidad 


En 
pre 


caso de la contratación de Ja ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
cios unitarios incluir el siguiente anexo: 


Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 


ANEXO N° 6 


PRECIO DE LA OFERTA 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 


Señores 


COM 


ITÉ DE SELECCIÓN 


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N^ [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 


Es grato dirigirme a usted, 


para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 


la siguiente: 


[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 


Total costo directo (A) 
Gastos variables 


gam 
4 | 


A 


OFERTA А SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 


| ___ Total gastos generales (В) 
Utilidad (C) 
SUBTOTAL (A+B+C) 


Monto del componente a precios unitarios | 


“4 


СОМСЕРТО 


Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 


tal com 


о se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 


— J 


% Рага 


el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT a 


norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
ў Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
у Її) Sí el primer decimal Siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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PARTIDA UNIDAD METRADO 


Total costo directo (A 


Gastos generales 


Monto total de la oferta | | 


El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
Seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia Sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 


Importante 


• БГ postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, 


• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 


importante para la Entidad 


= А fin de facilitar la labor del слапова, do selección, Se rocomienda publicar пен ава ал onia далан = 


bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferfa. En tal caso, consignar lo 
siguiente: 


“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta, En caso de divergencia 


——— SN 

*? Para el cálculo del ІСУ, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT Ме 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentído, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
1) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
у і) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo, 


no СУС) 
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prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”. 
En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 


“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se 
presente”, 


En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 


“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”, 


= En caso de contrataciones 


que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 


El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 


= 5) durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, 


“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 


para Іа aplicación де la exoneración del IGV (Anexo М? 8), debe encontrase dentro de fos límites 
del valor referencial sin ІСУ" 


incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, 


las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 


esenta y dos.662 
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importante para la Entidad 


Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidade 
proveedores que gozan del benefició de la exoneración 
Promoción de la Inversión en la Arnazonía, incluir el síguie 


8 advierten que es posible la participación de 
del IGV prevista en fa Ley N? 27037, Ley de 
nte anexo: 


Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 


ANEXO N* 7 


DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 


Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N* [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDIC. 


A], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Мо 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 
las condiciones siguientes: 


1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*" se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 


2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 
de personas jurídicas); 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70% 


) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 
Amazonía; y 


4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


40 


“Importante | 


Cuando se trate de consorcios, esta declaración Jurada será presentada por cada uno de los 
inte 


grantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 


caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio | 


‚ con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 


 —‏ ت 


iscientos sesenta y ёгес. 663 


"чип 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANG UIA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU- 102-2021 - N° 008-2021-MDA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA 


BASES INTEGRADAS 


— a аа... 


ES 
«42 
E 


o 664 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU- 1 02-2021 - N° 008-2021-MDAVCS - PRIMERA CONVOCATORIA ~ 


PASES INTEGRADAS 


Importante para la Entidad 


En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún item no supere los novecientos ті Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 


Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las basos. 


ANEXO М? 8 


SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N* 
DEL ÍTEM O ÍTEMS cUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00] 


u^ 

кө) 

© 
Señores о 
COMITÉ DE SELECCIÓN E 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N^ [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] © 
Presente.- 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER y 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el ; 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O IT EMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que mi representada se encuentra domiciliada en x 
[CONSIGNAR DOMICILIO DEL POSTOR], la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR S 


PROVINCIA O PROVINCIA COLINDANT E AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA, LA 
QUE PODRÁ PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN]. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


000 Importante - 


* Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el 
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), 


• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal 1) del artículo 50 del Reglamento y 
presentar esta solicitud. 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU- 102-2021 . N° 008-2021-MDA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA 


BASES INTEGRADAS 


ANEXO N° 9 


DECLARACIÓN JURADA 
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO) 


Sefiores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N* [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, segün corresponda 


: Importante 


| A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
: la Relación de Proveedores Sancionados por e! Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
` Vigente en http://portal. osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados. 


. También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la ` 
: Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de Іа oferta presentada por el postor 
: ganador de la buena pro. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA чи | “а 
Trabajando 4an to PRR <; у 


és ¡GRO DTE ЈА 


- 


CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA М%09 -2021-MDA/A 


Conste porel presente documento, ја contratación de je Ejecución de la obra denomina 
«MEJORAMIENTO Y аги DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES DEL 
SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSEM USHUM, TAYAPOTRERO Y VISTA 
ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA ~ PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA», 
CUI 2410794, quelo suscriben por una parte la Municipaides Distrital de Anguis en edcian 

LA MUNICIPALIDAD, con RUC N° 20227651599, con domicilio јада! en із Calle Comercio 
М 212 ав Distrito de Angus, provinca de Chota Departemento de Cajamarca 
debidamente representedo por su alcaide encargado según ACUERDO MUNICIPAL 
N*004-2021 MDAJA el SR CARLOS ISAUL CABRERA SANCHEZ identificado cen DNI 
М? 42282663. y de otra parte el CONSORCIO IENCONS, dstidamente n "tace oc 
а! Sr. RONEL YUNER SOLIS ARQUINIGO identificado con Ом! N^ 72931221, con 
пописе Común el ubicado en el Av. Francisco Bolognesi № 113 – Vegueta, Huaura, 


Са EON Lima, integredo рог la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA D £ M S.R.L. con 
7 a ВИС ме 20534106778. con domicilio lega! ubicado en Urb. Los Jardines (4 cuadras hac 


«2 М ам y, Debaio Зе Capilla Vichay) Ancash ~ Huaraz - independencia, debidamente representado 

рог su Representante Legs! ei Sr. MAXIMO VIDAL FALCON ¿identificado con ОМ М” 
41440202, por ia empresa DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.C., con RUC 
М? 20507859389. con deniciho legal ubicado en Mz. A Lt. 3 Av. La Cachesa de los Sauces 
Lime ~ Lima ~ Puente Piedra dersdemente representado рог su Representante Legel е! 
Sr. ANGGI ESTEFANI ESPINO LUCANA identificado con DNI N^ 48881865, la empresa 
CONSTRUCTORA CONSULTORA & PROYECTISTAS ASOCIADOS J & X GONZALES 
* E.LR.L., соз КОС N° 20588515189. con domicilio legal ubicado en Ps; Los Livertadores 


Seiscientos sesenta y nueve.669 


SN. Ciudad Constitución (Frente а la Comisaria) Pasco - Oxapampa — Puerto Bermüdez 


cebidemenie representado por su Representante Legal ei Sr, PAOLO RAMON 
GONZALES CANCHANYA idenificado con DNI N° 40567898; v por la вукова 
INGENIERÍA EN CONSTRUCCION SOSLIS S.A.C., con RUC N° 20600745520 con 


demicilo lega! posedo өп Ам Francisco Bolonnesi М? 113 Машина - Ниаша - Шта 


SOLIS ARQUINIGO 


DNI н” 72561221 
REPRESENTANTE COMUN 


O вани 


debidamente representado por su Representante Legal .ei Sr, RONEL YUNER SOLIS 


p IENCONS 


127 Y 
Бо š ARQUINIGO мепибсадо con DNI N^ 728861221; a quienes en adelante se le denominará 
Ж TE El CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 


с 


ER 


CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 


30521 


Con fecha ОЗ de diciembre del 202! el comite de selección adjudicó la i e c 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA .- 00102 2024 — 008 — 2021 «МОДІ convecado егіз 
ia месисол dela obre denominada «WEJORAMI E Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
FOTABLE E INSTALACIONES DE; SANEAMIENTO BASICO EN LAS 0 CALIDADES DI 
YAMSEM USHUM, TAYAPOTRERO у STA AE зне DEL DISTRITO DE А? SUIA - ус VINC 


DE CHOTA - DEPARTAMENTO р: CU! 2410784 


с 
е 
2 
2 
с 
e 

< 


29 
У 
zt 
5; 
алгы 
ы 
oz 

% 

а 


- Жағы. 
15 


сю)енсоня 


"A p^ jando Jaata P 
EXKL 


>», 
г 


e €: гепоу vado amas de Іа feche de so vencimiento. contonme a io Ci 
del Regiemento de la Ley се Contrataciones del Estaco 


CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 


"LA ERTIDAD otorgará un acslamo recto por є! 10% del monto del contrato оп на! 
"ы 


EL CONTRATISTA deves s formalmente el edelsni 
calendario siguientes а la suscripción de contrato, adiuniando а f 

севе mediar Ме Carta Fianza y el comprobante се pago correspandia 

дере entregar е ! monto solicitado dentro де los siete (7) dias siguien өз 


la solicitud de Ei. CONTRATISTA 


: ocho (8) c 


Venado el piezo рага solicitar e! вазе no procederá la solicitud, 


CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES О INSUMOS 


"LA ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales с insumos por el 20% del monio del 
contrato original conforme al calendario de adouisición de materiales c insumos presentado 
por EL CONTRATISTA 


La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 8 dias calendario previos a ја fecha 
péevista en el opis de adquisición de е G insumos рага ceda edquisición, con 
ia ппардад aue El CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o Insumos en ia 
opasunicad prevista en el calendario бе avance de obra valorizado Рага ігі efecto, El 
CONTRATISTA debe soncitez le entregas dei adelanto en un plazo de 15 dias calendano 

anteriores аі mico del plazo artes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantie por 


adelantos mediante certa fianza у el compr obante de pago respectivo 


La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado ві plazo d 
ejecución de la obre. No procede et otorgamiento del адегагио para materiales = insumos en 
ios casos en que las schcilucss correspondientes sean realizedes con postenoridagd a las 
fechas рибі des en el calendario de edauisición de materiales e insumos 


CLÁUSULA UNDÉCIMA: FORMIDAD DE LA OB 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Орга 


CLÁUSULA DUODECIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONT TA 
EL CONTRATISTA declara bajo juremenio que se compromete а cumplir ias obligaciones 
derivadas del presente contrato, oejo sanción бе quedar Innabilitado para contratar con si 


Estado en caso de incumplimiento 


CLÁUSULA DECI ERCERA: RESPONSA DAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentinuemo de la hicuiceción del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, postenormente por 


males 


defectos o уб ocuitas, confor me a lo dispuesto р por los articulos 40 de! TUO de la LCE de 
Ж del Estado y 175 dei RLCE ти _ 


сзпаасіэлее : 


STA es de / whos, conrados а paña 


El аго máximo de г 
dela conformadas de la re 


а А PECIA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS ОСИ TOS 
= Qpra пові consentmi 


E з suscripción | del Actas 
alo de opa en de L ENTIDAD а гес 
с терце io por dos artículos 


Gelerios © v кр { рої 
Heglamento 


Conteteciones 
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e : 
: 


QUINI^ 


ANTE COMON 


ЈЕ 
gos 
AR 
2954224 


к. 
№ 
NEK зора 
қ“? 


т 
REPRE SEIT 


со 
темно 


| 

1 

| 

| 

| 

| 

! 

|7 | CAMBIO DE OTROS PROFESIONALES PROPUESTOS | | влбдо “веў, 
[1 

| 


97! CRONOGRAMA VALGRIZADG AL INICIÓ DEL PLAZO ^ 


Superasión de бів y anotado en е 


cual se aplicara із pensidad exiebletida 
5 | PERMANENCÍA DEL RESIDENTE DE OBRA 


nanende у dresis, (Ал 156 del | 


El Residente es de lora ре 
| Regiememo de ја шу de conitalanionez). Ба case gue el 


зетазелагтеа en із 


Residente de Obre no permansz 
| орга кете CAUSE de із aplicación dela mese Le multa será pe 
сиба día de inasistencia myustifcado 
Un justiiceción de ausencia deberé єкт notificada a! Supervisor 
E inspector de Obra mediante cara o anotación cn €! cuaderno 
| ds ebre Ls verhcación de la inasi 


| Р 
| Sunemnisión о Inspeocón de exa Para le aplicación bastara 


tenda mará efectuada por ta 


| son que el auparisor o inspecter anote en el cuaderno de obra | 6/1000 del 
| tal ha 
| será aplicada si en lan visitae del coordinador de «ra о Monitor 
"ier representante de la Entidad no encontrase 


y comunique а de Entdad, Asimismo, esta penalidad | contratado 
| 


бе dba о Gue 


| at Residente іо cual será. comunicado з la Supervisión о 


і 
! inspección para la anotación во el завета do obra 


6 C CAMBIO DEL "PROFESIONAL PROPUESTO COMO | 104000 del 
! RESIDENTE DE OBRA, contratado 


| 
| РАВО DEL PERSONAL — ^ Е 7 
| Por {в demora еп el complimiente do ios pagos del persona! al 

| servicio del contrehsta por un periodo mayor а un mes. La muke | 4/1000 del monto 

Ser por caga caso detectado El hecho serê oonerorado po: | contratado 

| la Supervisión дс ora, Pera la apiiceción de te penalidad | 
| deberá anotarse en el cuaderno de obra por ta Sunendsión о | 
| 


inspección 


CONTRACTUAL. | 
Cuando еі contratista. по cumpla еп entregar el calendario | 
! 21060 де 
| contratado 
| 


узіогігьдо adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, 


| r ^ plazo de 24 horae La milia зета por баба dis de retraso 
| 


| enla presentación 
10 | ACTOS 0010808; 


Cuando se compruebe que 2! personel del С 


10/1090 del 


Mumia 


А ме : | 

ооо догово (пашуе еі residenie пе обл) en гема de la | 
2 4 : | 

= Distrital de Аз ший. әдетпен de le sepatación de | 
терете. La | contratado 


, los trabaiodores. se је aplicará le mulla є 


i-nusme ates sens ida ier із аңына جه‎ MT 
| PARAR рн SUPEREN TUE 
anotado ea e euegdennü Өс сома cob lo quel ва aplicará de 


рене es 


alguna mf 


Vora о 


sor debere nolar є 


остен 


monto | бе: 


| 
| Oel Supereiso 


monto | Seca intorme 
° | dei Supervisor 
_— 4---. 


monto | Según informe 


| del Supervisor 


Segun forme 


| 
| 
! де! балеге 
| 


monto | Segun mfarme 


де! Superar 


momo | Según угла 
del Supervisor 


nda, 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA -— гамі 
Trabajando ¡unto 


m [T 


знае e hn SONE dicas 


Смакилега de las partes n 
comroversias dentro del pia 
su Reglamento 


Estado 


^n dentro 


Facultativamente, созше de las panes tiene el derecho a solcher uns concluso 
de! plazo de caducidad correspondiente, según Io señalado en él articulo 224 del Re« 
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurre al = 
legye a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parci ial Les conirovet 
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometida as a арша ше 


ава Т 


du жой en сав 


«пе 


El Laude arbitra! emitido es ідарвіабів, зеплиме y obligatorio para las partes desde ві 


n, según lo previsto en ei numeral 45 21 del articulo 45 de la Ley 


us Pat жөр ш 
de Contreteciones del Estado 


CLAUSULA VIGÉSIMA SEGU ¡FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA 
Cualquiera de las paries puede elevar el presente contrario a Escritura Pública corrienao соз 


locos los gastos que demande esta formalidad 


CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
TRACTUAL 
Las partes deciaran 6! siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen 


durante la ejecución del presente contrate 


DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Comercio М" 212 del Distrito de Anguia 


DOMICILIO DEL CONTRATISTA, Ау. Francisco Bolognesi N° 113 - Vegueta, Huaura, 
Lima 


~ 


Le variación del domicilio agu! csciarado де eigune de les paries debe ser comun nica de ala 
ота parte, tormalmente y por esonte, con una anticipación no menor de quince (15; dias 


Seiscientos setenta y dos.672 


calendario. 
De acuerdo con las bases miegredas, із ie па y las disposiciones del presente contrato, las 
partes es io firman por duplicado en señal de conformidad en el Distrito de Anguia a los 07 cias 
dei mes de diciembre det 2021 
= / 
н сш be Angue CONSORCIONENCONS 
4 МИ, 
aromas — им WOWELY cA a 
Carlos 2и Co rera Sa: sch e РЕ A Со Оты» 
AL E ENCARGADO 


LA ENTIDAD ECCONTRATISTA 


“ 


LOS Suscrios deci 


\ Nd A ULL бї Х 4. 
MUNICIPALIDAD CISTRI ТАЈ DE ANGUIA 
ADM пасва sel СЫЗА”: p ara Ё 0% 


Los Olivos 


ANEXO N° 5 


PROMESA DE CONSORCIO 


ES 


COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA - 00102 2021. 


OS txpresanenie que heros сорчвтицо 


que Jure el procedimiento de selección para presenter una 


SIMPLIFICADA - 00102 2021 - 008-2021-MDA/CS-1 


а) isgrantes del c 


о de contorm 
eiecones бе! Estado баю ias неле condiciones 


SOCIO 


1. CONSTRUCTORA Y CONSULTORA D & M S.R.L. 

2. INGENIERIA EN CONSTRUCCION SOLIS S.AC. 

3. DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS SAC. 

*. CONSTRUCTORA CONSULTORA & PROYECTISTAS 
ASOCIADOS J 8 X GONZALES E.LR.L. 


- 008-2021-MDA'CS.1 


enhn от 


отела 


ел Caso de obtenes la buena pro nos comprometemos a (оптанкег el сопивіо је 
шас сол io establecido por el articuio 140 del Reglamento de la Lev de 


КОС N° 20534106778 
RUC N^ 20600746520 
RUC N* 20607859389 


RUC № 20568515189 


о. Designamos al S: RONEL YUNER SOLIS ARQUINIGO identificado con DNI м" 72961221 como 


° Nesponsadle para Eiscutar conjuntamente la ejecución de Obra 

° Responsable únicamente de la veracidad de la Expenencia del Posty 

"  Encergada de presentar las Linea de Créditos emibdas nar аз entaades financieras 

3. OBLIGACIONES DE DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS 5 

* Responsable рага Eiecutar conjuntamente із uctón de Obra 

• - 8 185 cartas fantas саға el perieccionamienio del contrate y Qurante la eec 
AecIo y adelanto de m 

° юп de la оопа tecnica y ol опотиса 

. PESEMA en la mana in ) си 
quidación y/o constancias de 


Representante © 


"ios al 


Іс MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


A THE declaramos Que s Герба адна є 
natitado өн suspendido pars oon El 


omun aei CONSORCIO IENCONS pig siecios de partcipe en todos ins асіс5 
ЗОН це selección SUSCHBCIÓN y eiecución del contrajo corresponde 


"e" 
Lon 


по зе encuentra mpedido 


amos nuesto долу дегі comun en Av. Francisco Bolognesi N° 113 — Distrito de Мепивіа, 


Provincia de Huaura, Departamento de Lima 


Las Cbigaciónes que corresponden а cada uno ge los 
Siguientes 


с QSLIGACIONES DE CONSTRUCTORA Y CONSULTORA D 8 M8 


ту 


Responsable para Ejecutar conmuntamente ја ejecución de Obra 


Migrantes del consorcio 265 las 


RL 38.00 % Parnicwacon 


Responsable vrucamente de la veracidad de la Expenenaa del Po 


: OBLIGACIONES DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION SOLIS S.A.C. 9.00 4, Pargcipacion 


ғ д М Ванны 
Hes 500% Уалинраск)! 


egurando la veracidad de la 


CONSORCIO ¡encon 


эз жабы е. 
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Y 
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чі 


E DESTCON INGENIEROS 8 ARQUITECTOS SAC INSCRITO! 


S EN LA PARTIDA ме 14564436 DEL REGISTRO DE 


Ж. 
€ 
T EI 
GERTIEICO. GUE LAS FIRMAS QUE APARECEN EN EL амубрі Ка РМР ж еМ, 
"--— + 


ESPINO LUCANA IDENTIFICADO t ӘМ ЮМ! М" 48881865. СЛЕМ FIRMA EN SU CONDICIÓN UE GERENTE A 


by 
PERSONAS WHIDICAS 


OF ИМА Y DON PAOLO RAMON GONZALES CANCHANYA, IDENTIFICADO ( 


40567896. CUIEN FIRMA EN SU CONDICION DE TITULAR GERENTE DE CONSTRUCTORA CONSULTORA Y 
PROYECTISTAS ASOCIADOS J&X GONZALES EIRL INSCRITOS EN (А PARTIDA 


PERSONAS JURIDICAS OE SEDE HUANCAYO - SELVA CENTRA: 


CON ONIN’ 


М" 11059304 DEI REGISTRO ре 


DE LO QUE DOY FE E E 
El NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE El CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO DECRETO 
LEGISLATIVO N' іме з IIT - z 


AA — L TE 


[IMA 1% DE NOVIEMBRE DEL 2021 хахуљиг 


= = ~ 
ЖУС-- ~ N 
2556 е" ў 
м2. ы ә, 
ж М1 ы 
% , 


% 
че 


а М А ; Л ПЕП, 
ESAS AA. Dr Luis Mafuel Gómez IA 


«ра у 


Va ABOGADO | «БУШ 

Сы : 

9 NOTARIO DE LANA ПТА 
p NOTARIA 


` 
- Ты 
o Ñ ч 
4 
г 
recut 


Gómez Verástesul 


CERTIFICO: QUE (А FIRMA (QUE APARECE. FN EL PRESENTE DOCUMENT 
ORRESPONDE A MAXIMO VIDAL FALCON. {DENTE ADO CON DOCUMENTO 
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 41448202, QUIEN НЕМА EN REPRESENTACIÓN 
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 


Lima, 16 de julio de 2022 


OFICIO М? 549-20 ENDA/VMCS/PNSR/DE 


Señora: 

MAGALY DEL PILAR RAMÍREZ TORRES 

Fiscal Adjunto Provincial 

Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder 
Av. Abancay Cuadra 5 s/n — 5to piso 

LIMA. - 


Asunto : Respuesta a requerimiento de información del caso 2-2022/EFICOOP 


Referencia | : a) Oficio N° 924-2022-EFICOOP-MP 
b) Informe N*690-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT 


Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), 
mediante la cual su despacho, solicita información de proyectos en el distrito de Anguía 
y Chadín de la provincia de Chota — departamento de Cajamarca, durante los años 2019 
al 2022, así como del distrito de Gorgor — provincia de Cajatambo — departamento de 
Lima durante los años 2021 y 2022, así mismo, el expediente de contratación 
adjudicación simplificada 0.0 М? 102-2024 Ме 008-2021-MDA/CS BASES integradas, 
sobre la obra: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación де! 
Saneamiento Básico en las Localidades de Yamse Ushum, Tayapotrero y Vista Alegre 
del Distrito de Anguía - Provincia de Chota - Departamento de Cajamarca” y del 
Procedimiento de contratación Publica Especial 004-2021-MPC/CS-1 de |а 
Municipalidad Provincial de Cajatambo departamento de Lima. 


Seiscientos setenta y seis.676 


Al respecto, para conocimiento y fines adjunto el Informe N° 690- 
2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT, de la Unidad Técnica de Gestión Territorial del 
Programa Nacional de Saneamiento Rural — PNSR, mediante la cual se remite lo 
solicitado por su despacho. 


Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi 
especial consideración, 


Atentamente, 


DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

Ing. CARLOS HERMILIO CALDERÓN NISHIDA 

Director Eiecutivo HR е 

Programa Nacional de Saneamiento Rural 

Viceministerio de Construcción y Saneamiento FIRMA DIGITAL 


Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento g Di do наново ¿CALDERON 
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“Decenio ае la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 


НТ: 84606 - 2022 


INFORME N° 690 - 2022 - VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT 


А : ING. CARLOS HERMILIO CALDERÓN NISHIDA 
Director Ejecutivo 
Programa Nacional de Saneamiento Rural 


De : ING. ERICK A. NUNEZ WONG 
Jefe de Unidad de la Unidad Técnica de Gestión Territorial 
Programa Nacional de Saneamiento Rural 


Asunto : Respuesta a requerimiento de Información del caso 2-2022/EFICOOP 
Referencia : Oficio М? 024-2022-EFICOOP-MP 


Fecha : Miraflores, 15 de julio de 2022 


I a‏ س 


Por medio del presente, me dirijo a usted en relación al documento de la referencia mediante 
el cual la Sra. Magaly del Pilar Ramírez Torres Fiscal adjunto provincial del Equipo especial 
de Fiscales contra la corrupción del poder, solicita información documentada respecto, de 
los proyectos en el Distrito de Апаша y Chadin de la Provincia de Chota - — Departamento 
de Cajamarca, durante los años 2019 al 2022, así como del distrito de Gorgor — Provincia 
de Cajatambo - Departamento de Lima durante los años 2021 y 2022, así mismo el 
expediente de contratación adjudicación simplificada D.U N* 102-2021 М? 008-2021- 
MDA/CS BASES integradas, sobre la obra: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 
Potable e Instalación del Saneamiento Básico en las Localidades de Yamse Ushum, 
Tayapotrero y Vista Alegre del Distrito de Anguia - Provincia de Chota - Departamento de 
Cajamarca y del “Procedimiento de contratación Publica Especial 004-2021-MPC/CS-1 de 
la Municipalidad Provincial de Cajatambo departamento de Lima. 


Al respecto, para conocimiento y fines adjunto el Informe N° 051. 
2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/ UTGT-RRH emitido por la Especialista en Monitoreo, quien 
remite lo solicitado. 


Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines que estime pertinentes. 


Atentamente, 
FIRMA DIGITAL 


Firmado digitalmente por:NUÑEZ 
Documento firmado digitalmente g K Erick ld FAU 


Қ I PR = 1 5609. 5 el autor del documento 
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Programa Nacional de Saneamiento Rural — MVCS 
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ЕТ: 084606-2022 


INFORME N* 051 - 2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-RRH 


A : ING. ERICK ARNOLD NUNEZ WONG 
Jefe de Unidad de la Unidad Técnica de Gestión Territorial 
Programa Nacional de Saneamiento Rural 


De : ING. ROXANA RIVERA HURTADO 
Especialista de monitoreo - UTGT 
Programa Nacional de Saneamiento Rural 


Asunto : Requerimiento de información 
Referencia : Oficio N* 024-2022-EFICOOP-MP 
Fecha : Miraflores, 08 de julio del 2022 


—————— He ЕР 


Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de із referencia, mediante el cual la Sra. 
Magaly del Pilar Ramírez Torres Fiscal adjunto provincial del Equipo especial de Fiscales contra 
la corrupción del poder, solicita información documentada respecto a los proyectos de inversión 
y obras püblicas que se hayan efectuado en los distritos de Anguia y Chadin - Provincia de 
Chota — Departamento de Cajamarca, durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022, asi como del 
distrito de Gorgor — Provincia de Cajatambo — Departamento de Lima durante los años 2021 y 
2022. Para tal efecto, deberá remitirse el expediente técnico completo del procedimiento de 
selección de ejecución simplificada D.U N° 102-2021 М? 008-2021-MDA/CS BASES integradas, 
sobre la obra: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del 
Saneamiento Básico en las Localidades de Yamse Ushum, Tayapotrero y Vista Alegre del 
Distrito de Апдша - Provincia de Chota - Departamento de Cajamarca y del "Procedimiento de 
contratación Publica Especial 004-2021-MPC/CS-1 de la Municipalidad Provincial de 
Cajatambo departamento de Lima. 


Al respecto se informa lo siguiente: 

1. Proyectos de inversión y obras püblicas que se hayan efectuado en los distritos de 
Anguia y Chadin - Provincia de Chota — Departamento de Cajamarca, durante los 
айов 2019, 2020, 2021 y 2022 


De acuerdo al reporte del sistema de seguimiento de proyectos -SSP del MVCS donde se 
registran todos los proyectos que el sector evalüa, financia y transfiere recursos a los 
gobiernos locales, entre los afios 2019 al 2022 se tiene que para el distrito de Chadin, NO 
se tiene proyectos en este lapso de tiempo. 


Del reporte del SSP para el distrito de Chadin solo se tiene proyectos entre los años 2012 
y 2016. 


AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL Convenio М" 477-2012- 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MUNICIPALIDAD VIVIENDA/VMCS/PNSR 


200718 | ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DISTRITAL DE , Adenda N° 01 al 2,183,212.00 
DE CHADIN , DISTRITO DE CHADIN - CHADIN Convenio N* 477-2012- 
CHOTA - CAIAMARCA VIVIENDA/VMCS/PNSR 


НЕМА Об: А: 


+" Firmado digitaknentu por FUVERA 
E opera FAU 29504749907 soft 


Ee ds 15 14:21:49-0604 
VIVIENDA SN. 
ev ~ У. > 


И бж — - BICENTENARIO 
{ Siempre 2200051 DEL PERÚ 
1 


con wi pueblo s М 2021- 2024 


Seiscientos setenta y ocho.678 


Cas 


ў? PERÚ 


Ministerio 
de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento 


20 Vragransa Naonna’ 
| бе faneonmaento Века 


"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ" 


AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES MUNICIPALIDAD 
EN LOS CASERÍOS DE SOLEDAD, 
JELELIP, CAPARICO Y NUEVO ORIENTE, 
DISTRITO DE CHADIN - CHOTA - 
CAJAMARCA 

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL 


Convenio М" 832-2016- 
VIVIENDA/VMCS/FNSU 


CAJAMARCA | CHOTA | 


Convenio М" 618- 


SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 2016-VIVIENDA/ 

SANEAMIENTO BASICO DE LOS ios VMCS/PNSU, ADENDA 
CASERÍOS PUENTECILA, СНАСАРАМРА | PISTRIYAL N" 1 AL CONVENIO N' 
Y NUEVO VAQUERIA, DISTRITO DE 618-2016-УМЕНРА/ 


CHADIN - СНОТА - CAJAMARCA MVCS/PNSU 


AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL 


Convenio М” 619- 


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES | [MUNICIPALIDAD а 
EN LOS CASERÍOS DE ALISOPAMPA, DISTRITAL DE CHADIN | qa 1 AL CONVENIO ҥ 
SAN MARTIN Y VISTA HERMOSA, CHADÍN 619-2016-VIVIENDA/ 
DISTRITO DE CHADIN - CHOTA - VMCS/PNSU 


CAJAMARCA 


De acuerdo al sistema de seguimiento de proyectos -SSP del MVCS donde se registran 
todos los proyectos que el sector evalúa, financia y transfiere recursos a los gobiernos 
locales, entre los afios 2019 al 2022 se tienen 03 proyectos registrados para el distrito de 
Anguia, еі cual se detalla a continuación: . 


Tuer 4 | b 
| sigo Жа сүз Шаа 
| сосен HEAT 


| 08 а | 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y | MUNICIPALIDAD 
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE DISTRITAL DE CAJAMARCA CHOTA ANGUIA 
ANGUIA, DISTRITO DE ANGUIA - ANGUIA 
CHOTA - CAJAMARCA 


CREACION DEL SANEAMIENTO 
CAJAMARCA CHOTA ANGUIA 


№ 
асса CELB Ob RA ја Ва 
| ا‎ aa 


CONVENIO М" 088- 
2019- 

VIVIENDA/VMCS/PN 

5R, 


3,666,192.00 


DECRETO DE 
URGENCIA N* 114- 


BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE 
RODEOPAMPA, LA SUCCHA, 


MUNICIPALIDAD 
PAMPAGRANDE, COLCABAMBA Y 2020 Y 
2439879 | SECTOR CERCADO DE ANGUÍA- 5 E ow LEY N" 31084 | 5:167,090.00 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PRESUPUESTO DEL 
AÑO 2021 


ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO 
BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE 
УАМУЕ USHUM, TAYAPOTRERO Y 
VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE 
ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 


MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ANGUIA 


DU М" 102-2021-EF, 
05 N° 034-2022-ЕР 


2410794 CAJAMARCA CHOTA ANGUIA 3,311,857.00 


Para el caso del SNIP М? 369541 se adjunta в! Convenio М? 088-2019/PNSR. 
Para el caso de SNIP N*2439879, se financio con el DU N* 114-2020 y en el dispositivo 


no estipula firma de Convenio. 
Para el caso de SNIP М? 2410794, se financio con el DU N* 102-2024 y en el dispositivo — 


no estipula firma de Convenio. 


2. Proyectos en el distrito de Gorgor – Provincia de Cajatambo — Departamento de Lima 
durante los años 2021 y 2022 


De acuerdo al reporte del sistema de seguimiento de proyectos -SSP del MVCS donde se 
registran todos los proyectos que el sector evalúa, financia y transfiere recursos a los 
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gobiernos locales, entre los años 2019 al 2022 se tiene que para el distrito de Gorgor, NO 
se tiene proyectos para este distrito 
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3. Remitirse el expediente técnico completo del procedimiento de selección de 
ejecución simplificada D.U М? 102-2021 N° 008-2021-MDA/CS BASES integradas del 


proyecto SNIP N* 2410794 

Al respecto este proyecto se financio con el DU N° 102-2021 de fecha 29.0ct.21 donde se 
transfiere recursos a los gobiernos locales, siendo la Unidad ejecutora responsable del 
proceso de selección, por lo que el PNSR o el Centro de Atención de Cajamarca no cuenta 
con ningún expediente de contratación o bases integradas del proceso de selección de AS 
D.U М% 102-2021 М" 008-2021-MDA/CS. 


Сото acciones de seguimiento al proyecto solo se realiza las coordinaciones con la unidad 
ejecutora y seguimiento a través de la plataforma del SEACE en la etapa del proceso de 
selección. 


4. Remitir el expediente del "Procedimiento de contratación Publica Especial 004-2021- 
MPC/CS-1 de la Municipalidad Provincial de Cajatambo, 


Al respecto se ha precisado en el punto 2) que МО se tiene provectos financiados por el 
MVCS еп el distrito de Goraor y provincia de Caiatambo, siendo estos documentos del 
proceso de selección responsables solo la Unidad ejecutora. 


Es cuanto informo a usted para conocimiento y fines. 


Atentamente, 


Documento Firmado Digitalmente 


ing. ROXANA RIVERA HURTADO 
Especialista de Monitoreo - UTGT 
Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR 
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Convenio de Transferencia de Recursos Públicos entre el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Anguia 


Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia de Recursos Públicos que 
celebran: 


- 


El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Programa 
Nacional de Saneamiento Rural, con RUC N* 20548776920 y domicilio legal en 
Avenida Benavides М” 395, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, 
representado por su Director Ejecutivo, el señor Ciro Alejandro Zavaleta López, 
identificado con D.N.I. N° 29681747, designado por Resolución Ministerial № 274- 
2018-VIVIENDA, y debidamente facultado según Resolución Ministerial N* 013-2017- 
VIVIENDA, modificada por Resolución Ministerial Ме 235-2017-VIVIENDA, en lo 
sucesivo se denominará VIVIENDA. 


La Municipalidad Distrital de Anguila, con RUC N° 20227651599, y domiclio en 
Calle Comercio М” 212, distrito de Anguía, provincia de Chota, departamento de 
Cajamarca, debidamente representado por su Alcalde, el señor Jose Nenil Medina 
Guerrero, identificado con DNI N^ 47397015, segün Credencial otorgada por el Jurado 
Nacional de Elecciones, en lo sucesivo se denominará LA MUNICIPALIDAD. 


ve e acuerdo a los términos y condiciones siguientes: 


CLÁUSULA PRIMERA: DE LA BASE LEGAL 


о з з е 


Constitución Política del Perú. 

Ley М" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

Ley Ме 20156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias, y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-ЕЕ. 

Ley М? 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, 
Decreto Legislativo М? 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 

Decreto Legislativo N* 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

Decreto Supremo N° 242-2018-EF, aprueba Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo М” 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

Decreto Supremo N* 002-2012-VIVIENDA, que crea el Programa Nacional de 


Saneamiento Rural, bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento 
- del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. j = 


Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Decreto Supremo Мо 019-2017-VIVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo Мо 
1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, y modificatorias. 

Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo М" 1252, 
Decreto Legistativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. 

Resoluciones Ministeriales Ме 013-2017-VIVIENDA y N* 235-2017-VIVIENDA, que 
aprueban y modifican, respectivamente, el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de Saneamiento Rural. 
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CONVENIO N* 2019-VIVIENDA/VMOS/PNSR 


Convento de Transferencia de Recursos Públicos entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la 


Municipalidad Distrital de Anguila 


Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva М? 001-2019- 
EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. 


CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES 


2.1 


2.2 


VIVIENDA es el órgano rector del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, que 
conforme a la Ley N° 30156 — Ley de Organización y Funciones, tiene competencia 
para formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas de alcance nacional 
aplicables en materia de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, para lo 
cual dicta normas de alcance naciona! y supervisa su cumplimiento. Asimismo, ejerce 
competencias compartidas con los Gobiernos Locales, en materia de vivienda, 
urbanismo, construcción y saneamiento. 


LA MUNICIPALIDAD es un órgano de gobierno local con las atribuciones, 
competencias y funciones que le asigna la Constitución Política del Perú, la Ley 
Ме 27972 — Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley N° 27783 - Ley de Bases de 
Descentralización. 


Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en 
coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el 
objeto de facilitar la competitividad focal y propiciar las mejores condiciones de vida de 
su población, 


En el marco del proceso de descentralización y conforme al criterio de subsidiariedad, 
el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia 
o función; por consiguiente, el gobierno nacional no debe asumir competencias que 
pueden ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su 
vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales, tal 
como lo dispone el artículo М, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 


Así, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen entre otras la función 
específica compartida de administrar y reglamentar, directamente o por concesión el 
servicio de agua potable, alcantarillado y desagúe, limpieza pública y tratamiento de 
residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo. 


CLÁUSULA TERCERA: РЕ LOS ANTECEDENTES 


Mediante Decreto Supremo N* 002-2012-VIVIENDA se creó el Programa Nacional de 
Saneamiento Rural, bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el objeto de mejorar la 
calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de agua y 
saneamiento en las poblaciones rurales del país, optimizando su calidad de vida al 
influir en la mejora de la salud y la nutrición de dichas poblaciones. 


Mediante la Resolución. Ministerial N* 155-2017-VIVIENDA y sus modificatorias, se 
estabiecen los Requisitos de Admisibilidad y Criterios de Evaluación pará priorizar la 
asignación de recursos a las inversiones en el sector Saneamiento, 


De acuerdo a las disposiciones de la Ley М" 30878 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el año Fiscal 2019, los gobiernos locales y los gobiernos regionales, 
podrán ser financiados para la ejecución de proyectos de inversión pública. 


LA MUNICIPALIDAD mediante Oficio М? 079-2018-MDAJA, solicitó financiamiento а 


VIVIENDA para la ejecución del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ANGUIA, 


ч 


^ 
= 
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CONVENIO N^ 2019-VIVIENDA/VMCS/PNSR 


Convenio de Transterencia de Recursos Públicos entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y le 
Municipalidad Distrital de Angula 


DISTRITO DE АМОША - СНОТА - CAJAMARCA", con Código Único М" 2331002 
(Código SNIP N* 369541), en adelante el PROYECTO. 

3.5 Mediante Informe М” 128-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT e informe N' 005- 
2019/VMCS/PNSR/UT GT/cerquin, la Unidad Técnica de Gestión Territorial del 
Programa Nacional de Saneamiento Rural, emite opinión favorable para el 
financiamiento del PROYECTO y suscripción del presente convenio, dado que cumple 
con los criterios de admisibilidad y de evaluación, conforme con !a normatividad 
pertinente. 


3.8 Mediante Informe N° 005-2019/VMCS/PNSR/UTGT/cerquin, la Unidad Técnica de 
Gestión Territorial del Programa Nacional de Saneamiento Rural informa que el 
PROYECTO cuenta con declaratoria de viabilidad vigente otorgada en el marco del 
derogado Sistema Nacional de Inversión Pública, con los registros actualizados en la 
fase de inversión del PROYECTO, y emite opinión técnica favorable para la 
transferencia de recursos públicos a favor de LA MUNICIPALIDAD para el 
financiamiento de la ejecución y supervisión del PROYECTO hasta por la suma de 
S/3'666,192.00, el mismo que se financiará con cargo a los recursos de VIVIENDA. 


CLÁUSULA CUARTA: | DEL OBJETO DEL CONVENIO 


El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiclones administrativas, financieras y 
de operatividad entre las partes, para el financiamiento del PROYECTO, para lo cual VIVIENDA 
transferirá los recursos públicos a favor de LA MUNICIPALIDAD, los que deben ser destinados 
única y exclusivamente a la ejecución y supervisión del PROYECTO, el que se ejecutará bajo la 
modalidad de: Administración Indirecta y en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. 


CLÁUSULA QUINTA: DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 


5.1 VIVIENDA financiará el PROYECTO hasta la suma de 8/ 3'666,192.00 (Tres millones 
seiscientos sesenta y seis mil ciento noventa y dos con 00/100 soles) incluido 
IGV, con cargo al presupuesto de año 2019, 


5.2 Ка Estructura de Financiarniento del PROYECTO se establece en el ANEXO 1, que 
forma parte integrante del presente Convenio. Dicha estructura deberá estar acorde y 
de forma proporcional al Cronograma Físico y Financiero del Proyecto, remitido por LA 
MUNICIPALIDAD y aprobado por VIVIENDA. 


53 LA MUNICIPALIDAD podrá aportar los recursos necesarios para financiar los 
mayores costos y gastos que se originen en la ejecución y/o supervisión del 
PROYECTO, de ser el caso. 


CLÁUSULA SEXTA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO 


El presente convenio entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación del decreto 
Supremo que autorice la transferencia de recursos para el financiamiento del PROYECTO y 
culmina con la Liquidación Técnica y Financiera del Convenio o rendición de los recursos 
transferidos que presentará LA MUNICIPALIDAD a VIVIENDA. x 7 


En tanto no se emita el decreto supremo que autoriza la transferencia de recursos, el presente 
convenio no surtirá efecto jurídico. 


CLAUSULA SEPTIMA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
ж БЕ У partes asumen las siguientes obligaciones y compromisos: 
El 


1 DE VIVIENDA: 
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CONVENIO N* 2019-VIVIENDA/VMCS/PNSR 


Convenio de Transferencia de Recursos Públicos entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la 


7.1.1 


Municipalidad Distrital de Anguia 


Gestionar la emisión del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos 
a favor де LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento dei PROYECTO, conforme 
a la Estructura de Financiamiento establecida en el Anexo 1-A. 


Realizar la verificación y seguimiento, desde la suscripción del Convenio hasta la 
liquidación técnica y financiera del Proyecto, lo que incluye el monitoreo físico y 
financiero de los recursos, del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
Convenio y el Cronograma Físico y Financiero del Proyecto, que forma parte 
integrante del presente Convenio, conforme a la Ley N* 30879 - Ley de 
Presupuesto del Sector Pública para el año fiscal 2019 y lo establecido en el 
dispositivo legal que aprueba la transferencia de recursos. 


Las acciones de verificación, seguimiento y monitoreo que realiza VIVIENDA en el 
marco del presente Convenio, no reemplazan ni sustituyen las funciones que, en su 
calidad de Unidad Ejecutora, corresponden a LA MUNICIPALIDAD en relación a la 
supervisión de la ejecución de la Obra, ni de las acciones de control que le 
corresponden por el uso de los recursos transteridos. 


Realizar visitas inopinadas de forma regular a la obra, para l& verificación y 
monitoreo del avance físico y financiero del Proyecto, y ante posibles alertas que 
surjan del seguimiento realizado. 


Comunicar al Órgano de Contro! Institucional de LA MUNICIPALIDAD, y a la 
Contraloría General de la República, en los casos de incumplimiento de las 
obligaciones del Convenio; y excepcionalmente а! Ministerio de Economía y 
Finanzas cuando se tome conocimiento de indicios razonables sobre hechos 
irregulares en la ejecución del PROYECTO. 


En caso se advierta la comisión de presuntos actos delictivos durante la vigencia 
del convenio, se deberá comunicar al Procurador Publico de VIVIENDA. 


72 DE LA MUNICIPALIDAD 


7.2.2 


Incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por VIVIENDA, de acuerdo 
con la normativa presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas que resulte 
aplicable, asegurando el correcto registro de los códigos presupuestales señalados 
en el dispositivo legal que autoriza la transferencia de los recursos. 


Utilizar los recursos transferidos por VIVIENDA, única y exclusivamente para el 
financiamiento del PROYECTO, quedando prohibidas las anulaciones 
presupuestarias con cargo a dichos recursos, así como destinarlos en custodia bajo 
otro concepto o depositarlos en cuentas no administradas por el Tesoro Público. En 
caso la MUNICIPALIDAD haya destinado o utilizado para un fin distinto los 
recursos transferidos para el PROYECTO еп el marco del presente convenio, 
VIVIENDA no gestionará la transterencia de mayores recursos para cubrir el déficit 
generado por dichas acciones. 


Realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias, para que en un 
plazo máximo de 60 días calendario tontados desde el día siguiente de emitido el 
dispositivo legal que autoriza la transferencia de recursos, se еўесіце la 
convocatoria del procedimiento de selección para la contratación de la ejecución y 
supervisión del PROYECTO, para lo cual deberá cumplir con las disposiciones de 
la Ley de Contrataciones del Estado у su Reglamento, y demás normas aplicables 
a la ejecución del Proyecto. | 
No se aplica a la ejecución del PROYECTO los supuestos excluidos del ámbito de 
aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado; la MUNICIPALIDAD se obliga à 
4 
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CONVENIO N* 2018-VIVIENDA/VMCS/PNSR 


Сепуєліо de Tiansterencio de Recursos Püblicos entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la 


7.2.5 


7.2.6 


7.2.9 


7.2.10 


7.2.12 


7.2.13 


Municipalidad Distrital de Anguia 


utilizar las bases estandarizas aprobadas por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), para los procesos de selección que 
correspondan al PROYECTO. 


Subsanar las observaciones e implementar las recomendaciones que efectúe el 
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE en los 
procedimientos de selección que convoque, 


El PROYECTO se ejecutará de acuerdo con el Expediente Técnico, el mismo que 
debe contener la documentación y/o las autorizaciones y/o registros emitidos por 
las entidades competentes, aprobado por LA MUNICIPALIDAD y presentado a 
VIVIENDA 


Presentar a VIVIENDA, en un plazo máximo de diez (10) días de suscrito el 
contrato y/o sus adendas, el cronograma de obra con asignación de recursos 
aprobado por LA MUNICIPALIDAD. 


Cumplir con implementar las recomendaciones y/o observaciones que realice 
VIVIENDA еп relación a la ejecución del PROYECTO en los plazos establecidos, 
де acuerdo a la ficha de visita de campo elaborada por VIVIENDA. 


Informar mensualmente a VIVIENDA sobre el avance físico por componente y 
financiero de la ejecución de la Obra y presentar copia de los informes emitidos por 
la Supervisión de obra del PROYEGTO. 


Facilitar a VIVIENDA las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecución del 
PROYECTO, garantizando el libre acceso a los documentos oficiales del Proyecto, 


tales como el cuaderno de obra, planos, entre otros, así como visitas a la obra, de 


acuerdo a sus requerimientos. 


En su calidad de Unidad Ejecutora es responsable de la supervisión y control de ia 
ejecución de la орға y del uso de los recursos, así como de la administración de los 
contratos suscritos para la ejecución y supervisión de la obra. 


Luego de la recepción de la obra, encargarse de la operación y la prestación de 
servicios de saneamiento en favor de la población del ámbito del PROYECTO, así 
como del mantenimiento de la infraestructura del PROYECTO y garantizar la 
sostenibilidad del mismo, 


En caso la obra se ува interrumpida, se deberá comunicar a VIVIENDA en un plazo 
по mayor a 10 días calendario de ocurrida la interrupción, el estado situacional de 
la obra, detallando los motivos de la paralización; y de ser el caso, las acciones que 
se han tomado para revertir dicha situación. 


En caso de paralización de la ejecución del proyecto por un periodo de seis (06) 
meses, LA MUNICIPALIDAD se obliga a comunicar a VIVIENDA dentro de los 15 


días calendario siguientes, las razones de la paralización, el Plan de Acción yel ^ 


cronograma para el reinicio de la ejecución del proyecto. 


A la finalización de! Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolución del 
mismo, deberá efectuar la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra del 
PROYECTO, y comunicar a VIVIENDA en un plazo no mayor de diez (10) días 
calendario los saldos resultantes, de acuerdo a los formatos y normatividad vigente; 
debiendo abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no ejecutados 
de las transferencias efectuadas, Dichos saldos deberán ser revertidos al Tesoro 
Público conforme a la normatividad de la Dirección General de Endeudamiento y 
Tesoro Público del MEF. : 
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CONVENIO N* 2019-VIVIENDA/VMCS/PNSR 


Convenio de Transterencia de Recursos Públicos entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la 


Municipalidad Distrital de Апрша 


En caso de producirse la resolución del Contrato de Ejecución de Obra 
del PROYECTO, LA MUNICIPALIDAD deberá adoptar las medidas necesarias 
pare la culminación del PROYECTO, asimismo LA MUNICIPALIDAD entregará 
a VIVIENDA la liquidación del avance del PROYECTO, el expediente técnico del 
saldo de la Obra, el acta de constatación física e inventario de materiales y toda la 
información relacionada al PROYECTO. 


1.2.15 LA MUNICIPALIDAD autoriza a VIVIENDA para gestionar ante el Ministerio de 


Economía y Finanzas la aplicación de mecanismos administrativos y 
presupuestales necesarios, a fin de limitar el uso de los recursos transferidos, para 
garantizar la adecuada implementación del Convenio, 


7.2.16 Instalar en las inmediaciones de la zona de ejecución del PROYECTO, el cartel de 


obra, con el distintivo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 
excepto en los casos de periodo electoral declarados conforme con la Ley N° 
26859, Ley Orgánica de Elecciones. 


72.17 LA MUNICIPALIDAD, a través de sus órganos competentes, es responsable del 


contenido y registro de las modificaciones efectuadas en el Вапсо de Inversiones y 
de garantizar que no exista duplicidad de inversión. 


7.218 LA MUNICIPALIDAD, informará al Consejo de Coordinación Local (distrital о 


provincial) y/o Comité de Vigilancia, según sea el caso, sobre la ejecución del 
PROYECTO. 


CLÁUSULA OCTAVA: DE LAS MODIFICACIONES Al. CONVENIO 


Cualquier modificación a los términos u obligaciones del presente Convenio, será aprobada, por 
acuerdo de las partes, para lo cual se suscribirá la Adenda correspondiente, la que formará 


parte integrante del presente Convenio. 


CLÁUSULA NOVENA: DE LA DESIGNACIÓN DE COORDINADORES 


9.1 


9.2 


9.3 


Соп el ргорбѕйа de lograr una eficaz implementación del presente Convenio, LA 
MUNICIPALIDAD designará a un Coórdinador responsable de la ejecución y 
supervisión del PROYECTO, Dicha designación será comunicada a VIVIENDA, 
mediante carta indicándose los correos electrónicos y teléfonos fijos o celulares para 
las coordinaciones respectivas. 


Por parte de VIVIENDA, la Coordinación se realizará a través de la Jefatura de la 
Unidad Técnica de Gestión Territorial del Programa Naciónal de Saneamiento Rural. 
La Jefatura de la mencionada Unidad designará al Coordinador responsable. 


Los Coordinadores designados podrán ser sustituidos mediante comunicación escrita 
durante la vigencia del presente Convenio. 


CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 


10.1 El presente Corivenio podrá resolverse de pleno derecho, en los siguientes casos: 


10.1.1 Por acuerdo entre las partes, 


10.1.2 Еп el supuesto que ве produzca algún impedimento de carácter legal, 
presupuestal administrativo о de otra índole que imposibilite Іа 
implementación de este Convenio. 
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10.1.3 | Рог incumplimiento de LA MUNICIPALIDAD de las obligaciones establecidas 
en los numerales 7.22, 723 y 7.2.6 del presente Convenio y/o por la 
contravención de las normas legales aplicables a la ejecución del 
PROYECTO, 


10.14 Рог incumplimiento injustificado de LA MUNICIPALIDAD al Cronograma 
Físico y Financiero del PROYECTO al que hace referencia el numeral 5.2 de 
la Cláusula Quinta del presente Convenio 


10.2 Para la Resolución del Convenio, una de las partes deberé comunicar a la otra, 
mediante comunicación escrita, la decisión de resolverlo, con expresión de causa. 


19.3 Cuando la resolución del Convenio es realizada por VIVIENDA, LA MUNICIPALIDAD 
10.4 En caso de incumplimiento injustificado de la obligación descrita en el numeral 7,2,3 


і cinco (5) días calendario de la solicitud, luego de lo cual VIVIENDA quedará 
constituida como Unidad Formuladora y/o Unidad Ejecutora de Inversiones 


10.5 En caso de incumplimiento injustificado де obligaciones imputable a LA 


VIVIENDA podrá solicitar ser incluida como Unidad Formuladora y/o Unidad Ejecutora 
de Inversiones, debiendo LA MUNICIPALIDAD realizar las gestiones 
correspondientes para delegar la competencia a VIVIENDA en un plazo máximo de 
quince (15) días calendario de la solicitud, salvo impedimento debidamente 
sustentado. 


e INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 


“іе 


CEN CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: | ре LAS RESPONSABILIDADES POR 


NS 
NES 11.1 LA MUNICIPALIDAD, a través de su Alcalde, se obliga al estricto cumplimiento del 
Au presente Convenio. 


CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 


121 Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada urna de las 
cláusulas y Anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a 
respetarlo de acuerdo a las normas de la buena fe y comün intención, sefialando que 

ў no media vicio o error que pudiera invalidar el mismo. 
аў 12.2 En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las paries Sobre el 
< presente Convenio с Adendas, será solucionado o aclarado mediante trato ditecio 
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CONVENIC М" 2 МУ VIVIENDA/VMCS/PNSR 


Convenio de Transferencia de Recursos Públicos entre в) Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneemlento y la 
Municipalidad Distrital de Angula 


entre las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y común intención de las partes, 
comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución 
armoniosa y amistosa, en atención al espíritu de cooperación тиша que los snima en 
la celebración del presente Convenio. 


CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LOS ACTOS ANTICORRUPCIÓN 


LA MUNICIPALIDAD declara que ni sus funcionarios, пі sus trabajadores han solicitado ni 
aceptado, пі solicitarán, ni aceptarán, pagos que puedan ser considerados como soborno o 
corrupción, de cualquier tipo, relacionados con el presente Convenio. 


En caso de indicios de los actos antes señalados, se dará parte a la autoridad competente para 
las acciones que corresponda, sin que ello afecte necesariamente a la ejecución del 


PROYECTO. 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LOS DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 


Para los efectos que se deriven del presente Convenio, las partes que lo suscriben fijan como 
sus domicilios los sefialados en la parte Introductoria del presente documento. 


En caso de variación del domicilio legal, deberá ser oportunamente comunicadc por escrito y de 
manera Indubitable a la otra parte con una anticipación no menor de tres (03) días hábiles a la 
fecha de efectiva modificación. Caso contrario, surürán efecto las comunicaciones ylo 
notificaciones cursadas al domicilio anterior. 


Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada, 
salvo su modificación conforme lo sefialado en el párrafo precedente, si es dirigida a los 
domicilios consignados en la parte introductoria del presente convenio. 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DE LOS ANEXOS 
Forma parte del presente Convenio los siguientes anexos: 

Anexo 1: Estructura de Financiamiento, 

Anexo 2: Ficha de Información Actualizada de Proyecto de Inversión. 
En señal de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones 
previstas en el presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de 


igual contenido y valor, en la ciudad de Lima a los  ..... mE... días del mes de 
2 del año dos mil diecinueve. 


ЕЕС 


Jot у 


бі LÓPEZ 


Mice етан LA MUNICIPALIDAD 
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Convenio de Transterencia de Recursos Públicos entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la 
Municipalidad Distrital de Anguia 


ANEXO 1 


ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
PROYECTO 


"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 105 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Ү 
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ANGUIA, DISTRITO DE ANGUIA - СНОТА- 
CAJAMARCA”, 

Código Único N* 2331002 (Código SNIP N* 369541) 


ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 


| ГА 
VIVIENDA MUNICIPALIDA 
D 
S/ 0.00 
S/ 0.00 


CRONOGRAMA DE FINANCIAMIENTO 


CONCEPTO 


Obra y Supervisión S/ 3'666,192.00 


5/3'666,192.00 


СОМСЕРТО 


FINANCIMIENTO 


3'491,612.00 3'491,612.00 


174,580.00 


Obra 


TOTAL | 3'666,192.00 


3'665,192,00 


Porcentaje 100.00% 


Seiscientos ochenta у пиеуе 689 


CONVENIO N° 2015-VIVIENDA/VMCS/PNSR 


Municipalidad Distrital de Anguia 


ANEXO 2 


FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION 


| DATOS GENERALES UE LA OGRA ЕС: 
жіне ое С MM d 
zone pem [— — — — — | Lei lll | 
TON Localidad С] паш С] вы [777] Deaan 1 
4.- Monto Contratado de Obra y Supervisión 


4.1- Mocto Coneatada de Obra: Sy. EA 


ОДА Por Urra: [—1 SL- кекке tresuptiesta месе [Г 
6» Modalidad de Contratación 


6.1- А Precios Unitarios : С] 02-АЗ Лама: 7 


7. Financiamiento MVCS-F 


lesiona Core стоке 
A Residente ве Otea : == 
S-—Inspeetor de быз: ETT] 
10.- Supervisor de Obra : LI. eee | 
Н. Coordinador de la UE; —— 
12. Coordinador INFOBRAS: 


43. -Otros Documentos Técnicos 


131 Cect^eaoón Amb егізі % No 
13.2 Saneamiento Fis co Leg bre Dispont idad Ten 5 No 
133 A-torzacion de Fuerte de Agua E No 
134 Адогазаб” de vertrientos aguas rescuales EI № 
fa Unidad ERROS ................................-- тирі 


М. VARIACIONES DEL CONTRATO DE ОВНА - 


4. Fechas de: 
117 inicio de cbr; - БА i2-E'vecacelfereno [у] 


2. Plazo бе Ejecucson зак сагнупалобі 


3. тесла qe lamno del Plazo: 
32 Fecha de Termino Rea! 


24 Fecha de Término Contracts! : MAC темен мерацца [Y 


FICHA DEINFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION 
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FICHA DE INFORMACION ACTU 


` 
4. Ampliaciones de Plazo : тера 
злАтжкі лесі EE 
4.2 Amptiscicz N* Q2- FAA 
жэен мох CN 
44 Arrlción N O4: С m É 


44 Cronogexna de Ejecución de obra vigente [olñunp. de ро): s 22225 No | 
3. Fresupuestos Adicionales | Deduetivos de Obra : 
БА Adicional ће 01; 
БЗ Adicicax N 02: 
5.3 Adiciona! КР 03: 
Tota 
54 Decuctva NF OT; 
55 Deductvo N" 02: 
5.0 Deductivo N" 03; 
Tots 
57 iy уф el Cor 
мне Vigente cel Сосуд ) 
5.8 Garantas 
53.1 Зала Fianzas 
6. Avance de Obra en Porcentaje : 


6.1 Асато зі mes anterior: و‎ 
82 Avance dal Mes a fecha фійтиууууу : E | 
БЗ Avance алты: e | 


ФА Programado acumulado a fa fecha : Ln 
E AS A | 


ГА Estado de Avance de Obra : 


7-1 Estada dela obra a b teera: a ______| Nomai TT лаванда [ез| 
72 Causas del retraso ES 
7.3 Medicas correctas Penalicades: él 

1. Cartel de Obra : 


LI Ubicación adecuada: 5 px LAN "tt 
+2 Dimensiones y Logos según птар del МУСУ: s: ETT N [Гл 
2. Oficinas de Obra : 


ЗА Del Contratista/Residante - Decio: Ьез es 


2.1.1 Ubicación adecuada : 


5 No 
2.12 Cuentan cos la goecusda infraestuctura de equipos y materies Si ЕР ТТ No 
22 Del Supervisor: асада “Www айі 
22.1 Loiación adecuada : з нак No 2% 
s م‎ = 


2.12 Cuentan cor ¡a adenda rfraeszuctura de equipos y materiales 


FICHA DEINFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION 
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EDICIÓN EXTRAORDINARIA 


SUMARIO ` 


1 


—n— 
PODER ORGANISMOSTECNICOSESPECIALIZADOS 
EJECUTIVO š — 


ЖЕЕ ORGANISMO TÉCNICO DELA ADMINISTRACIÓN 


DECRETOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 


DE URGENCIA R.D. N* 000095-2021-OTASS/DE.- Aprueban ia 

А reducción del гар sper institucional del Plego 207: 

Organismo Técnico de |а Administración de los Servicios 

D.U. N° 902-2021. Decreto de Urgencia que ¿dicta | de Saneamiento, correspondiente al Año Fiscal 2021, por 
medidas extraordinarias para la ejecución de gasto público | ja Fuente de Financiamiento 3. Recursos por Operaciones 


en materia de inversión orientado al financiamiento 

de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y Oficiales de Crédito 5 

equipamiento urbano 1 r 
ڪڪ‎ Еаашиишин– 

ORGANISMOS AUTONOMOS 
PRODUCE 

R.M. N^ 00353-2021-PRODUCE.- Designan Directora de REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION 

la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la 

Secretaría General del Ministerio 5 | d ESTADO. ШУ 

Н.М. N^ 00354-2021-PRODUCE.- Designan Directora R.J. N^ 000198-2021/JNAC/RENIEC.- Designan Sub 

de la Oficina de Abastecimiento de |а Oficina General de Gerente de Logística de la Gerencia de Administración del 

Administración de la Secretaría General del Ministerio 4 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 7 


PODER EJECUTIVO Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria 
———— | а nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias 
к calendario y dicta medidas де prevención y control del 

- د‎ T; , - “л COVID-19, se declara еп Emergencia Sanitaria a nivel 
PIN nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, 


рог la existencia del COVID-19, у se dictan medidas de 


—- —-DBECRETODEURGENCIA -- 7 | Prevención y control para evitar su propagación;ia misma 


N? 102-2021 que ha sido prorrogada mediante los Decretos Supremos 

САҒА aT нок T 

DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS 009- T Я Ultimo а la 

h E cia Sanitaria, rtir del 3 de setiembre de 2021, 

EXTRAORDINARIAS PARALAEJECUCIÓNDE | рог un plazo de ciento ochenta (180) пе 2021, 

4 А frent lo cual, el Ministerio de Salud debe mant | 

GASTO PÚBLICO EN MATERIA DE INVERSIÓN | frente a lo cua Ms рага el estado de аг ME 

ORIENTADO AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS frente a la pandemia de la COVID-19; 


DE SANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA VIAL У | p, Que. mediante Decreto Supremo N° de ин 


EQUIPAMIENTO URBANO Nacional por las graves circunstancias que afectan la 

vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y establece las medidas que debe seguir la ssepe 
. en la nueva convivencia social, se declara el stado de 
CONSIDERANDO: Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) 


Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo días calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 
58 de la Constitución Política del Perú, el Estado actúa en 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida 
el área de los servicios públicos; de las personas a consecuencia de la COVID-19; el cual 


— r аа 


5% 
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ha sido prorrogado mediante los Decretos Supremos N° 
201-2020-РСМ, N° 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, 
Мо 058-2021-РСМ, N° 076-2021-РСМ, Ме 105-2021: 
РСМ, ме 123-2021-РСМ, мо 131-2021-PCM, N° 149- 
2021-РСМ у М' 152-2021-PCM, este último prorroga 
el Estado de Emergencia Nacional, por el plazo de 
treinta y un (31) días calendario, a partir del viernes 1 
de octubre de 2021: 

Que, el inicio del año 2021 estuvo marcado por 
la presencia de una segunda ola de contagios por la 
COVID-19, lo que propició la implementación de medidas 
restrictivas de focalizada para frenar la p 
del virus, pero con una mayor flexibilidad en comparación 
a la cuarentena del año 2020, lo que ha permitido que 
la economía retome el tramo positivo de crecimiento 
en el primer semestre del 2021; по obstante ello, 
existen factores de riesgo que pueden afectar la rápida 
recuperación económica, los mismos que se asocian al 
mayor avance de la COVID-19, la aparición de las nuevas 
cepas del virus, una posible tercera ola de contagios, los 
conflictos sociales y la incertidumbre política; 

Que, es responsabilidad del Estado reducir en el 
más breve plazo el impacto negativo que afecta a la 
población ante la existencia de situaciones de riesgo 
elevado para la salud y la vida de los pobladores, así 
como mejorar céleremente las condiciones sanitarias y 
la calidad de vida de su población, y adoptar acciones 
destinadas a tal fin; 

Que, mediante Decreto de Urgencia Ме 052-2021 
se dictan medidas extraordinarias y urgentes en 
materia económica y financiera para el financiamiento, 
durante el Año Fiscal 2021, de las acciones en el 
marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
originada por la COVID-19, así como de otros gastos 
que promueven la dinamización de la economía 
nacional; asimismo, mediante Decreto de Urgencia 
М9 055-2021 se dictan medidas complementarias, 
extraordinarias y urgentes, en materia económica y 
financiera, orientadas a continuar con la recuperación 
de la economía, para amortiguar los efectos negativos 
de la pandemia originados por la COVID-19, a través 
de autorizaciones para la ejecución de gasto público 
y otras medidas que promuevan la dinamización de la 
economía nacional; 

Que, en ese contexto, resulta necesario establecer 
medidas adicionales orientadas a continuar con la 
recuperación de la economía a través del gasto público, 
para amortiguar los efectos negativos de la pandemia 
originados por la COVID-19; 

Que, el riesgo de alta propagación del COVID-19 en 
el territorio nacional viene afectando las perspectivas 
de crecimiento de la economía global y de la economía 
nacional, y siendo la inversión pública un aspecto 
importante para generar condiciones de desarrollo 
económico, resulta necesario dictar medidas rápidas 
y urgentes para la reactivación económica y atención 
a la población a través de la inversión pública para la 
generación de empleo, dado el contexto atípico y de 
emergencia en el que se encuentra el país; 

Que, en este escenario, se ha identificado Іа necesidad 
de establecer medidas excepcionales, con la finalidad 
de financiar en el más breve plazo intervenciones en 
materia de saneamiento urbano y rural, drenaje pluvial 
e infraestructura vial y equipamiento urbano, lo cual 
contribuirá a dinamizar, a través de la ejecución de gasto 
público, la reactivación económica y a la generación de 
empleo, y coadyuvará en la atención de la población a 
través de la inversión pública ante la Emergencia Sanitaria 
producida por el COVID-19 y con la recuperación del 
bienestar social y económico; 

En uso de las facultades conferidas por el numeral 19 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; у, 

Con cargo de dar cuenta al Congreso де la República; 


DECRETA: 


Artículo 1. Objeto 

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto 
establecer medidas extraordinarias en matería económica 
y financiera, para la ejecución de gasto público en 


Ey ` 
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Inversiones orientado al financiamiento de proyectos de 
saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano, 
para contribuir a la reactivación económica y atenuar los 
impactos de la pandemia por el brote de la СОМО-19. 


Articulo 2. Financiamiento 


2.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 
hasta por la suma de S/ 34 382 297,00 (TREINTA Y 
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), 
por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con 
cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas, a favor del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento para financiar 
la ejecución de intervenciones en materia de saneamiento 
urbano y rural, de acuerdo al siguiente detalle: 


DE LA: En Soles 

SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central 

PLIEGO 009 : Ministerio de Economía 
y Finanzas 

UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General 

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA — 9002 : Asignaciones Presupuestarias que No 
Resultan en Productos 

ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso 
Presupuestario del Sector Público 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO £ ` Recursos Ordinarios 

GASTO CORRIENTE 

2.0 Reserva de Contingencia 34 382 29700 
TOTAL EGRESOS 34 382 297,00 

aka all 

ALA: En Soles 

SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central 

PLIEGO 037 : Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 

UNIDAD EJECUTORA 004 : Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano 

CATEGORIA PRESUPUESTARIA | 0082 : Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano 

PRODUCTO 3000001 : Acciones Comunes 

ACTIVIDAD 5001777 : Transferencia de Recursos рага Agua 
y Saneamiento Urbano 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO du Recursos Ordinarios 

GASTO DE CAPITAL 

2.4 Donaciones y Transferencias 277947600 

UNIDAD EJECUTORA 005 : Programa Nacional de Saneamiento 


Rural 
Programa Nacional de Saneamiento 
Rural 


CATEGORIA PRESUPUESTARIA 0083 : 


PRODUCTO 3000001 : Acciones Comunes 
ACTIVIDAD 5001778 : Transferencia de Recursos para Agua 
y Saneamiento Rural 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO пс Recursos Ordinarios 

GASTO DE CAPITAL 

2.5 Otros Gestos 31 602 821,00 
TOTAL EGRESOS 34 282 297,00 
E ae E 


2.2 Autorízase una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto de! Sector Público para el Año Fiscal 2021, 
hasta por la suma de S/ 48 398 124,00 (CUARENTA Y 
OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL CIENTO VEINTICUATRO Y 00/100 SOLES), por 
la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con 
cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas, a favor de diversos 
Gobiernos Locales, para financiar inversiones en 
materia de saneamiento urbano y rural, drenaje pluvial e 
infraestructura vial y equipamiento urbano, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
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DE LA; En боюу 


beri PRIMERA A Er um бе General de Presupuesto Público del Ministerio de 
б: conomía y Finanzas сопот ificaciones ran 
UNIDAD EJECUTORA 001 ; Administación Genera! como за Ani p» Incorporación po коза 
CATEGORIA PRESUPUESTARIA Р? 2 Asignaciones Presupuestaas que Nc Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida. 
Resultan en Productos 2.6 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
ACTIVIDAD ЗОВ Administración del Proces veces en los pliegos involucrados, instruye a las Unidades 
Presupuestario del Sector Público Ejecutoras para que elaboren las correspondientes "Notas 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ШЕ Recursos Ordinarios para Modificación Presupuestaria" que se requieran como 
consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. 
GASTO CORRIENTE | 2.7 Los recursos habilitados para financiar los fines 
24 Reserva de Contingencia 48 398 12400 establecidos en el numeral 2.1 del artículo 2 del presente 
A Decreto de Urgencia, se transfieren conforme a la 
TOTAL EGRESOS 48 398 124,00 autorización señalada en el literal d) del numeral 16.1 y en 
туча інах, el numeral 16.2 del artículo 16 de la Ley М“ 31084, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 
ALA: En Soles y en el marco de la Primera Disposición Complementaria 
Final del Decreto de Urgencia N* 114-2020, Decreto de 
SECCIÓN SEGUNDA 2 Instancias Descentralizadas Urgencia para la Reactivación Económica a través de la 
PLIEGO 2 Goblemos Locales Inversión Pública, ante la Emergencia Sanitaria producida 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios por la COVID-19 y que dicta otras medidas, según 
corresponda, 
GASTO DE CAPITAL 
2.8 Adquisición de Activos No Financieros 48 398 12400 Artículo 3. Autorización para otorgar constancia 
oa respecto a la previsión de recursos. 
TOTAL EGRESOS 44 398 124,00 
жквкеитянис 3.1 Dispóngase que los Gobiernos Locales emiten la 


constancia respecto a la previsión de recursos para las 
convocatorias realizadas en el marco del procedimiento 
especial de selección autorizado en el presente Decreto 


y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(www.gob.pe/vivienda), en la misma fecha de publicación 
del presente Decreio de Urgencia en el diario oficial EI 
Peruano, 

3.2 Dichas constancias respecto a la previsión de 
recursos se financian con cargo a los recursos del 
presupuesto institucional para el Afio Fiscal 2022 de los 
Gobiernos Locales, a los que se hace referencia en el 
Anexo N* 03: "Previsión de recursos para el Año Fiscal 
2022”, hasta por la suma sefialada en dicho Anexo. 
En defecto de lo señalado y de resultar necesario, 
autorizase al Ministerio de Economía y Finanzasa realizar 
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, 
durante el Año Fiscal 2022, hasta por Іа suma señalada 
en el Anexo М" 03, a favor de los Gobiernos Locales, las 
que se financian y aprueban mediante los mecanismos 
y procedimientos que se dispongan en la Ley de 


publican en las sedes digitales del Ministerio de Economía 
y Finanzas (www.gob.pe/mef) y del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda), en 
la misma fecha de publicación del presente Decreto de 
Urgencia en el diario oficial El Peruano. 

2.4 Los Titulares de los pliegos habilitados en la 


el numeral 31.4 del artículo 31 де! Decreto Legislativo 
N* 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Püblico. 
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Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, 
y a solicitud del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, 

3.3 Las modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional a las que se reflere el numeral precedente 
financian sólo las inversiones a las que se hace 
referencia еп el Anexo N* 03: "Previsión de recursos 
para elAño Fiscal 2022", cuyos créditos presupuestarios 
habilitados por el artículo 2 del presente Decreto de 
Urgencia hayan sido comprometidos al 31 de diciembre 
de 2021. El compromiso se determina en función al 
registro en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Sector Público (SIAF-SP) vinculado a 
los contratos derivados del procedimiento especial 
de selección en el ámbito del artículo 5 del presente 
Decreto de Urgencia, registrados al 31 de diciembre 
de 2021, en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE), conforme a las validaciones 
de la interfaz SIAF-SEACE y a la información que 
remita formalmente el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE). 

3.4 Los Gobiernos Locales a los que se hace referencia 
en el Anexo М? 03: "Previsión de recursos para el Año 
Fiscal 2022”, bajo res bilidad de su Titular, deben 
а y programar durante las fases de Programación 

ultianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 
correspondientes, los recursos necesarios para financiar 
la continuidad de la ejecución de aquellas inversiones 
consideradas en el Anexo N° 03, cuya ejecución supere 
el Año Fiscal 2022, hasta su culminación. 


Artículo 4. Financiamiento раға asegurar 
sostenibilidad de la ejecución de las inversiones bajo 
la modalidad de núcleo ejecutor 

Para garantizar, en el Año Fiscal 2022, la ejecución de 
inversiones señaladas еп el Anexo М" 04: "Sostenibilidad 
de Inversiones Año Fiscal 2022 de proyectos bajo la 
modalidad de núcleo ejecutor” se financian con cargo a 
los recursos del Presupuesto Institucional para el Año 
Fiscal 2022 del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. En defecto de lo señalado y de resultar 
necesario, autorizase al Ministerio de Economía y 
Finanzas a realizar modificaciones presupuestarias en 
el nivel institucional, durante el Año Fiscal 2022, hasta 

r la suma señalada en el Anexo N° 04, a favor del 
inisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las 
que se financian y aprueban mediante los mecanismos 
L procedimientos que se dispongan en la Ley de 
resupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, 
y a solicitud del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, el referido anexo forma parte integrante de 
là presente norma, el cual se publica en las sedes digitales 
del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef) 
y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(www.gob.pe/vivienda), en la misma fecha de publicación 
се presente Decreto de Urgencia en el diario oficial El 
егиапо. 


Artículo 5.- Procedimiento Especial de Selección 


5.1 Autorízase a los Gobiernos Locales a emplear 
el procedimiento especial de selección contenido en el 
Anexo |: "Procedimiento Especial de Selección”, para 
realizar las contrataciones de servicios de consultoría y/o 
ejecución de obras en materia de saneamiento urbano y 
rural, drenaje pluvial e infraestructura vial y equipamiento 
urbano, de los proyectos de inversión señalados en el 
Anexo N° 05: "Contrataciones bajo el Procedimiento 
Especial de Selección", con el fin de reactivar la economía 

promover el gasto püblico, mitigando y/o atenuando los 

pactos de la pandemia por el brote de la COVID-19, 
dichos anexos forman parte integrante de la presente 
norma y se publican en las sedes digitales del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef) y del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/ 
vivienda), en la misma fecha de publicación del presente 
Decreto de Urgencia en el diario oficial El Peruano. 

5.2 Las contrataciones realizadas en el marco del 
presente artículo se sujetan al Texto Único Ordenado 
de la Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo М? 082-2019-EF; 
sin perjuicio de las reglas especiales establecidas en el 


Anexo |: "Procedimiento Especial de Selección". 
—— —— Ü — . .  .  _ rf LTG I CCC C 


Viernes 29 de octubre de 20217 ў? El Peruano 
Artículo 6. Normas complementarias 
Facúltese al Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento para emitir las disposiciones 
complementarias, en el marco de sus ias, 
que resulten necesarias para la implementación de lo 
dispuesto en el presente Decreto de Urgencia, mediante 
Resolución Ministerial, en un plazo no mayor a cinco (05) 
días hábiles posteriores a su publicación, 


Artículo 7. Responsabilidad y limitación al uso de 
los recursos 


7.1 Los titulares de los pliegos bajo los alcances de 
la presente norma, son responsables de su adecuada 
implementación, así como del uso y destino de los 
recursos comprendidos en la aplicación del presente 
Decreto de Urgencia, conforme a la normatividad vigente. 

7.2 Los recursos que se transfieran en el marco del 
presente Decreto de Urgencia no pueden ser destinados, 
bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
autorizados. 


Artículo 8. Del seguimiento de las inversiones 


B.1 Las entidades a las que se hace referencia en 
el presente Decreto de Urgencia son responsables 
de incorporar las inversiones que correspondan en el 
uox. Multianual de Inversiones (PMI). 

.2 El Ministerio de Vivienda, Construcción у 
Saneamiento, a través del Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano, el Programa Nacional de 
Saneamiento Rural y el Programa Mejoramiento 
Integral de Barrios son responsables de la verificación y 
seguimiento de la ejecución de los recursos asignados, en 
el ámbito de sus competencias. Para tal fin, los Gobiernos 
Locales y las Empresas Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento, deben informar al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento de los avances físicos 
y financieros de la ejecución de dichos recursos, con 
relación a su cronograma de ejecución. 


Artículo 9. Del seguimiento al Procedimiento 
Especial de Selección 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
consolida la información de las contrataciones realizadas 
en el marco del procedimiento especial de selección, 
regulado en el artículo 5 del presente eto de Urgencia, 
elabora un informe respecto del nivel de ejecución de 
dichas contrataciones en el periodo 2021-2022 y lo remite 
a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio 
de Economia y Finanzas dentro del primer trimestre del 
año 3. 


Articulo 10. Vigencia 

El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta 
el 31 de diciembre de 2021, a excepción de lo establecido 
en los numerales 3.2, 3.3 y 3.4 del artículo 3, en el articulo 
4 y en el artículo 9, los cuales se sujetan a los plazos 
previstos en dichos articulos para su implementación. 


Articulo 11. Refrendo 

El presente Decreto de Urgencia es refrendado por 
la Presidenta del Consejo de Ministros, por el Ministro 
de Economia y Finanzas y por el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 


Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de octubre del año dos mil 
veintiuno, 


JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES 
Presidente de la República 


МІКТНА ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN 
Presidenta del Consejo de Ministros 


PEDRO FRANCKE BALLVÉ 
Ministro de Economía y Finanzas 


GEINER ALVARADO LÓPEZ 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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Апехо |: Procedimiento Especial de Selección 


1. Los Gobiernos Locales a cargo de los proyectos señalados en el Anexo N° 05 
“Contrataciones bajo el Procedimiento Especial de Selección” del presente Decreto de 
Urgencia, convocan los procedimientos de selección respectivos en un plazo máximo de 
catorce (14) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente norma, en caso el referido plazo venciera en día inhábil, se entiende prorrogado 
hasta el primer día hábil siguiente. Transcurrido dicho plazo, los procedimientos de 
selección no podrán convocarse, lo cual incluye las convocatorias derivadas de desiertos 
с declaraciones de nulidad, bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular de la 
Entidad. El procedimiento especial de selección culmina con la suscripción del contrato. 


2. Para la contratación de los servicios de consultorías y/o ejecución de obras señalados en 


el Anexo N° 05 del presente Decreto de Urgencia se utiliza el Procedimiento de Selección 
de Adjudicación Simplificada previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley М" 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019- 
EF (en adelante, TUO de la Ley) y en su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo М? 344-2018-EF y modificatoria (en adelante, Reglamento). 


3. Adicionalmente, las adjudicaciones simplificadas a que hace referencia el presente anexo 


consideran lo siguiente: 


a) Las bases deben ser elaboradas por el comité de selección, teniendo como 
directriz que las ofertas a presentar por los postores estén compuestas 
únicamente por el anexo de la oferta económica y las declaraciones juradas 
sujetas a fiscalización posterior, incluso aquellas relacionadas con la totalidad de 
los requisitos de calificación; cuyos formatos deben adjuntarse a las bases. En 
caso de consorcios, estos, adicionalmente, deben presentar su promesa formal 
de consorcio, la cual debe cumplir con las mismas condiciones previstas en la 
directiva correspondiente aprobada por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE). 


b) En el caso que, como resultado de las consultas y observaciones, la Entidad 
necesite modificar el expediente técnico, es responsabilidad del área usuaria 
gestionar su modificación y nueva aprobación, coordinando con quien lo elaboró 
si ello resulta necesario. En estos casos, la absolución de consultas y 
observaciones e integración de bases, que incluye el expediente modificado y 
aprobado, se realizará en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, contados 
desde el día siguiente de vencido el plazo para formular consultas y 
observaciones. 


с) El único factor de evaluación será el precio. 


d) Cuando las ofertas se encuentren dentro de los límites previstos en el TUO de la 
Ley y su Reglamento, pero superen. el valor referencial, antes de otorgarles la 
buena pro la Entidad debe verificar que se cuenta con la certificación de crédito 
presupuestario suficiente y la aprobación del Titular, salvo que el postor acepte 
reducir su oferta económica hasta el valor referencial, por lo menos 


e) Como requisito para la suscripción del contrato y sin perjuicio de la demás 
documentación prevista en las bases para ello, el postor ganador debe presentar 
los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos de calificación 
relacionados con: la experiencia del postor y/o del personal clave, formación 
académica y/o capacitación del personal clave, equipamiento estratégico, 
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infraestructura estratégica y/o requisitos de habilitación para el desarrollo de la 
actividad, de acuerdo a la normativa especial vinculada al objeto de la 
contratación; así como la garantía de fiel cumplimiento, cartas fianza o pólizas de 
caución emitidas por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. 


En caso de que la documentación presentada para suscribir el contrato se 
encuentre incompleta o presente errores, la Entidad debe observarla y otorga al 
ganador de la buena pro dos (2) días hábiles para subsanarla, plazo que se 
computa desde el día siguiente de haber sido notificadas las observaciones. 
Efectuada la subsanación, el contrato debe suscribirse al siguiente día hábil. 


f) Respecto de la Garantía de fiel cumplimiento, no es de aplicación lo dispuesto en 
el numeral 149,4 del artículo 149 del Reglamento, cuando el monto del contrato 
de obra sea igual o mayor a S/ 1 800 000,00 (Un millón ochocientos mil y 00/100 
Soles) o cuando el monto del contrato de supervisión de obra sea igual o mayor 
a S/ 400 000,00 (Cuatrocientos mil y 00/100 Soles). 


а) En caso el postor ganador de la buena pro no suscriba el contrato, se notifica en 
el SEACE la pérdida de la buena pro y se adjudica la misma al postor que ocupó 
el siguiente lugar en el orden de prelación, debiendo procederse de la misma 
manera en caso éste último no llegue a suscribir contrato, hasta agotar el número 
total de postores. En este supuesto, los plazos, requisitos y procedimientos son 
los señalados en el literal e) del numeral 3 del presente anexo. 


4. Los postores, mediante recurso de apelación, pueden impugnar únicamente la 


evaluación de sus ofertas y la decisión de la Entidad de retirarle la buena pro luego 
de revisar la documentación señalada en el literal e) del numeral 3 del presente anexo. 


. Cuando el valor referencial del procedimiento especial de selección sea igual o menor 

a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), el recurso de apelación se 
presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, de 
acuerdo con el procedimiento y plazos establecidos еп el TUO de la Ley y su 
Reglamento. 


Cuando el valor referencial del procedimiento especial de selección sea mayor a 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), el recurso de apelación se 
presenta ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, debiendo considerarse lo 
siguiente: 


a) El recurso de apelación es presentado dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes de notificado en el SEACE el otorgamiento de la buena pro o la 
pérdida de esta por parte del impugnante, según sea el caso. 


Ы) Para ser admitido, el recurso de apelación debe cumplir los requisitos 
establecidos en el artículo 121 del Reglamento, lo que incluye la presentación 
de la garantía correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 41.5 
del artículo 41 del TUO de la Ley y en el artículo 124 del Reglamento. Cuando 
el recurso de apelación cuestione la decisión de la Entidad de гебгапе la buena 
pro al impugnante luego de revisar la documentación señalada en el literal e) 
del numeral 3 del presente anexo, el recurso debe incluir como anexo dicha 
documentación. En ningún caso cabe la subsanación. 
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с) El recurso de apelación se registra en el SEACE el mismo día de su 
i а 


d) Al conocer y resolver el recurso de apelación, el Tribunal de Contrataciones del 
Estado, solo se pronuncia sobre la evaluación de la oferta del impugnante o la 
decisión de la Entidad de retirarle la buena pro al impugnante, 


е) El Tribunal de Contrataciones del Estado resuelve y notifica la resolución que 


7, Corresponde al Sistema Nacional de Control, en el marco de sus competencias, 
nt і 


República conforme a lo dispuesto en la Ley М9 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría Genera] de la República. 


. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) realiza la 
Supervisión de las contrataciones efectuadas en el marco del presente Procedimiento 
Especial de Selección. 
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ANEXO N" 01 
Detalle de las inversiones a favar del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 


(En sotes) 


тақ AEn TO. 


DE РАШАСАЈЕХ 
POTABLE 


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS O£ AGUA. Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE 


MEJORAMIENTO LACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓ 
EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE GARZA COCHA, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE 


SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN 


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN й 21112681 
LA LOCALIDAD DE NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE PIMPINGOS - CUTERVO - CAJAMARCA ура 


2201830 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA. POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO CHICO, 
DISTRITO DE PANAO , PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO 


MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE 
5, 
2295069 EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO EL MILAGRO, DISTRIFO DE PICHANAQUÍ - CHANCHAMAYO - JUNIN y ТО GASTOS за 


RXGORAMIENTO У AMPÚACION DE 105 SERVICIOS БЕ AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE 3 т” 
216559? |FxCAETAS EN EL SECTOR PALTASH , DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH 25.0TRO5 GASTOS | 1435407 


ПАСЮН Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Е INSTALACION DEL SISTEMA DE 6. GASTOS DE 
2202170 [SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE СВО, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSH- ` CAPITAL 2.5. OTROS GASTOS 


AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Є INSTALACION DEL SISTEMA D£ | 
2202915 SANEAMIENTO BASICO ЕН LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE MAZAMARI, DISTRITO DE MAZAMARI ~ й 2.5, OTROS GASTOS 3,716,107 
(TIPO -JUNIN -— 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA $, GASTOS DE 
2202165 LOCALIDAD SANTA CRUZ DE SHITARIYACU , DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN CAPITAL зав 


DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 
ПАСОН Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE У SANEAMIENTO DEL CASERIO LA, 
FLOR , DISTRITO DE СИМВА UTCUBAMBA - AMAZONAS 25, OTROS GASTOS 


IRSTAIAGION GEL SERVICIO DE AGUA FOTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LA 
LIBERTAD , DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO -JUNIN Do bae. 
“әс |VSORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA E-GASTOS DE | ¿s ortos GASTOS 
LOCALIDAD NUEVO CHOTA , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN CAPITAL a 


2278407 IPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
DE HUACAMAYO , DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN 


SANEAMIENTO EN LALO 6.GASTOSDE | ; c OTROS GASTOS 


CAPITAL. 
6. GASTOS DE 


MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SERVICIO DE AGUA 
2253098 [LOCALIDAD NUEVO HUANCABAMBA, DISTRITO DE ЗАМ JOSE DE SISA , PROVINCIA DE EL DORADO - SAN 2.5. OTROS GASTOS 
MARTIN CAPITAL 
царині. 2286636 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEAGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE 6. GASTOS DE 25. OTROS GASTOS 


IEXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE ЗАЦОЦІ , DISTRITO DE LARES ~ CALCA - CUSCO CAPITAL 
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SAMAEL CABIN - 1А LM ETAD 


[EX LOS CASERIOS DE 
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MORAMICHYO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 


AMPLIACION Y MICIORANIENTO PEL пата ся AGHA РОТА Y 
¡AHEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIQAD MAKLAY, DISTRITO DE 


WMOORAMRKEG, А 
JETO RURAL сон BIODIGKSTORES E LOS CASENIOS DE EL 
SUCCHA, 1 YSUCCHA 1, DISTRITO DE MOLLEPATA - SANTIAGO DE 


MOORAMMITO Y 
JANEAMAENTO BÁSICO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES DE PICAR Y 
SANTA ROSA DE HUARAQUERAY, DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - 
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E MEACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DEL CASERIO SINAI DEL DISTMTO 
IDE Става - PROVINCIA DE UYÇUSAMEA » DEPARTAMENTO DE 
|AMEATONAS. 


DACJORAMEENTO DE LA TRANSITASIDAD EN LAS CALLES DE РАШ АБА, 
DISTRITO DE PÁLLASCA > FALLASCA -ANCASH 


силе ни СТА DEL DISTINTO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO + 
[DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 
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CANSALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 
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IPROVAMCIA РИ CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. 


силой OIN папак WOFAATI EN G, CENTRO POBLADO DE CHUGUN 
DEL DISTRITO DE AMQUA. - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DÉ 
جنشت‎ 


СЕСК DE UA PLATA ti €L CENTRO POBLADO DÉ ИЧАЦАНОАТЕ DEL 
DISTRITO DÉ AGUA « PROVAMCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DU 
CAJAMARCA 


CON 06 LOBA DE MECREALIÓN MULTIUSO EA LA LOCALIDAD DE 


ER DEL SERVIO D TRAST ROOT VEMCRAR У PEATONAL 
(сы п. CASCO URBANO EN EL CENTRO POBLADO DE MANTA DISTRITO DE 
MANTA - PROVMKCIA. ОЕ НОАНСАУЕЦСА - DEPARTAMENTO DE 


MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS DL BI CUARTEL, 
DISTRITO DE MOACHAC РАСУ СА РЕ CHUPACA - ОРРААТАНІСМТО DÉ 
же 


MEKTRAMIENTO DÉ LOS УСО DE TRAMSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LAS CALLES RAMON CASTRLA, GRAN, (409% VILCHEZ, 
мды Амо LINDO, ZE DE JULO, PROGRESO, BOLOGNEN, MANCO 
LAPAC Y SAN MARTIN ЗЫ EL AREA ОРВАМА DEL DISTRITO DE HUACHAC -| 
PROVINCIA 06 CHUPACA - DEPARTAMENTO DE ЈОН 


| АТОМА DE LAS CALLES DÉ JA. PRIMAVERA, ЈА TUPAC AMARU, 9. 
LAMON ASINTA DEL INSTANTO DE YAWIS ~ PROVINCIA DE ААДА < 


MEKORAMIMTO Ui LAS VÍAS URBANAS, VEREDAS MIRIMEYRALES Y 
MCANTAMILEADO PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE PAMPAS. DISTRITO РЕ 


HUARAZ » DEPARTAMENTO DE ANCASH 


CREACION DIT, SERVICIO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE 
СОМА, DISTRITO DE COJATA -HUANCANE « PUN 


см 06 LOSA DE BECALACON MULDUSO МАМАМО ВОЈА GARCIA 
(л LOCALIDAD DE анал. DISTWTO DE MANGAS » PROVINCIA DE 


IM CUNDARUAS DEL АЕО DE MASAUCAMCHA, DISTRITO DE PACOHA - 
[LADA - JON 
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ANEXO W ЭЗ 


кезнде de recuries pera el Año Fiscal 2022 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 


š 


MUNICIPALIDAD OSTRITAL DE 


[MUNICIPALIDAD DISTHITAL DÉ 


MUNICIPALIDAD DISTAITAL DE 
SANTIAGO DE CHALLAS 
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0043. PROGRAMA. 


| 


2497111 


AME Sei 
c" Баш 


ата 1 


ESTIMAR DE. 


мос мА CD. — C0.14; SK. 2 DE MAYO СІ CLS; Ji. AKOTA 
CD- Y Ср 14; Ж. SMMEMTO ТОЙЛА CD OF, м. SION BOLÍVAR 00:02 ~ 
(0.9; А. 1 сө сома, ЈЕ. ATA дара CODI CODI; Ж. AYACUCHO |е GASTOS DE 
CDA; ж. UEONCIO PRADO CD 02-CD.05; ЈИ, SAN MARTIN CD 01 — CD 04 Enf CAPITAL 
ч стой p” JUAN QUERI. DEL DISTRITO DE JUAN GUERRA -PROVINCIA 
бай BIER TDI IEPS CE АМ MARTE 


MAPA AION Y MERORAMIDITO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
(DESECACIÓN SAINT ANA DE EXCRETAS EM LAS COMUNIDADES DE MALAYA. 


pisPosación DE КАРТА EN (L CASERÍO CACHUALA ALTA DEL DISTRITO Di 
ЗДАМ СА - PROVIRICIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE: 


LOCALIDADES ое. DISTRITO DE UCHURACEAY - PROVINCIA DEHUANTA - 
p 006 AYACUCHO 
n 
INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES РЕЧАМИ 
HUM, TAYAPOTREND Y VISTA ALEGRE DEL DISTINTO DE ANGINA - 
ОЖ савета -ғитажтамтытС DF CAJAMARCA 


MEJORA! 
SANEAMIENTO DE LOS CASERÍOS DÉ CANLIACUSHMA, EL ALLO Y LA 
PAUQUILLA DEL DISTRITO DE САСНАСКИ - PROVINCIA DE CALABAMA, - 
HENTO Y y се, SERVICIO DE AGUA 
SAMEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDADES DE SAN MIGUEL, VISTA ALEGRE [6. GASTOS DE 
Y PALMA ANDINA DEL DISTRITO DE CORTEGANA - PROVINCIA DE CELENDIN (CAPITA! 
с D DE CAJAMARCA 


MEJORAMIENTO, AWP LACKI DEL SISTEMA DE AGUA РОТАЊЕ E 
INSTALACIÓN ОЕ UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO ЕНДА LOCALIDAD: 
зе PENCALOMA, DISTRITO DE CONCHAN - CHOTA - CAJAMARCA 


ono, 
EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, DISTRITO DE HUABAL - JAEN - 


DRAMENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS |. zm 
LASERÍOS DE SARAU? - EL TRIUNFO Y КОБАРАТА, DISTRITO DE LA UBERTAD | ^, т 


тәм - СЕМЕЊОЊ » CAIAMARCA. 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
EN LAS COMUNIDADES DE MALCAS,PAUCA, SANTA ROSALLAS MORADAS, 
SAN CARLOS Y САЙАРАТА DISTRITO DE JOSE MANUEL QUINDZ, PROVINCIA CAPITAL 


CREACIÓN DE UNIDADES BASICAS ОЁ SANEAMIENTO URS EN LOS CASEROS 
OE CUSIPAMPA, YAMAN, PACCHITA Y BUENOS AIRES, DISTRITO DE СНОСАТ. 
OIE CARMON - LA LIBERTAD. 


MEJORAMIENTO , AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CEDROPAMAPA Y PAN DE AZUCAR |, 
DISTNITD DE SANTO DOMINGO DE LA CAPRLA - CUTERVO - CAJAMARCA 


9 ENÎ GASTOS 
 CASERÍOS DE САЎЎНАМІЧ, CALLUNCHAS YLA FLORA, DISTRITO DE di 


ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHUM UCH - DATAITO DE 
Chawa KCH PROVINCIA D€ СЕМОН -CALAMARCA 


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO RAMBRAN Y EL CASERIO D 
QUAMAAPATA, DISTRITO DE CHUMUCH = CELENDIN ~ CAJAMARCA 


SANEAMIENTO RURAL ЕК EL CENTRO POBLADO DE ANGASMARQUILLAY |. GASTOS DE 
CENTRO POBLADO DE COIMACA - DISTRITO DE SANAGORAH - PROVINCIA CAPITAL 


5. GASTOS DE 
CAPITAL 


JMPLACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE о 
ALCANTARILLADO DE LOS CEMTNOS POBLADOS DE АСНАСОМ, 
MCHCCAPUGQUIC, PULLUCHI, HUAMCAHUABICA, LLANCAMA Y 
CONDORP AMPA, DISTRITO DE ШРАНЏАСНО - PROVINCIA DE 

з REGIÓN AYACUCHO 


MEJORAMIENTO Y AMELLACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES! 
DE ALLCASIRCA, ARAPACHI, ССОРУЋАА, CHICHIBAMPA,UCHUPAMPA, 
PATAHUASI МҰСНССАНА Y ТАВАССМА DEL DISTRITO DE HUANCARAN - 
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC 


MEJORAMIENTO, AMPUACION DELSIRVICK) DE AGUA NOTABLE E 
INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CASERIO NUEVA 
|Мира, DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN - CALAMARCA, 
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE LAS CIOMAS, ANEXOS LA 
LAGUNA. PUEBLO LIBRE Y CORAS BAIO, DISTRITO DE LA СОРА - SAN 
SN ACID - CAJAMARCA 
[MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA РОТАВ\ E 
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE 
|МАРАНЖ) CHACAS DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN 
со. DEPARTAMENTO DE СААМЯЯСА 


ALCANTARILLADO EH LA 
D DE СОТОВАМША, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS - PATAT -! 


Б. ADQUISICION DE 
¡ACTIVOS но 
FINANCIEROS. 
Б. ADOUISICION DE 
ACTIVOS не 


FINANCIEROS. 
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MUNICIPALICAD DISTRITAL DE 
MOLLEPATA 


IMUMIOIRALIDAD сеткітді. DE. 
CHIRINOS 


| 


MA IPUCIPALIDAO. DISTRITAL DE 
MARA 


[IMENICIPALIDAD DISYRITAL DE 
QUIRUMLCA. 
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š 


Аме н'а 
Priel фа тестн porn зі Аб ост 2602 
Der. эмен 


2043, PROGRAMA 
NACIONAL DE 
IEARMENTO RURAL 
DIS. PROGRAMA 
іж 


ЗАНЕАМІЕНТО RURAL 


тузі 


XII 
YALA CON DI. SERVICIO DE Љое МАНТО BANCO EH LOS CAMARO 
AALAN, PO. PORVENIR, CP, BETUAVTTA Y ТАЯТА, 
[uS TRO bt ACIONGU. LARTE ai да 


1 
nn 


ля 


Е 


i 
x 


VADORAMNITO T AMPLIACIÓN DE LOS ВРУ ИСО DE AGUA POTABLE Y 
UBI, Cut siena, тутт DE SAN LUIS DE 


VIEORAMNENTO Y аддае АССАМ DEL SERVIDO DE МАДА РОТАЙСЕ T 

бн тары ығысатын LAT LA ГС 
IMANCORCKLO У ЗАМ MIRES. DE CUBE DE. DISTATTO DE SONGONULG - 
алы DE HLABICABAMIBA - DEPARTAMENTO DE PIURA 


TAEORANREMTC Y AMPLIACION DE БРУКС DE ABA POTAIKE Y 
веною ем p. CP сиб, ОАО DE ЗОСОТА - 
Ü- САЦАМАЙСА 
сваю DELSERVICIG DE AGUA POTABLE Y UNIDADES ЗАСАХ DE 
MAPEAMHENC: EK EL CASERO SONOOR Y АМЕЖОЗ ААМ, АТО 
KONDOR, CHORRO BLANCO У FAJQUEPAMEA, DISTRITO DE POMAHUACA - 


i 


š 


MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SSTEMA DE МИА POTABLE Y 
ТАМҒАМКЕКТО BASICO EN LOS CASEROS DE LA PALMA Y COLAPON, 


1 


ру OW DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
LANEAMIENTO BÁSICO RURAL CON SIOCIGESTORES ЕН EL CENTRO 
CHOTEM, GAYILAN SECTOR M 2, LAS QUINGAS SECTOR к 3, 


EXCRETAS ЕМ LAS LOCALIDADES DE PALATCCOHUASI, CHILLANCCAN, PAIRE, 
CHALLRUAMATO Y UTUCCASA, DISTRITO DE APONGO - VICTOR FAJAROO - 


|CREACION DE LOS SERVICIOS OE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL CON 
ARRASTRE МОВМАЈСО Y MODIGESTOR ЕН LAS LOCALIDADES DE CORON, 
[CAMPO ALEGRE, HUACA CORRAL. LA VICTORIA Y Н. СНЯМОТО, DISTINTO 
(Ж EDUARDO УДАЈУ ЈЕМА - SAN MARCOS · CAJAMARCA. 


Jr 
nnm 


Setecientos cinco. 705 


| 


| MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
[CREACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD: 
LACHOCCMAYO, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO 


DORAMIINTO Y AMPLIACIÓN DE LOS XO DEC AGUA POTARE 
SANEAMIENTO RURAL ЁН $ LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JIL 
|PROVIMCIA DE АТАБАСА - DEPARTAMENTO OE PURA 


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DÉ AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO RURAL EN FL POBLADO DE ЗАЊАЈНО, COMUNIDAD 
DE ANTILA, COMUNIDAD DE SAR JUAN Y BUS ANEXOS NODANSA, LAM 
TWQDSCUMAN, пісца, DISTRITO DE SABAINO - PROVICIA DE 
ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC: 


MESORAMIENTO Y AMPLACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E. DQUISCON DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO RÁSICO EN LAS |е. BASTOSDE |, га 
LOCALJOADES DE CONDOAMANCA Y COLLAMBAY DEL DISTRITO DE МАТАМА [CAPITAL = Mee 
|PROVIBICIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. 


ORAM DELSERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
CREACIÓN. D€ UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERÍO SAN |в. GASTOS DE далары 
шан DE CHALACO DEL DISTRITO DE CHALACO - PROVINCIA DE MORROPON CAPITAL 

м Q DE іта 

Мезолит Y AMPUACIÓN DUL SERGIO DE AGUA FOTABU Y 

[ошо оби DE MONTAS EX R CASERÍO ск Ойлан DEL ОСТАО DE 

ANGASMAPCA - PAOMACIA DE SANTIAGO DE CHUCO < DEPARTAMENTO DE 

IL ТАС 

MESDRAMIENTO DEL 55 ДА DE AGUA POTABLE Y ЗАМЕЉАЊЕМТО BASICO 
RURAL DE LOS CASERIOS DE НИАМАЧЫАЛСА, SAN BENITO Y LOMA LINDA, 
|DISTWTO 06 МАСКЕ - OTUZCO » LA LIREATAD. 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA D ЧА POTABLE Y 
TRATAMIENTO DE EXCRETAS ЕН LA COMUNIDAD DE QUTURARA, DISTANTO 
log HUAMANGULA « KUANTA - AYACUCHO 


E 
3 


AUN 
ni 


1,631,704 


[SANEAMIENTO EM EL CASERO САЊСКТЕ DEL DISTIUTO DE SANTIAGO DE 


SANEAMIENTO NURALEN VA |. „ре 
[NMFLACON Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POT 
SANEAMIENTO BÁSICO EN (А LOCALOAD MACUAY, DISTAITO DE 


COMMO AD DE PAYA DEL DISTRITO DE ТОНИ АСА - PROVINCIA DE PUNO 
[релт DE PUNO 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTARE Y 
SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD LA РЕМСА, DISTATTO CUTERUD, 
0 CA (Ж CUTERWO - CAJAMARCA 
з. GASTOS DE 
АЛТА. 
|ояллиалмал- HUARUCO - ам 
ASTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO СО INTEGRAL EN EL . ADOUISUN DE 
HECTOR TIRAN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ПАСА, OISTRITO DE ACTOS Mo 
© LAMPA- PURO lena 


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
к ADQUISCION DE 
ACTIVOS Nc 
FINANCIEROS Ë 


MESONAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANITARIA DE EXCRETAS DKL AMEXO PIEDRA PARADA, 


се миљи ایم‎ ALEM шасы CACA гыз TTD DE 


| NANCHOC -PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 


МАСТАКА DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DELOS 

CASERIOS CRUZ МАЯҒА, CRUZ PAMPA Y SANTA CRUZ, DISTRITO DE АЛСАМ 
сная DE КЛ САМ - LA LIBEATAD. 

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTARLE Y 

SAMEAMNENTO RURAL CON BIOOIGESTORES EN LOS CASERIOS DE EL ALTO, 

SUCCHA 1 Y SUCCHÁ 2, DISTRITO DE MOLLEFATA - SANTIAGO DE CHUCO - 


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA. POTABLE Y 
SANEAMIENTO RÁSICO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES DE PUCAR Y SANTA, 
ROSA DEHUARAQUERAY, OISTRITC DE MARE - COTABAMILAS - APRUMAC 


ANEXO N^ al 
Previsión бе recurso раға al Abo Роси 2032 
ftn soie] 


сағаатамамто DE ладі 
VEIRAN TO DEL PA TEMA OE АДА РОТАВЕЛ Y ALCAMTARBILLADO EN 
(ЗҚТ POBLADO bt СОЛМАН - DISTINTO pt COVINIPL - PROVIIDA Df. 


CREACIÓN DE МЭТАЎ Y VEREDAS EN LA ZONA URSANA DE COCHARCAS DEL 
DISTNTO DE COCHARCAS - PROYINCA. DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO 


DE ARIMA 


KREACIORÎ DE LOSA NECUENCIOMA MULTIUSO EN LA ZONA URMANA DE 
24922: |COCHAACAS DEL DISTNTO DE COCHARCAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - 
[DEPARTAMENTO DE АРАН! МАС 


2443196 
CREACION DEL PARQUE SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE НА DEL 
заразе? | [DISTRITO DE CURA - PROVINCIA DE UTCURAMBA - DEPARTAMENTO DE 
AMATOHAS 


| ВЕАСКУК DÉ LA LOSA 06 RECREACIÓN MULTROSOS EN LA LOCALIDAD DE 
ММА OELOGTRITO DE CUMBA - PROVINCIA OE UTCUBAMBA - 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 


ЁЗ |СМЕЉСКОМ DE LAS PISTAS Y VEREDAS DEL CASERIO OCTUCHO DEL DISTRITO |6, GASTOS DE 


DE CUMBA - PROVINCIA DE VTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | CAPITAL. 


зені CREACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DEL CASERIO SINALDEL DISTRITO DE 
¡CUMBA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 


CKEACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS ЕМ LA LOCALIDAD 
2437240 | |РАДАЗСА DISTRITO DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA - 


DEPARTAMENTO DE ANCASH 
2483773 


MEJORAMIENTO DE LA TIAMSITABILIDAD EN LAS CALLES DE PALLASCA, 
DISTRITO DE FALLASCA - РАШАЗСА - ANCASH 


Ш 


CREACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO DE 
| (А БРАЦАССТА. DEL DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - 
[DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 


ADO DAD: 4 |CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE 
вано PRES o затем |ЏМНЏАМА DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO - PROVINCIA DE 
і CANGALUD - DEPARTAMENTO DÉ AYACUCHO 


CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL C.F LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE 


ЕЗ ARAMANGO - PROVINCIA, DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 


4 MEJORAMIENTO DE LA VIA URBANA COM PISTAS Y VEREDAS EN LAS 
HUAWANGUN LA ланады * тозы | |РАНОРАТЕУ CALLES DEL BARRIO MIRAFLORES, DISTRITO DE 
HUAMANGULLA - HUANTA-AYACUCHO 
AEACION DE LA LOSA DÉ RECKEACIÓN MULTIUSOS EN EL C.P A LIBERTAD 5. ADQUISICION DE 
ло олан: онаа IC...) DEL DISTRITO DE ARAMANGO = PROVIHCIA DE BASUA - й aemvos HO 
pee DEPARTAMENTO DE AMAZONAS FINANCIERGS 


КАСКО DEL PARQUE £N EL BARAIO CHAUPIMARCA DEL DISTRITO Uk EL 
MANTARO - PROVINCIA DE SAUJA- DEPARTAMENTO DE JUNIN 


MANTARO 


| MUNICIPALIDAD DISTRITALDE 
РУСАСАСА је 


MUNICIPALIDAD DISINTALDE 
PUCACACA 


Бы 
зауза |Р: AMES ЈЕ ин, т. CAHUSOE, LOCALIDAD DE EL MANTARO, 
DISTRITO DE EL MANTARO- PROVINCIA DE JAUJA < DEPARTAMENTO DE 


ZNEACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS EM LA LOCALIDAD DE : 
2451343 |'UCACACA DEL DISTRITO DE РИСАСАСЯ - PROVINCIA DE PICDTA - ў $715 


DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 


MDORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSTABILIDAD DECIA.COMERDIO: 

CDRAS 03,04 Y 05, ЈА. TARAPACA СОВА 03, 04 05, Ж, 28 D€ 1000, CORA, |». 

92 A 05, JR LAGUNAS CDRA ОЗ, 04 Y 05, Ж. HUARAZ CDRA D2, 94 Y 05, Ж. [с 4,285,534 
CUZCO CDRA C3, 04 Y 65, LOCALIDAD DE PUCACACA DISTRITO DE 

FUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA - SAM MARTIN: 


CREACION DE LA LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS EM EL CP ELPORVENIE. . је 
DEL DISTRITO DE ARAMANGO - PROVINCIA DE BASUA - DEPARTAMENTO DA], 081,578 


CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE 5. 
ССААНИАССОСОО DEL DISTRITO DE PARAS - PROVINCIA DE CANGALIO ~ 677,996 
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 


| 


ШЫ 
ШИ 


CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL C P ELFORVENIR DEL DISTASTO ОЕ |6. GASTOS DE 
CAPITAL 


EREACION DE PISTAS Y VEREDAS, ÁREAS VERDES ENLA LOCALIDAD DE 3 % 56096 


і CCARHUACOOCCO, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO: 


CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE АССОМААСА 
[DISTRITO DE ACCOMARCA + PROVINCIA DE VILCAS КИАМАН - REGIÓN 
AYACUCHO 


MUNICIPALIGAD DISTRITAL DE 
|ACCOMARCA 


051102 


5 
E і 
E 
E 
& 


CREACION DE PARQUES Y JARDINES EN LA LOCALIDAD DE ACCOMARCA DEL 
[DISTRITO DE ACCOMANCA - PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - 


EH DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 


[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 


AGCOMARCA | OSIO || ССОМАЋСА 


MEJORAMIENTO DE LA TRANSITANTUDAD VENICULAR Y PEATONAL EN LA 


CHOTA û DE ORIGUN DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - 


mi 


(A DISTRITAL DE. 


CHOTA 3,106,233 


і 


Página 3 


Setecientos seis.706 


ОШ 
HUU 


| 
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ШШ 


M ЛІ 
||| || || 


мон 


Вучы de paspa para al Абе кылы 2672 


|на вису очі DB YR TA: DE 
жаза 


АЈА 3 
Loss 


катау yapi DITE Y. DE 
MANTA 


А 


меље. 

мант; 

MUNICIPALIDAD DISTINTA. DE 

HUACHAC 

MUMIOPAUDAD DCTIITAL DE 

МАСНА 

Ей 
0 


UNIOPAUDAD DISYRITAL DE 
PASPAS 


DAUSICIPAUDAD DISTRITAL DE 
outa 


MACIÓN Dig, DARTY жасымта ы Z: CENTRO POR NPO ESHUGUR 
РГ DE аса. PROVINCIA, DE CHOTA - DEFARTAMENTO DE 
сылым 


талон Di LA PLAJA Әк 9. CENTRO POR ADC DE HO ANGATE Dki 
акт DE АЙТА. PROWMIICAA. DE CHOTA - ОБРАКТАНИНИТО СЯ. 


EL TACO UNAANO PW EL CENTRO ==: Ағу) та ата. DESTA E: 
MANTA - PROVINCIA DE НОАНСАМ КА. - DEPARTAMENTO DE 


„аллы مو‎ = amm 


MEJORAMIENTO DE ДА LOBA стога AI LETE, 
DISTRITO DE HUACHAC - PROAAMICIA DE CHUFACA - BESARTAMENTO DE 
Noe 


MEIDRAMIEKTO DE 108 TERACIOS Df TRAMSITAIIUDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DELAS CALLES МОН CASTILLA, MAL, PELIPE VACHE, 
мон МО LINDO, 28 DE АКО, PROGRESO, BOLOSHER, MANCO 
Y ЗАМ MARTIN PN EL ANEA LAMA DEL. DISTACTO DE НИАСНАС ~ 
PROVINCIA DE CHUP ACA - DEPARTAMENTO DE КММ 


PEATONAL EN LA CALLE QÉSAMPARADOS EN бі CENTRO PORLADO DE 
PARCO DEL DISTINTO DE PARCO - POVIKA DE АДА - DEPAXTAMAENTO 


[MEJORAMIENTO DE LOS SERVIOOS DEL PARQUÉ DESAMPARADOS EN El, 
CENTRO POBLADO DE PARCO DEL DISTRITO DE PARCO - PROVINCIA DE 


PEATONAL DE LAS CALLES DEL №. PRIMAVERA, MA. TUPAC AMANU, ЈА. 
RAMÓN CASTILLA DEL DISTRITO DE YALI ~ PROVINCIA DE MALA + 
DEPARTAMENTO DE иді 

САСО DE PARQUE RECREACIONAL SN LA LOCALIDAD DE SHATOIA DEL 
DISTRITO DE SHATOJA - PROVINCIA DE 61. DORADO - DEPARTAMENTO DE 


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO D£ TRANSITABRICAD 
PEATONAL EN LAS CALLES DCL CENTRO POBLADO ОС QUISPILLACCTA DEL 
[DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DÉ 


MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS, VEREDAS PEBIMETRALES Y 
ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE PAMPAS, OSTATO DE 


2467352 
HUANAE - DEPARTAMENTO DE ANCASH 


[CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN (А LOCALOAD DÉ 
СОЗАТА, DISTRITO DE CULATA - HUANCANE + PUNO 


[CREACIÓN DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO MARIANO ROJAS GARCIA 
2427512 | [DE (А LOCALIOAG DE MANGAS - DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE 
BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH 


ЊАЕХАЊМЕМТО DE PISTAS Y VERDAS D£ LAS CALLES PRINCIPALES Y 
[SECUNDARIAS DEL ANEXO DE MASAJCAMCHA, DISTRITO DE РАССНА - AUS 
[UM 
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005, PROGRAMA NACIONAL DE AES 
SANEAMIENTO RURAL кее. 


|9067. PROGRAMA. 
005. PROGRAMA NACIONAL OE. NACIONAL 228660: 


NACIONAL DE 
ж 


SANEAMIENTO RURAL ¡SANEAMIENTO RURAL 
005. PROGRAMA NACIONAL DE 
SANEAMIENTO RURAL — 
PROGRAMA 

‚ PROGRAMA NACIONAL DE к 

3 RURAL E RURAL 

мом CIONAL DE 

МА [SANEAMIENTO RURAL 


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA AUANIA , 

DISTRITO DE PMPINGOS - CUTERVO - CALAMARCA. 

INSTALACION DEL SENENGA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA 

LOCALIDAD OETAABILLO CHICO, DISTINTO DE РАМАЙ , PROVINCIA DE PACHITEA 
HUANUCO. 

MEJORAMBEMTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVIDO DE AGUA POTABLE Y 
DISPOSICION SAM ТАЈА DE EXCRETAS ЕМ E. CENTRO POBLADO El MILAGRO, 


MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
DISPOSICION SANITARIA DE DIRETAS EN E. SECTOR PALTASH , DISTRITO DE 


AMPLIACIÓN Y MESONAMIKHTO DEL SERVICIO DE AGUA. РОТАШЕЕ 
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN A LOCALIDAD DE SAN 
ANTONIO DE MAZAMARI , DISTRITO DE PAKTAMARI- SATIPO - JUNIN 


MEIORARNENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ADJA POTABLE Y 
DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE SHITARIYACU, 


AMFUAGON Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E 
INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE 
SANTA ROSA DE UCNO, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI- DANIEL ALCIOES 


AMPUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS. PE AGUA POTABLE У 
SANEAMIENTO DEL CASERIO LA FLOR , DISTRITO DE COMBA - ULCUBAMEA - 


INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA 
LOCAUDAD DE LA LIBERTAD , DISTRITO DELLAYLLA - SATIPO - JUNIN 


TEDORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA, POTABLE Y 
[DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCAUDAD NUEVO CHOTA , DISTRITO DE 


AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE. 
ПЕНТО EM LA LOCALIDAD DE HUACAMAYO , DISTRITO DE PERENE + 


ENTO Y AMPLIACION 
SANITARIA DE EXCRETAS ОЁ LA LOCALIDAD DE SALIQUI , DISTRITO 
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GOBIERNOS 
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GOBIERMOS 
LOCALES 


GOBIERNOS 


LOCALES 


GOBIERNOS 


GOBIERNOS 


GOBIERNOS 
LOCALES 


ПП 


MORANG DE. хіба {А AGUA POTABLE | INSTALACION DEL 
STEMA TA SANEAMIENTO bh Ë CF. ВЕТАЖА ¥ CASERIO PINTDYACU 
ITO DI ні ТО RECODO, DAETICTO DE TARALOSOS - LAASAS - SAR MARTIN 


MEJORANBEXTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PCUMAL DEL NL INDEPENDENCIA 
рд» — CD14; Ји. 215 MAYO САЗ - CIS; Ж. ANEQUVA CD11 Y (5.14 ж 


BA PAL KED PROVINGAL DE 
3,12%. 


z 


| 
Ú 2 


МКФ ААО DISTIKUAL DE JUAN 
ЗЕМЉА 


ШІ 


š 
Я 
E 


меу, CHUTAN МАРСАРАТА. (IÓN УМА МЕМСЕОЕХ, АОЗАЯК) 


PUNO 
|MJANCARAMI Y ALTO HUANCARANI, DISTRITO DE AZÁNGARO, PROVINCIA DE 


= ni 
¡GUIA 


СВЕАСКОН DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ФАЗ DE LO 
CASEMOS El. MOLINO, SOCOS ALTO, SAN JOSÉ Y El ROSARIO DEL CENTRO. 


МОМУРАП ЮАН DISTRITAL DE 
COCHABAMBA. 


595811 


DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN El САНАҚ CACHULLA ALTA DEL OXSTRITO: 
IGUIRUVALCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHOCO - DEPARTAMENTO DE 1А] 


MSTALACHÓN DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UNS) ЕН 
LOCALIDADE: DE LLACCLLAN |CERCAN,CHOQEWIEHGA Y OANOAYILO DEL 4 затії 
LOCALIDADES DEL DISTRITO ре UCHUMACCAY - PROVINCIA DE HUANTA 


MINK TOAD ТАТА DE 


$ 


QUIKUVILCA. 


БАЈМЕЛВАЦРАО DISTRITAL DE 
UCHURACCAT 


2497732 м 


Din 
A 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE СА 
ANGINA. 
MUNICIPALIDAD DISTRIFALDE | INSTALACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON ARRASTRE НОВАЈИСО 
siclos HUANCAVELICA | TAYACAJA ін 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHOS - PROVINCIA DE TAYACAJA 4 3,069,107] 152,5: 322196] 22 


DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 


MEJORAMIENTO Y АМРОАСЮМ DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y| 
SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO EL HORNAMBO, DEL СР TINYAYOC| 
DISTRITO DE JOSE SABOGAL - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y| 
SANEAMENTO DE LOS CASERÍOS DE CARUACUSHMA, EL ALZO Y LA 
PAUQUKLA DEL DISTRITO DE САСНАСНІ - PROVINCIA DE САЈАВАЈАЋА ~ 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 


MEORAMIENTO Y AMPUACION DEL SERVIC DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDADES DE SAN MIGUEL, VISTA ALEGRE Y 
PALMA ANDINA DEL DISTRITO DE CORTEGANA - PROVINCIA D€ CELENDIN -| 


н - 
E 


Setecientos nueve. 709 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ 
SABOGÁL 


2,484,541 139,34 2543966 


MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SERVICIO DE AGUA РОТАМЕ Y 
UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE NINABAMBA, 2223,01 , 
DISTRITO DE CHUNGU! - LA MAR - AYACUCHO 
МАСЈОЋАЉНЕНТО, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE 3,381881 $ 35510 
PENCALOMA, DISTRITO DE CONCHAN - CHOTA - CAJAMARCA 
MEJORAMIENTO, INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
DESAGUE, EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, DISTRITO DE HUABAL - JAEN - 1756 
CAJAMARCA : 
Я 8,762,150 

391,881 1,874,179 

ме 

ыра ШЕ = 


CAJAMARCA JOSE SABOGAL 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
3,544,431 141,824 


CAJAMARCA 


САСНАСНІ 


CELENDIN CORTEGANA | 2478585 
ORONCCOY 
= 


HUÁSAL 2126488 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CORTEGANA 


CAJAMARCA 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. 


MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE 
DAONCCOY 


5 
Е 
£ 


AYACUCHO 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 


CONCHAN CAJAMARCA 


2 
š 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
NUABAL 


CAJAMARCA 


MUNICIPALIDAD CISTRITAL OE JOSE 
MANUEL QUIROZ РАМАНС 
CAJAMARCA | CAJAMARCA 


N 
SANCHEZ 
с ча 
SANTO 
CAJAMARCA DOMINGO DE 
LA CAPILLA 
ТА 
ЏАО 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL СЕ LA LA LIBERTAD 


LIBERTAD DE PALAN 


2256187 


2284611 [CARLOS Y CARAFATA DISTRITO DE JOSE MANUEL QUIROZ PROVINCIA DE SAN 


MARCOS ~ CAJAMARCA 


MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y| 
SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO HUANICO DEL DISTAITO DE NAMOR 4,336428 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 


NAMORA PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO ОЕ CAJAMARCA 


CREACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UAS EN LOS САЗЕКЮУ 
DE CUSIPAIMPA, ТАМАН, PACCHITA Y GUENOS AIRES, DISTRITO DE CHUGAY - 6,151,301 


eMe be 
я | 5 | з 
з | є | І 


MUNICIFALIDAD DISTRITAL O£ 


CHUGAY ¡SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD: 


IMBORAMNENTO , AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CEDROPAMAPA Y РАМ DE AZUCAR 
DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA 


INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTASLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN 
OS CASERIOS DE CAYSHARIN, CALLUNCHAS Y LA FLORIDA, DISTRITO DE 
SINSICAP - OTUZCD - LA LIBERTAD 


IAUMICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
алею 


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS 
САБЕМОВ DÉ SARAUZ - EL TRIUNFO Y ROSAPATA, DISTRITO DE LA LIBENTAD| 
5,053,471 


DE PALLAN ~ CELENDIN - CAJAMARCA. 
RAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEZAMIEMTO RURAL 
EN LAS COMUNIDADES DE MALCAS,PAUCA, SANTA ROSA,LAS MORADAS, SANI $422,257 
257,412 2,116,347 


MUMICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SINSICAP 


LA LIBERTAD oruaco SIMSICAR 
MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
CAJAMARCA сена comen | 2301373  [ALCARTARRIADO DE LA LOCALIDAD DE CHUMUCH - DISTRITO DE CHUMUCH, 
[PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA 
тону 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CHUMUCH 


SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO RAMBRAN Y EL CASERIO DE 
QUINUAP ATA, DISTRITO DE CHUMUCH ~ CELENDIN - CAJAMARCA 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CHUMUCH 


3,574,112 


3,962,615] 


SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE ANGASMARQUILLA 
CENTRO POBLADO DE COJMACA - DISTRITO DE 5АНАСОВАМ - PROVINCIA DEI 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ЗАНАСОВАМ 


LA LIBERTAD 2403418 


ISANEAMIENTO RURAL ЕМ ЕС CASERIO DE SOLUGAM, DISTRITO 05 


3117665 
'TACABAMBA - СНОТА - CAJAMARCA 


MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UDS EN 
Los CASERÍOS DE CANRAZ, SIMBAMBA Y LA UNION DEL DISTRITO DE HUASO 4,324,773 


PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ТАСАВАМВА 


255,866 3,432,022 
216,939 556,711 


7,291.49. 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
HUASO 


72 

57) 
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451 
== 
— “ш EN 
iin — EN 


AYACUCHO. m UPAHUACHO 


APURIMAC HUANCAKAY 3495300 
Жеті оваке 


MIUNICIPAUDAD DISTRITALOE 
UPAHUACHO. 


INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES 
ре ALLCASIRCA, ARAPACH|, CCORIRAYA, СНКНІРАМРАЛКНОРАМРА, 


AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS DE АСНАСОМИ 
IPICHCCAPUQUIO, PULLUCHI, HUANCAHUANCA, LLANCAMA Y 
РАТАНЏАЧ МПСНССАМА Y ТАМАССМА DEL DISTRITO DE HUANCARAY 
PROVÍNCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DÉ APURIMAC 


ICONDORPAMPA, DISTRITO DE UPAHUACHO - PROVINCIA DE PARINACOCHAS -| 
MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ОЕ AGUA POTABLE E 
INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CASERIO NUEVA ALAN: 123524 


DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN - CAJAMARCA 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
HUANCARAY 


7,035,933 


MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE 
SANTA ROSA 


129, 


1,383, 


тп 


MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA РОТАМЕ Y 
SANEAMIENTO BÁSICO £M LA LOCALIDAD DE LAS CIORAS, AMEXOS LA 
LAGUNA, PUEBLO LIBRE Y CIDRAS BAJO, DISTRITO DE LA СОНРА - SAN KSNACIO 
|- CAJAMARCA 


URICIPALIDAD DISTRITAL DE LA. 
СОРА 


Заг? 


| 
| 
š 
£ 


104 


MDONAMBOMTO Y AMPLIACIÓN DE SIOD DE AGUA ҒСТАМЕ 
ITLALACIÓM DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EM EL CASERÍO DE| 
(масаў DEL DISTRITO DE MUARAMÓO - PROVINCIA DE 


WETALACIÓN DEL SISTEMA 06 AGUA РОТАМІ Y SANEAMIENTO! 
IMULTICOMUURA, DE CHUCCHUC, МАМОЮ. YAPAC Y COQUIN, DISTRITO D қ 1,147 


окно Y AMPLIACION DEL SOTEMA DE AGUA POTAME E 

INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN 105 CASERIOS 

ALUCO, PUCANO, PORVENIR, DCSHAY, BELLAVISTA Y SULAÍACA, DISTRITO gu 
DE ALFONSO UGARTE - SHUAS - ANCASH 


MEJORAMENTU У AMPÜADON DEL SERVIIO DE AGUA POTAME 
БАМЕЉАЖЕМТО RURAL DEL SECTOR ТЈАЖУО CASERÍO PORCONCIULO 
CENTRO POBLADO DE HUAMBOCANCHA ALTA - DISTRITO DE CAJAMARCA - 
|ЖОМИСА DE CASAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA 


МЕКЖАМЕКТС Y AMPLIACION DE. SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERO OGOSGON PAUCAMONTE, 43510 217,552 
DISTRITO DE CONDEBAMBA, PROVINCIA DE CAJADAMBA - CAJAMARCA A 

JAGOAAMEENTO Y AMPLIACION DE 105 SERVIOOS DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DEL CASERO ЗАЖЕРАМРА, ОТТО DE SAX LUIS DE LUCMA < 201,13 450 
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MUNKCPNUIDAD DISTRITAL ос 
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2327568 


MUNICIPALIDAD DISTNITAL DE z 
ا‎ ES 


MUNIGPALOAD DISTRITAL DE SAM 


-% 
H 


DUYERVO -~ CATAMARCA 


MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERGO ОЖ AGUA POTABLE 
DISPOSICIÓN <АМТАМА DE EXCAETAS EN LAS LOCALIDADES DÉ 
AAMDORCIULO Y SAN MIGUEL DE CUSE DEL DISTRITO DE SONDOANLO 4 
PROVINCIA DE HUANCABASSA - DEPARTAMENTO DE РАЈКА, 


105 DE LUCHA 


GORERNOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LOCALES SONDORNUD 


ОВЕ 


ш 


ПИП 
ÚH 


NER = MEJORAMIENTO Y АМРШАЈОМ DEL ЗЕКУКСО DE AGUA РОТАВЕ 
GOBIERNOS MUNI DISTRIT SANEAMIENTO BASICO ЕМ EL C.P CHISIGLE, DISTRITO. DE 5ОСОТА - CUTEKVO + 
38 MATS SORA САЈАМАВСА |  CUTERVO amaos икен зава 5,786,201 төҙ ү 
mE 1 IKEACION ра SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE R 

зр || MM мкр ца CAJAMARCA POMAMUACA| 2336100 [SANEAMIENO EN EL CASERIO SONDOR Y ANEXOS ALAMBIQUE, ALTO 6,696,730) 3,090,644 531 

LOONES POM. SONDOR, CHORRO BLANCO Y FAIQUEPAMPA, DISTRITO DE РОМАМЏАСА - 
GOBIERNOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE. 
T у ин і ЕЗ 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN 
АМ 


MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
cowsar | ізі) [SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE LA PALMA Y COLAPON, DISTRITO] А Р 6 
DE COLASAY - JAEN - CAJAMARCA 
MEJORAMIENTO Y АМР! 
SANEAMIENTO BÁSICO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL CENTRO POBLADO] 
catamarca | SANIUAN | 2342134 [снотва, GAVILAN SECTOR N 2, LAS QUINUAS SECTOR М 3, DISTRITO DE SAN 185582 19781 1.962,90; 
JUAN - CAJAMARCA - СААМАЛСА 
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE 
VICTOR 
AYACUCHO FAJAROO 2174419 9 275,505 


EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE HUATCCOHUASI, СНІМАНССАУ, PAIRE, 
CHALLHUAMAYO Y UYUCCASA, DISTRITO DE APONGO ~ VICTOR FAJARDO -| 
AYACUCHO 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
APONGO 


у ЕЗ 
GOBIERNOS 
LOCALES 
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EU CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL COM 
GOBIERNOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ў EDUARDO ARRASTRE HIOMÁULICO Y BIODIGESTOR EN LAS LOCALIDADES DE COLPON, 
48 LOCALES EDUARDO VILLANUEVA CAJAMARCA VILLANUEVA CAMPO ALEGRE, HUACA CORRAL, LA VICTORIA Y EL CHIRIMOYO, DISTRITO ОЁ 647747 
EDUARDO VILLANUEVA - SAN MARCOS - CAJAMARCA 
MEJORAMIENTO Y АМР! o DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN] 
4, | GOBIERNOS | MUNICIPALIDAD DASTRITAL OR AYACUCHO | HUAMANGA gases; [DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE 2411548 140,382 1,858,590 
LOCALES CHIARA |КАСНОССМАУО, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO 
MEIORAMIENTO Y AMPLIACION DE 106 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y| 
as | GOSIERNOS | қр АШАР DISTAITAL DE ДІ AYABACA тм 2452010 (SANEAMIENTO RURAL ЕК 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LILI - PROVINCIA 243,921 5122461 
LOCALES DE АТАБАСА - DEPARTAMENTO DE PIURA 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL POBLADO DE SABAINO, COMUNIDAD DE] 
¡el 
ав pa M c РЕ ANTABAMBA | злвамо | 2471218  |ANTLLA, COMUNIDAD DE SAN JUAN Y SUS ANEXOS NOQANSA, LAHUIRA, 827556 347,544 
TINTIRCUMANI, TICLLA, DISTRITO DE SABAINO - PROVINCIA DE ANTABAMEA. 
Q ГЕ APURIMAC 
TT 
GOBIERNOS |  MONCIPAUDAD DISTRITAL DE 4 
¡e CECH 
MEORAMIENTO У АМРИАСЮМ DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
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Манн DECRETOS DE URGENCIA 100 
DECRETO DE URGENCIA 


№ 114-2020 


DECRETO DE URGENCIA PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA 
INVERSIÓN PÜBLICA, ANTE LA EMERGENCIA 

SANITARIA PRODUCIDA POR EL COVID-19 
Y QUE DICTA OTRAS MEDIDAS 


EL PRESIDENTE DE LA REPÜBLICA 
CONSIDERANDO: 


Que, mediante Decreto Supremo N^ 008-2020-SA se 
declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas 
de prevención y control del COVID-19, orientadas a reducir 
el impacto negativo en la población ante la existencia de 
situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los 
pobladores, así como a mejorar las condiciones sanitarias 
y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones 
destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven 
a la configuración de éstas; el cual ha sido ampliado 
temporalmente mediante Decreto Supremo N* 020-2020- 
SA por un plazo de noventa (90) días calendario; 

Que, mediante Decreto Supremo М? 044-2020- 
PCM ampliado temporalmente mediante los Decretos 
Supremos М? 051-2020-PCM, Ме 064-2020-PCM, N° 075- 
2020-РСМ, N° 083-2020-PCM, Ме 094-2020-РСМ, N° 
116-2020-РСМ, N° 135-2020-PCM y М” 146-2020-РСМ; 
y precisado о modificado por los Decretos Supremos М? 
045-2020-PCM, N° 046-2020-РСМ, N° 051-2020-РСМ, 
М% 053-2020-РСМ, М% 057-2020-РСМ, М% 058-2020- 
PCM, Ме 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064- 
2020-РСМ, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-РСМ, N° 
083-2020-РСМ, Ме 094-2020-РСМ, Ме 110-2020-РСМ, 
N° 116-2020-PCM, № 117-2020-РСМ, N° 129-2020-PCM, 
N* 135-2020-РСМ, М“ 139-2020-РСМ, М" 146-2020-PCM 
y N* 151-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia 
Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; 

Que, conforme a lo dispuesto por el numeral 2.1 del 
artículo 2 del Decreto de Urgencia М" 051-2020, Decreto de 
Urgencia que dicta medidas extraordinarias para financiar 
los mayores gastos derivados de la Emergencia Sanitaria 
del COVID-19 durante el año fiscal 2020, las demandas de 
gasto destinadas a la prevención y contención del COVID-19 
y a la reactivación económica, pueden ser financiadas de 
manera extraordinaria y temporal durante el Año Fiscal 

2020 con recursos de la fuente de financiamiento Recursos 
por Operaciones Oficiales de Crédito, provenientes de 
-Зв-етівідг de-bonos-que-se autoriza enel numeral 3:1 
del artículo 3 del citado Decreto de Urgencia y con los 
recursos provenientes de las líneas de crédito contingentes 
aprobadas por los Decretos Supremos М”. 398-2015-EF, 
031 y 032-2016-EF, siempre que se traten de gastos de 
capital y gastos corrientes no permanentes, destinados a 
la prevención y contención del СОМІО-19 у la reactivación 
económica en el 2020, así como para la atención de los 
gastos previstos en el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2020 afectados por la caída de la recaudación 
producida como consecuencia del COVID-19, a los que se 
refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo М” 1440 y los 
que se dispongan mediante una norma con rango de Ley 
que deben ser financiados con cargo a los recursos de la 
Reserva de Contingencia. 

Que, es responsabilidad del Estado reducir el impacto 
negativo que afecta a la población ante la existencia de 
situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los 
pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias 


y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones 
destinadas a tal fin; 

Que, el riesgo de alta propagación del COVID-19 en 
el territorio nacional viene afectando las perspectivas 
de crecimiento de la economia global y de la economía 
nacional, y siendo la inversión pública un aspecto 
importante para generar condiciones de desarrollo 
económico, resulta necesario dictar medidas para la 
reactivación económica y atención a la población а través 
de la inversión pública, dado el contexto atípico y de 
emergencia en el que se encuentra el pals; 

Que, en el marco de la reanudación de actividades, 
es necesario contar con disposiciones de carácter 
excepcional en el ámbito local para la atención de 
la población a través de la inversión pública ante la 
Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19; 

En uso de las facultades conferidas por el numeral 19 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República d 


DECRETA: 


Artículo 1. Objeto 

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto 
establecer medidas extraordinarias que permitan a las 
entidades del Gobiemo Nacional, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, implementar en el ámbito de sus 
competencias, la ejecución de acciones oportunas, 
en el marco de la emergencia sanitaria generada por 
la pandemia del COVID-19, para la reactivación de la 
actividad económica a nivel nacional. 


Artículo 2. Financiamiento de medidas en materia 
de infraestructura de vías urbanas, equipamiento 
urbano, drenaje pluvial, saneamiento urbano y rural 
y otros 


2.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Püblico para el Afio Fiscal 2020, 
hasta por la suma de S/ 874 108 080,00 (OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHO 
MIL OCHENTA Y 00/100 SOLES), por la fuente de 
financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales 
de Crédito, con cargo a los recursos de la Reserva de 
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, 
a favor de un pliego del Gobiemo Nacional y diversos 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar 
la ejecución de proyectos de inversión en materia de 
infraestructura de vías urbanas y equipamiento urbano, 
drenaje pluvial y saneamiento urbano y rural, entre otros, 
de acuerdo al siguiente detalle: 


DELA: En Soles 

SECCION PRIMERA : Gobiemo Central 

PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas 

UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General 

CATEGORIA 

PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones Presupuestarias que 
No Resultan en Productos 

ACTIVIDAD 5000415 ; Administración _ del Proceso. 
Presupuestario del Sector Público 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones Oficiales 
de Crédito 

GASTO DE CAPITAL 

2.0 Reserva de Contingencia 874 108 080,00 

TOTAL EGRESOS 874 103 080,00 

ALA: En Sales 

SECCION PRIMERA : Gobierno Central 

PLIEGO 026 : Ministerio de Defensa 

CATEGORIA 

PRESUPUESTARIA 9002: Asignaciones presupuestaias que 


no resultan en productos 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3: Recursos por Operaciones Oficiales 
de Crédito 


ж. 
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GASTO DE CAPITAL 


2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2 469 167,00 
Subtotal Gobierno Central 2 469 167,00 
o A 
SECCION SEGUNDA : instancias Descentralizadas 
PLIEGO 462 : Gobierno Regional del 
Departamento Ucayali 
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0082 : Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3: Recursos por Operaciones Oficiales 
de Crédito 
GASTO DE CAPITAL 
2.8 Adquisición de Activos 
No Financieros 11 685 084,00 
SECCION SEGUNDA : Instancias Descentralizadas 
PLIEGO 445 : Gobierno Regional del 
Departamento Cajamarca 
PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 0083 : Programa Nacional de Saneamiento 


FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3: 


GASTO DE CAPITAL 

2.6 Adquisición de Activos 
No Financieros 

SECCION SEGUNDA 
PLIEGO 462; 
PROGRAMA PRESUPUESTAt 0083 


FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3: 


GASTO DE CAPITAL 


2.6 Adquisición de Activos No Financieros 


Subtotal Gobierno Regional 


SECCION SEGUNDA 4 
PLIEGO i 
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0109 : 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3: 


GASTO DE CAPITAL 
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10 038 559,00 
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0082 : Programa Nacional de Saneamiento 


FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3: 


GASTO DE CAPITAL 

2.6 Adquisición de Activos 

No Financieros 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083 : 


FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3: 


GASTO DE CAPITAL 

2.6 Adquisición de Activos 

No Financieros 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0146 : 


FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3; 


GASTO DE CAPITAL 


2.8 Adquisición de Activos No Financieros 


Subtotal Gobiemos Locales 


TOTAL EGRESOS 


22 El 


26 398 366,00 
: Instancias Descentralizadas 
Gobierno Regional del 
Departamento Ucayali 


: Programa Nacional de Saneamiento 


Rural 
Recursos por Operaciones Oficiales 
de Crédito 


Rural 
Recursos por Operaciones Oficiales 
de Crédito 


2 639 803,00 


40 723 313,00 


LL 


Instancias Descentralizadas 
Gobiemos Locales 

Nuestras Ciudades 

Recursos por Operaciones Oficiales 
de Crédito 


Urbano 
Recursos por Operaciones Oficiales 
de Crédito 


104 862 291,00 
Programa Nacional de Saneamiento 
Rural 
Recursos por Operaciones Oficiales 
de Crédito 


448 714 979,00 
Acceso de las Familias a Vivienda y 
Entomo Urbano Adecuado 
Recursos por Operaciones Oficiales 
de Crédito 


267 299 771,00 


830 915 600,00 


874 108 080,00 


detalle де los recursos asociados а la 
Transferencia de Partidas autorizada en el numeral 


2 


Л del presente 
“Transferencia de 
Gobierno Regional y Gobierno 
de inversiones”, que forma pa 


NORMAS LEGALES 


Decreto de Urgencia, el cual 


institucional del Ministerio 


gob.pe/mef) y del Ministerio de 
Saneamiento (www.gob.pe/vivienda), en la misma fecha 
de publicación de la presente norma en el Diario Oficial 
El Peruano. 


2.3 Autorízase una 
Presupuesto del 5 
hasta por la suma 
OCHOCIENTOS 
TRES Y 00/100 
Recursos Ordinarios, 
Reserva de Contingencia 
Finanzas, a favor del Ministerio 


OCHO MIL 


3 


artículo, se encuentra en el Anexo 

Partidas a favor del Gobierno Nacional, 
Local para el financiamiento 
rte integrante del presente 


se publica en el portal 


de Economía y Finanzas (www. 


Vivienda, Construcción y 


Transferencia de Partidas en el 
ector Público para el Año Fiscal 2020, 
de S/ 3 808 173,00 (TRES MILLONES 


CIENTO SETENTA Y 


SOLES), por la fuente de financiamiento 
con cargo a los recursos de la 
del Ministerio de Economía y 
de Vivienda, Construcción 


y Saneamiento, para financiar la ejecución de proyectos 


de 
mediante transferencias 


inversión en materia 


de saneamiento urbano, 
financieras a favor de Empresas 


Prestadoras de Servicios de Saneamiento-EPS, de 
acuerdo al siguiente detalle: 


Transferencia de Partidas a 
2.3 del presente artículo, se 
2: “Transferencia de Part 
de Vivienda, 
que forma parte inte 


DE LA: 

SECCION PRIMERA 

PLIEGO 909 

UNIDAD ЕЈЕСИТОКА 001 

CATEGORÍA 

PRESUPUESTARÍA 9002 

ACTIVIDAD 5000415 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 

GASTO DE CAPITAL 

2.0 Reserva de Contingencia 
TOTAL EGRESOS 

ALA: 

SECCION PRIMERA 

PLIEGO 037 

UNIDAD EJECUTORA 004 


PROGRAMA PRESUPUESTALOO82 


PRODUCTO 3000001 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1: 


GASTO DE CAPITAL 
2,4 Donaciones y Transferencias 


TOTAL EGRESOS 


- Administración del 


En Soles 


: Gobierno Central 
: Ministerio de Economía y Finanzas 
: Administración General 


: Asignaciones Presupuestarias que 


No Resultan en Productos 
Proceso 
Presupuestario del Sector Público 


: Recursos Ordinarios 


3 808 173,00 


EET 


3 808 173,00 


— 


En Soles 
: Gobiemo Central 
: Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 
: Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano 
: Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano 
: Acciones Comunes 
Recursos Ordinarios 


3 808 173,00 
Lu 
3 808 173,00 


БЕ 


2.4 El detalle de los recursos asociados a la 


Construcción 


Saneamiento (www.gob.pe/v 
fecha de publicación de la presente norma en el Diarlo 
Oficial El Peruano. 


2.5 Los Titulares de 


utorizada en el numeral 


encuentra en el Anexo 


idas a favor del Ministerio 


y Saneamiento-EPS" 


grante del presente Decreto de 
Urgencia, el cual se publica en el portal institucional 
del Ministerio de Economía 
pe/mef) y del Ministerio de Vivienda, Construcción y 


y Finanzas (www.gob. 


ivienda), en la misma 


los pliegos habilitados en la 


presente Transferencia de Partidas aprueban mediante 


Resoluci 
en los numerales 2.1 y 2.3, a ni 


ón, la desagregación de los recursos autorizados 
vel programático, dentro de 


los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente 


Decreto de Urgencia. Copia 
dentro de los cinco (05) días 


los organismos señalados en e 
31 del Decreto Legislativo М? 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 


de la resolución es remitida 
calendario de aprobada, a 
і numeral 31.4 del artículo 


1440, Decreto Legislativo 
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2.6. La desagregación de ingresos de los recursos 
autorizados еп los numerales 2,1, se registra en la partida 
de ingreso 1.8.1 2.1 1 Bonos del Tesoro Público, y se 
presenta junto con la Resolución a la que hace referencia 
el numeral precedente, 

2.7 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección 
General de Presupuesto Público, las codificaciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida. 

2.8 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos del Gobierno Nacional y en los 
Gobiernos Regionales, instruye a las Unidades Ejecutoras 
a elaborar las correspondientes "Notas para Modificación 
Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de 
lo dispuesto en la presente norma. 


Artículo 3. Facilidades para la implementación 


3.1. Amplíese hasta el 31 de diciembre de 2021, la 
vigencia de los títulos habilitantes requeridos para el 
financiamiento e implementación de los proyectos de 
inversión señalados en el presente Decreto de Urgencia. 

3.2 El valor referencial de los expedientes técnicos 
de los proyectos de inversión señalados en el presente 
Decreto de Urgencia, que no tenga más de nueve (09) 
meses de antigüedad, mantiene su vigencia hasta el 31 
de diciembre del 2020. 


Artículo 4. Procedimiento para la contratación 


4.1. Las entidades ejecutoras a cargo de los proyectos 
señalados en el presente Decreto de Urgencia, cuya 
ejecución corresponda a los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, actualizan, cuando corresponda, sus 

lentes Técnicos en un plazo máximo de quince 
(15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente norma. 

4.2. Las entidades ejecutoras a cargo de los proyectos 
sefialados en el presente Decreto de Urgencia, convocan 
los procedimientos de selección respectivos en un plazo 
máximo de veinticinco (25) días hábiles, contados а 
partir del día siguiente de la publicación de la presente 
norma. Transcurrido dicho plazo, los procedimientos de 
selección no podrán convocarse, bajo sanción de nulidad 
y responsabilidad del Titular de la Entidad. 

4.3 Para la contratación de las obras y consultorías 
de obras y para la ejecución de los proyectos sefialados 
en el presente Decreto de Urgencia se utilizará el 
Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada 
prevista en el Texto Unico Ordenado de la Ley М" 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N* 082-2019-EF y en su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N* 344-2018-EF y 
modificatoria. 

4.4 Las adjudicaciones simplificadas a que hace 
referencia el numeral 4,3 del presente artículo consideran 
lo siguiente: 


і) Las bases deben ser elaboradas por el comité de 
selección, teniendo como directriz que las ofertas a 
-presentar portos postores estén compuestas únicamente 
por: el anexo de la oferta económica y declaraciones 
juradas sujetas a fiscalización posterior, incluso aquellas 
relacionadas con la totalidad de los requisitos de 
calificación; cuyos formatos deberán adjuntarse a las 
bases. En caso de consorcios, éstos, adicionalmente, 
deberán presentar su promesa forma! de consorcio, la 
cual deberá cumplir con las mismas condiciones previstas 
en la directiva correspondiente aprobada por el OSCE. 

ii) En el caso que, como resultado de las consultas y 
observaciones, la Entidad necesite modificar el expediente 
técnico, es responsabilidad del área usuaria gestionar su 
modificación y nueva aprobación, coordinando con quien 
lo elaboró si ello resulta necesario. En estos casos, la 
absolución de consultas y observaciones e integración de 
bases, que incluye el expediente modificado y aprobado, 
se realizará en un plazo no mayor de diez (10) días 
hábiles, contados desde el día siguiente de vencido el 
plazo para formular consultas y observaciones. 


iii) El único factor de evaluación será el precio. 

iv) Como requisito para la suscripción del contrato 
y sin perjuicio de la demás documentación prevista en 
las bases para ello, el postor ganador deberá presentar 
los documentos que acreditan el cumplimiento de los 
requisitos de calificación relacionados con: la experiencia 
del postor y/o del personal clave, formación académica 
y/o capacitación del personal clave, equipamiento 
estratégico, infraestructura estratégica y/o requisitos 
de habilitación para el desarrollo de la actividad, de 
acuerdo a la normativa | vinculada al objeto de 
la contratación; así como la garantía de fiel cumplimiento 
respectiva. 

En caso que la documentación presentada para 
suscribir el contrato se encuentre incompleta o presente 
errores, la entidad la observará y otorgará al ganador de 
la buena pro dos (2) días hábiles para subsanarla, plazo 
que se computará desde el día siguiente de haber sido 
notificadas las observaciones. Efectuada la subsanación, 
el contrato debe suscribirse al siguiente día hábil. 

v) Respecto de la Garantía de fiel cumplimiento, no es 
de aplicación lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, cuando el monto де! contrato de obra sea igual o 
mayor a S/ 1 800 000 (un millón ochocientos mil soles) o 
cuando el monto del contrato de supervisión de obra sea 
igual o mayor S/ 400 000 (cuatrocientos mil soles). 

vi) En caso el postor ganador de la buena pro no 
suscriba el contrato, se notificará en el SEACE la pérdida 
de la buena pro y se adjudicará la misma al postor que 
ocupó el siguiente lugar en el orden de prelación, debiendo 
procederse de la misma manera en caso éste último no 
llegue a suscribir contrato, hasta agotar el número total de 
postores. Los plazos, requisitos y procedimientos serán 
los mismos detallados para el postor ganador inicial de 
la buena pro. Cuando las ofertas se encuentren dentro 
de los límites previstos en la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, pero superen el valor 
referencial, antes de otorgarles la buena pro la entidad 
debe verificar que se cuenta con la certificación de crédito 
presupuestario suficiente y la aprobación del Tituler, salvo 
que el postor acepte reducir su oferta económica hasta el 
valor referencial, por lo menos. 


4.5 Los postores, mediante recurso de apelación, 
pueden impugnar únicamente la evaluación de sus ofertas 
y la decisión de la Entidad de retirarle la buena pro luego 
de revisar la documentación señalada en el literal ім) del 
numeral 4.4 del presente artículo. Para la interposición 
y trámite del recurso de apelación debe considerarse lo 
siguiente: 


i) El recurso de apelación se presenta ante el Tribunal 
de Contrataciones del Estado dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes de notificado en el SEACE el 
otorgamiento de la buena pro o la pérdida de esta por 
parte del impugnante, según sea el caso. 

ü) Para ser admitido, el recurso de apelación 
debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 
121 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, lo que incluye la presentación de la Garantía 
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el 


` йитега 41.5 del artículo 41 de la Ley de Contrataciones 


del Estado y el artículo 124 de su Reglamento. Cuando el 
recurso de apelación cuestione la decisión de la Entidad 
de retirarle la buena pro al impugnante luego de revisar 
la documentación sefialada en el literal iv) del numeral 
4.4 del presente artículo, el recurso debe incluir como 
anexo dicha documentación. En ningün caso cabe la 
subsanación. 

іі) El Recurso de apelación se registra еп el SEACE 
el mismo día de su interposición, debiendo publicarse 
el recurso y sus anexos. La Entidad cuya decisión es 
cuestionada cuenta con tres (3) días hábiles contados 
desde el día siguiente de la publicación señalada, para 
remitir, a través del SEACE и otro medio electrónico 
habilitado por el Tribunal de Contrataciones del Estado, 
la documentación cuestionada por el impugnante y 
sustentar su decisión, bajo responsabilidad funcional 
de su Titular. Cuando ја Entidad no cumpla con remitir 
la documentación señalada en el presente numeral, el 
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Tribunal resolverá con la documentación presentada por 
el impugnante. 

iv) Al conocer y resolver el recurso de apelación, el 
Tribunal de Contrataciones del Estado, sólo se pronuncia 


la decisión de la Entidad de retirarle la buena pro 


no permita determinar cuál es la disposición por la que se 
deba evaluar a los postores o cuáles son los documentos 
presentarse para suscribir el contrato. 

v) El Tribunal de Contrataciones del Estado resuelve y 
notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de admitido 

mediante su publicación en el SEACE, sin que 
exista posibilidad de prorrogar dicho plazo por ningün 
motivo, este plazo incluye el plazo con el que cuenta la 
Entidad remitir la documentación cuestionada por 
el impugnante y sustentar su decisión. Vencido el plazo 
para que el tribunal resuelva y notifique su decisión, el 
impugnante asume que su recurso ha sido desestimado, 
operando la denegatoria ficta а efectos de la interposición 
de la demanda contencioso administrativa. 


4.8 Corresponde al Sistema Nacional de Control, en el 
marco de sus competencias, efectuar el control preventivo 
y concurrente de las acciones realizadas por las entidades 
públicas al amparo del presente Decreto de Urgencia, 
lo cual no enerva las actuaciones que posteriormente 
pudiera realizar la Contraloría General de la República 
conforme a lo dispuesto en la Ley № 27785, Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República. 


Artículo 5. Competencias y facilidades 
administrativas extraordinarias y temporales 

Los procedimientos administrativos necesarios para 
la ejecución de los proyectos del presente Decreto de 
Urgencia, se realizan en un plazo máximo de siete (7) 
días hábiles, sujeto a silencio administrativo positivo, bajo 
responsabilidad. Se incluyen, la factibilidad de servicios 
públicos y toda clase de permisos, autorizaciones, 
registros, inscripciones, dictámenes, informes y otros 
establecidos por disposiciones legales, con excepción de 
los establecidos en la normativa ambiental vigente. 


Artículo 6. Autorización para otorgar constancia 
respecto a la previsión de recursos 


6.1 Dispóngase que los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales a los que se hace referencia en el 
Anexo 3; "Financiamiento para la Sostenibilidad de 
Ejecución de Inversiones Afio Fiscal 2021", que forma 
parte integrante del presente Decreto de Urgencia, el 
cual se publica en el portal institucional del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef) y del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/ 
vivienda), en la misma fecha de publicación de la presente 
norma en el Diario Oficial El Peruano, emiten la constancia 
respecto a la previsión de recursos para las convocatorias 
a procedimientos de selección cuya ejecución contractual 
supere el Afio Fiscal 2020, hasta por el monto sefialado 
en dicho Anexo. 

6.2 Dichas constancias respecto a la previsión de 
recursos se financian con cargo a los recursos del 
presupuesto institucional para el Afio Fiscal 2021 de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales respectivos; 
con cargo a las modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional entre Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto 
del Sector Püblico para el Afio Fiscal 2021; y, con cargo 
al presupuesto institucional del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento para lo cual dicho Ministerio 
realiza las modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional, con cargo а los recursos de su presupuesto 
institucional para el Año Fiscal 2021, а favor de los 
Gobiernos Regionales у Goblernos Locales a los que se 
hace referencia en el Anexo 3. Dichas modificaciones 
presupuestarias se aprueban conforme a lo establecido 
en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021. 


Asimismo, en defecto de lo señalado en el párrafo 
precedente y de resultar necesario, autorízase al Ministerio 
de Economía y Finanzas a realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional, durante el 
Año Fiscal 2021, a favor del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, las que se financian y 
aprueban mediante los mecanismos y procedimientos 
que se dispongan en la Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2021, y a solicitud del Ministerio 


ejecución contractual supere 
la suma de S/ 22 222 505, 00 (VEINTIDOS MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCO 
Y 00/100 SOLES), cuyo financiamiento se efectúa con 
cargo al presupuesto institucional para el Año Fiscal 2021 
де! Ministerio de Defensa. En defecto de lo señalado y de 
resultar necesario, autorizase al Ministerio de Economía y 
Finanzas a realizar modificaciones presupuestarias en el 
nivel institucional, durante el Año Fiscal 2021, a favor del 
Ministerio de Defensa, las que se financian y aprueban 
mediante los mecanismos y procedimientos que se 
dispongan en la Ley de Presupuesto del Sector Público 
оя el Año Fiscal 2021, y a solicitud del Ministerio de 
efensa. 


Artículo 7. Normas complementarias 

Facúltese al Ministerio de Vivienda, Construcción 

Saneamiento para emitir las disposiciones 
complementarias, en el marco de sus competencias, 
que resulten necesarias para la implementación de lo 
dispuesto en е! presente Decreto de Urgencia, mediante 
Resolución Ministerial, en un plazo no mayor à cinco (05) 
días hábiles posteriores a su publicación. 


Artículo 8. Responsabilidad y limitación sobre el 
uso de los recursos 


8.1 Los titulares de los pliegos bajo los alcances del 
presente Decreto de Urgencia, son responsables de su 
adecuada implementación, así como del uso y destino de 
los recursos comprendidos en la aplicación del presente 
Decreto de Urgencia, conforme a la normatividad vigente. 

8.2 Los recursos que se transfieran en el marco del 
presente Decreto de Urgencia no pueden ser destinados, 
bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos. 


Artículo 9. Registro para el uso de recursos 

Los recursos habilitados o modificados en el marco 
del presente Decreto de Urgencía, se registran en 
la Actividad 5006373 Promoción, implementación y 
ejecución de actividades para la Reactivación Económica 
los que correspondan a actividades de gasto corriente y 
capital y en la Acción de Inversión 6000051 Promoción, 
implementación y ejecución de acciones de inversión para 
la Reactivación Económica y Obra 4000221 Promoción, 
implementación y ejecución de obras para la Reactivación 
Económica los que correspondan a inversiones, según 
corresponda. 


Artículo 10. Del Financiamiento 

Lo establecido en el presente Decreto de Urgencia 
se financia con cargo a los recursos a los que se refiere 
el artículo 53 del Decreto Legislativo М? 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público 
y con cargo a los recursos del presupuesto de los pliegos 
involucrados, según corresponda. 


Artículo 11, Del Control 


11.1 Corresponde al Sistema Nacional de Control, 
en el marco de sus competencias, efectuar el control 
preventivo y concurrente de las contrataciones realizadas 
por las entidades públicas al amparo del presente Decreto 
de Urgencia, desde la convocatoria hasta su culminación. 

11.2 Lo dispuesto en el numeral precedente no enerva 


las actuaciones que posteriormente pudiera realizar 


Setecientos dieciséis.716 ` 


6 NORMAS LEGALES 


У reinos: 


Miércoles 23 de setiembre пе 2020 / 10 ElPeruano 


le Contraloría General de із República, conforme lo 
dispuesto en ia Ley М? 27785. 


Artículo 12. Vigencia 

El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta 
el 31 de diciembre de 2020, a excepción de lo establecido 
еп el numeral 3.1 del artículo 3, en el artículo 6 y en la 
Primera Disposición Complementaria Final, los cuales se 
sujetan a los plazos previstos para su implementación en 
dichas disposiciones, 


Artículo 13, Refrendo 

El presente Decreto de Urgencia es refrendada por 
el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Defensa, la Ministra de Economía y Finanzas, el Ministro 
de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, 


DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 


Primera. Núcleos Ejecutores 

Excepcionalmente, para el Año Fiscal 2021, se autoriza 
al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
a través de sus programas o proyectos a continuar іа 
fase de Ejecución de las intervenciones a través de la 
modalidad de núcleo ejecutor de proyectos que se hayan 
iniciado en el marco de la Ley М" 30533, Ley que autoriza 
al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a 
realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores, y 
de proyectos del año 2020 que cuenten o que estén en 
elaboración de expediente técnico por la modalidad de 
núcleo ejecutor, en zonas de pobreza y extrema pobreza. 

Asimismo, mediante Resolución Ministerial del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
se dictan las medidas que resulten necesarias para la 
aplicación del presente Decreto de Urgencia en lo que 
concierne а los proyectos bajo іа modalidad de núcleos 
ejecutores a cargo del Programa Nacional de Vivienda 
Rural, para las actividades de constitución de núcleos 
ejecutores, elaboración де expedientes técnicos, 
financiamiento y ejecución de obras hasta su culminación, 
dichas medidas se establecen en el marco de la Ley М" 
31015, Ley que autoriza la ejecución de Intervenciones 
de Infraestructura Social Básica, Productiva y Natural, 
mediante Núcleos Ejecutores. 


Segunda. Modificaciones presupuestarias en el 
nivel Funcional Programático 
Autorízase, durante el Año Fiscal 2020, al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento a efectuar 
modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 
programático, hasta por la suma de S/ 9 540 157,00 
(NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA МЕ. 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), рог la 
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo a 
los recursos de su presupuesto institucional y sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Püblico, lo cual permitirá 
realizar la fase de identificación, constitución de núcleos 
ejecutores y la elaboración de los expedientes técnicos. 
Para tal efecto, ехсерійезе a dicho Ministerio de 
lo establecido en los incisos 3 y 4 del numeral 48.1 
del artículo 48 Decreto Legislativo М9 1440, Decreto 
—+tegisiativo dei Sistema Nacional de Presupuesto Público. 


Tercera. Aplicación del Procedimiento para la 
contratación en proyectos de saneamiento urbano 

Autorizase la aplicación del artículo 4 del presente 
Decreto de Urgencia, incluyendo los plazos de 
convocatoria establecidos en dicho artículo, para la 
Contratación de Consultoría de Obras y Ejecución de 
Obras de los proyectos de saneamiento urbano que: 
i) hubieran sido objeto de transferencias por parte del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el 
año 2020 y años anteriores, ії) cuenten con recursos en 
el 2020, iii) sea posible que la entidad pueda priorizar los 
recursos necesarios para la continuidad de su ejecución 
en el 2021 y iv) que a la fecha no han logrado iniciar la 
convocatoria, hayan sido declarados desiertos o nulos. 

Previo a la aplicación del procedimiento señalado en 
el artículo 4, la Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en la Entidad, deberá emitir opinión favorable del 


cumplimiento de los requisitos señalados, en el marco de 
sus competencias. 


Cuarta. Transferencia Financiera а favor del 
Ministerio de Defensa 

Autorizase al Ministerio de Vivienda, Construcción у 
Saneamiento, a aprobar transferencias financieras a favor 
de] Ministerio de Defensa, con cargo а su presupuesto 
institucional correspondiente a los recursos que le hubieran 
sido transferidos por ia Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios (ARCC) para este fin, con cargo al Fondo para 
Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales — 
FONDES, creado mediante el artículo 4 de la Ley N° 30458, 
Ley que regula diversas medidas para financiar la ejecución 
de Proyectos de Inversión Pública en apoyo de Gobiernos 
Regionales y Locales, los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres naturales, 
hasta por la suma de S/ 3 800 000,00 (TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), para financiar las 
acciones vinculadas al desarrollo del Proyecto de Vivienda 
de Interés Social (PVIS): “Habilitación Urbana Integral y 
Construcción de Viviendas Unifamiliares de Interés Social 
- Una Sola Fuerza”, que se desarrollan en el marco del 
Convenio de Cooperación interinstitudonal N° 
937-2017-VIVIENDA. 

Dichas transferencias financieras se aprueban 
mediante Resolución del Titular dela entidad, requiiéndose 
en todos los casos el informe previo favorable de la oficina 
de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad, y 
se publica en el diario oficial El Peruano. 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
a través del Programa Generación de Suelo Urbano, es 
responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento 
de los fines y metas рага los cuales transtiere los recursos. 


DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 


ÜNICA. Modificación del numeral 12.3 del artículo 
12 del Decreto de Urgencla N*070-2020 

Modifícase el numeral 12.3 del artículo 12 del Decreto 
de Urgencia No 070-2020, Decreto de Urgencia para la 
reactivación económica y atención de ia población a través 
de la inversión püblica y gasto corriente, ante la emergencia 
sanitaria producida por el COVID-19, conforme al siguiente 
texto: 


"Artículo 12. Financiamiento de actividades 
de intervención inmediata en diversos Goblernos 
Locales 

Са) 

12.3 El Ministerio de Trabajo у Promoción del Empleo, 
previa opinión favorable del Viceministerio de Promoción 
del Empleo y Capacitación Laboral remite al Ministerio de 
Economía y Finanzas las solicitudes de modificaciones 
presupuestarias autorizadas por el presente artículo, hasta 
en cuatro oportunidades de acuerdo con los siguientes 
plazos: hasta el 20 de julio, hasta el 10 de agosto, hasta 
24 de agosto y hasta el 15 de octubre 2020.” 


Dado еп la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés 
días del mes de setiembre del año dos mil veinte. 


MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente de la Revública 


WALTER MARTOS RUIZ 
Presidente del Consejo de Ministros 


JORGE LUIS CHÁVEZ CRESTA 
Ministro de Defensa 


MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI 
Ministra de Economía y Finanzas 


JAVIER EDUARDO PALACIOS GALLEGOS 
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 


CARLOS LOZADA CONTRERAS 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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бах , | Ministerio 
É TE PERU | de Transportes Pri 
“>, y Comunicaciones Descentralizado 


"Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 


Lima, 1 9 JUL. 2022 
OFICIO № 223 .2022.MTC/21 


Señora 

MAGALY DEL PILAR RAMIREZ TORRES 
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL 

Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del 
Av. Abancay Саға. 5 s/n Piso 5 

Cercado de Lima у Я ^ 


Asunto ; Se remite la información solicitada 
Referencia : Oficio М? 8-2022-EFICOOP-MP-FN 


Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, 
mediante el cual su Despacho solicita un informe respecto a las solicitudes de 
proyecto de inversión, obras püblicas, concesiones entre otros efectuados por las 
personas de Hugo Espinoza Lucana, Yenifer Noeli Paredes Navarro y Апасі 
Estafani Espinoza Lucana y/o empresas jurídicas JJM ESPINO INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION S.A.C., DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.C. 
durante los años 2021 y 2022. 


Al respecto, se remite adjunto al presente, el Informe N° 102-2022- 
MTC/21.0A.ACGD, elaborado por el área funcional de Atención al Ciudadano y 
Gestión Documental de la Oficina de Administración, mediante el cual se brinda la 
información de acuerdo a las competencias de la mencionada Oficina. 


eT е Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras 
ја de ті especial consideración. 


Atentamente, 


Director Ejecutivo 
PROVIAS DESCENTRALIZADO 


Exp. E012224932 
H.R. E-298639-2022 
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BICENTENARIO 
PERÚ 2021 


сох . | Ministerio 

DITE PERÚ | de Transportes Provias ® 

= Lai Ше Brnocienitiécincuente y uno 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y 


“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 


INFORME N° 102- 2022 - MTC/21.0A.ACGD 


A : CPC. KARLA ELENA DEL MILAGRO SEMINARIO MELÉNDEZ 
Jefa de la Oficina de Administración 

DE : LIC. MABEL KARINA GAMARRA LEON 
Equipo Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 
(R) 

ASUNTO : Solicita se remite informe documentado sobre solicitudes a proyectos 


de inversión, obras publicas 
REFERENCIA : OFICIO Мо 8-2022-EFICOOP-MP-FN 


FECHA : Lima, 15 de julio de 2022 


d! ce JOE 


Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, en el cual el 
Ministerio Publico, solicita “informe documentado respecto a las solicitudes de 
royectos de inversión. obras públicas, concesiones entre otros. que hava 
efectuado las personas de Нидо Jhonny Espino Lucana. Yenifer Noeli Paredes 
Navarro y Anggi Estefani Espino Lucana y/o las personas jurídicas “JJM ESPINO 
INGENIERIA У CONSTRUCCION ЗАС: DESTCON INGENIEROS 6 
ARQUITECTOS SAC. a nivel nacional con énfasis en los distritos de Anquina v 
Chadin, y provincias de Chota — De artamento de Cajamarca durante los años 
2021 y 2022 : así como los distritos de Gorgor — Provincia де Cajatambo — 
Departamento de Lima durante los años 2021 y 2022”. 
Al respecto, de la búsqueda efectuada en el Sistema de Tramite en los periodos del 
01 de enero 2021 a la fecha de hoy 15 de julio del presente, se informa respecto a; 


Hugo Jhonny Espino Lucana, no registra información. 

Yenifer Noeli Paredes Navarro, no registra información. 

Anggi Estefani Espino Lucana, no registra información. 

JJM ESPINO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC, no registra. 
DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS SAC, no registra. 


= 5 ا ا 


Preciso indicar que registra еп е! тбашо de visitas la persona de ESPINO LUCANA 
HUGO con DNI 47293058. 


Se recomienda derivar a la Dirección Ejecutiva, se adjunta proyecto de Oficio, 


Atentamente, = 
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Ministerio 
PERÚ | de Transportes 
y Comunicaciones 


A LA DIRECCION EJECUTIVA 
à 


La Jefa de 


gualdad 
“Año del Fortalecimie 


fina de À 


LAGRO BEMNARIO KELENDEZ 


la Oficina de Administración, deriva el 
CGD para la atención respectiva. 
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PROVIAS DESCENTRALIZADO 


MTC/21.0A.A 
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Jefe de la 
Ш/; 
SA 
INS) Jr e 678 — Lima – Perú 
“А Pisos 2. 5,7 al 12 


fonica, (511) 514.5300 
BICENTENARIO GODE 


PERÚ 2021 


ero z i Provías 
T оте. Descentralizado 
бро para mujeres y hombres" 
nto de la Soberanía Nacional" 


‚юше N?102-2022- 


Setecientos cuarenta. 740 


Siempre 
| coeipueblo 


ру oun 


—P.[ NN 


SINOIOVAY3ISEO S3NOIOVAM3SgO 

varnivs NIS | рові 02021.0/6% NIS ока 
S3NOIOYAH3SHO S3NOIOvAH35S80 

varies NIS жоі 2202/ 6/62 NS 520% 
SINOIOVAN3SGO S3NOIDVAH3SHO 

varvs NIS 9:8; 5,0802 NIS 909) 
S3NOIOVAH3SHO SSNOIOVAMZSHO 

мапує NIS бн $Z0Z/80/L€ NIS оф 


Чореліезас) 


зерце5 


2202120181 
SVLISIA За туУмамао A11Y0d38Y 


с202/20/61. 
рзизарпо soqualndazas 
~ 
C А, 
© 5 
EM 
y - SO9IQNA зезоријес 1640 
r ú : SEJISIA әр "ом 
n | 1 зәшеуеід әр “OIN 
пеште 
21571 ві әр [еш A A e .. 
0202/10/62 чуУМачосо VOUVINVIVO-vInONY за NDW ОӨПН УМУОГЛ ONIdSz-9SOe6z; p 
OAXN3IWIQ93S А озмошмом за VION3439 -:S3guno1 YNVAr OTINLSVO ES 
YNONNHO увимау 2102 
ма амагивм дому. 
ул за ома многа 
імузізнимо за 
> NOISHJANI за ОзозАома (Чачуолу) vouvWrvo | Us š 
2202/10/52 84805 -NOINNI УДОНО VINONV LSIO NOA ОЭПН VNYOfTI ОМІа59-9900525 
млипозга NO9I2O3IQ - SINT3SOF SVN3QHVO ONId 
(ЗаУОТУ)УОНУИУГУОУУІПӨМУ 
GLOZ/90/cz По ЕУ мса NNW ОӘПН УМУОПЛ ONIdS3-9S0C6Z Ly 
OLXN3IWInO3S А OJYOJLINOM за ЕЕЕ * VINY'1OA ZN" NO332 13AINOS3 
(Gavotv) vouviwvrvo 
1ZOZ/80/48 YVNIGYOOO тміпому GvarivaroiNnin | 


ОӘПН ҮНУОГТ ONIdS3-9S0C624 
OLN3ININDAS А O3NOLINOW за VIONIYIO - оачуоаз| онамугалу VIV TUASV vavWnHv 


Олор езәліш 


езен 9L02/L0/L0 :epseq 


"Або del Fortalecimiento de la Soberenía Nacionol" Ochocientos cincuenta Vires 


1 

Е = Equipo Especial de Fiscales contra іс 

Fel: ; MINISTERIO PÚBLICO lid ово a 

== $ | FISCALÍA DE LA NACIÓN «Coordinación Nacional. | 
FISCALIA DE LA NACIÓN 


~ EFICOOP 
Lima. 13 de iulio da 20/20 
АТАР АИ 


s ыны ГІШ | 
Señor Ministro: = = 


ALAN RODOLFO NUÑEZ ALDANA 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES умами 2092073 15:36:23 
Jt. Zorritos 1203, Cercado de Lima — Lime 


Presente — 


CARME DEL ROSARIO 
KRONAN DEZ TALEO 


Asunto: Solicita informe d. 
Ref.: caso 2-2022/EFICOOP 


Tengo el agradc de dirigirme a Ud. a fin de saludarlo 
cordialmente у, г la vez, solicitar que lenga a bien disponer por quien corresponda, REMITA a 
este Despacho fiscal en el plazo de 48 horas, informe documentado respecto a las solicitudes 
de proyectos de inversión, obras públicas, concesiones entre otros. que haya efectuado la 
personas de Hugo Jhony Espino Lucana, Yenifer Noeli Paredes Navarro y Anggi Estafani 
Espino Lucana, y/o las personas jurídicas “JJM ESPINO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 
S.A.C”, "DESTCON INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.C.'; a nivel nacional, con énfasis en 
los distritos de Anguia y Chadín — Provincia de Chota — Departamento de Cajamarca. durante 
los años 2021 y 2022: asi como del distrito de Gorgor - Provincia de Cajatambo - Depariamento 
de Lima durante los años 2021 y 2022. 


La diligencia programada, corresponde a los actos 
de investigación preliminar seguida contra Yenifer Noelia Paredes Navarro, Hugo Jhony 
Espino Lucana y la persona juridica JJM Espino Ingenieria & Construcción SAC, por la 
presunta comisión del delifo contra la Administración Pública en la modalidad de tráfico de 
influencias, en agravio del Estado. 


Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. 


Atentamente, 
/ 


ин чи 


FISCAL ABJUNTÓ PROVINCIAL 
Equipo Especial de Fiscales 
contra la corrupción del poder 


Ау, Abancay Сага 5 S/N- Sto Piso 
[Sede Central de Lima) Lima - Perú 
Telefono: (01) 6255555 fanexo 5340 
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San Isidro, 18 de julio de 2022 


OFICIO N°420 -2022-VIVIENDA/SG 


Señor 
MAGALY DEL PILAR RAMIREZ TORRES 

Fiscal Adjunto Provincial 

Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder 
Coordinación Nacional - EFICOOP 

Av. Abancay cdra. 5 S/N — 5to Piso 

Lima. - 


Asunto : Solicitud de información 


Ref. : Oficio N* 025-EF ICOOP-MP-FN 
H.T. 84600-2022 


Al! respecto, la Oficina de Atención al Ciudadano con la Nota N? 012-2022. 

| VIVIENDA/SG-OAC y el Informe N^ 33-2022/SG/OAC - MMARCHENA de la encargada 

... del Registro de Visitas, brindan respuesta a lo solicitado, adjunto dichos documentos 
‚ рага conocimiento y fines. 
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Es propicia la portunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y 
.. estima. . 


Atentamente, 


Se 
Ministerio de Vivienda. Construcción 
--------- Y Saneamiento 
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 


а Ope" ^ Equipo Especial de Fiscales conira la 
і a | | MINISTERIO PÚBLICO Corrupcion del Poder 


FISCALÍA DE LA NACIÓN -Coordinación Nacional- 
EFICOOP 


ES 
— ——— НИ — ———— —— RÀ 22... 


Lima, 13 de julio de 2022 


OFICIO №2 5 -2022-EFICOOP-MP-FN 


Señor Ministro; 

GEINER ALVARADO LOPEZ 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
Av. República de Panamá 3650 San Isidro, Lima, Lima 

Presente.- 


Asunto: Solicita informe documentado. 
Ref.: caso 2-2022/EFICOOP 


Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de saludarlo 
cordialmente y, a la vez, solicitar que tenga a bien disponer por quien corresponda, REMITA a 
este Despacho fiscal en el plazo de 48 horas, informe documentado respecto al registros de 
ingreso/ visita o entrevista con su despacho o áreas adscritas a su representada de los 
investigados HUGO JHONY ESPINO LUCANA, identificado con DNI п” 47293058, y 
YENIFER NOEL] PAREDES NAVARRO, identificada con DNI n.* 74638299; así como las 
personas de CÉSAR CASTILLO CABRERA (Alcalde de Chadin — Chota - Cajamarca), 
identificado con DNI п.” 27383278; JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO (Alcalde de Anguía - 
Chota - Cajamarca), identificado con DNI n.* 47397015, y Anggi Estefani Espino Lucana 
identificada con DNI n° 48881865, durante el periodo del 2021 al 2022. 


La diligencia programada, corresponde a los actos 
de investigación preliminar seguida contra Yenifer Noelia Paredes Navarro, Hugo Jhony 
Espino Lucana y la persona jurídica JJM Espino Ingeniería & Construcción SAC, por la 
presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de tráfico de 
influencias, en agravio del Estado. 


Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. 


Atentamente, 


"З А 


nore 


Equipo 
contra la corrupt 


Av. Abancay Cdra 5 S/N- Sto Piso 
(Sede Central de Lima) Lima - Perú 
Telefono: (01) 6255555/anexo 5340 
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y Saneamiento Gen zb Atención ві Chiudadino 


*Decenío de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
“Año def Bicentenorio del Congreso de la República del Perú” 


INFORME Ме 031-2022-VIVIENDA/SG-OAC-mima 


A : RITA DEL ROSARIO GAMEZ RODRIGUEZ 
Directora de la Oficina de Atención al Ciudadano 

ASUNTO : Reporte de visitas, 

REF : OFICIO Ме 25-2022-EFICOOP-MP-FN 


HT 84600-2022 


FECHA : Lima, 14 de julio de 2022 


——— a —  — QNNM 


Es grato dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, mediante el cual 
el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder —Coordinación Nacional- 
EFICOOP, solicita se le informe sobre los posibles registros de visitas a las sedes del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de los señores Hugo Jhony Espino 
Lucana, Yenifer Noeli Paredes Navarro, Cesar Castillo Cabrera, José Nenil Medina 
Guerrero y Anggi Estefani Espino Lucana en los periodos del año 2021 al año 2022. 


Al respecto, se procedió a la búsqueda en el Sistema de Registro de Visitas a cargo de 
la Oficina de: Atención al Ciudadano, correspondiendo informar en anexo adjunto las 
coincidencias encontradas en relación a los ciudadanos arriba citados en los periodos 
solicitados, lo que hago de su conocimiento para los fines correspondientes. 


Atentamente, 
FIRMA. DIGITAL 


r Firmado digitalmente рог: MARCHENA 
9% E ABBOCCO Мапе! Бен FAU 20504743307 
Motivo: Soy el autor del documento 
e 2025) 


Fecha: 2022/07/14 17:02:44-0500 


Mariell Marchena Arboccó 


Oficina de Atención al Ciudadano 
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1.1; fDeseniede Igügualdad de Oportunidades pora mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 


INFORME N?.033-2022-VIVIENDA/SG-OAC-mima 


A : RITA DEL ROSARIO GAMEZ RODRIGUEZ 
Directora de la Oficina де. Atención al Ciudadano 


ASUNTO : Reporte de visitas. 
REF : OFICIO Ме 25-2022-EFICOOP-MP-FN 


HT 84600-2022 


FECHA : Lima, 18 de julio de 2022 


Es grato dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, mediante el cual 
el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder -Соогаїпасібп Nacional- 
EFICOOP, solicita se le informe sobre los posibles registros de visitas a las sedes del 
Ministerio de Vivienda, Construeción y Sanéamiento de los señores Hugo Jhony Espino 
Lucana, Yenifer Noeli Paredes Navarro, Cesar Castillo Cabrera, José Nenil Medina 
Guerrero y Anggi Estefani Espinà Lucana en los periodos del año 2021 al año 2022. 


Al respecto, se procedió a la büsqueda en el Sistema de Registro de Visitas a cargo de 
la Oficina de Atención а! Ciudadano, correspondiendo informar en anexo adjunto las 
coincidencias encontradas en relación a los ciudadanos arriba citados en los periodos 
solicitados, lo que hago de su conocimiento para los fines correspondientes. 
Atentamente, | | 

FIRMA ОПЫТА: 5 $ 

GENES usyay у 
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Mariell Marchena Arboccó 


Oficina de Atención al Ciudadano 


T A «Мы. BICENTENARIO 
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"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año деј Fortalecimiento de la Soberania Nacional" 
“Año de Bicentenario de! Congreso de la República del Perú” 


NOTA DE ELEVACIÓN N° 012 - 2022-VIVIENDA/SG-OAC 


A : JORGE LUIS MANRIQUE CAMPOMANES 
Secretario General 

ASUNTO i Solicitud de información del Ministerio Püblico 

REF. : a) Oficio N? 025-2022-RFICCOP-MP-FN 


b) Informe N° 33-2022/5G/OAC - MMARCHENA 
HT 84600-2022 


FECHA : San Isidro, 18 de julio de 2022 
= O—IOL—in—- vA = ÜÁ€ f جهو‎ 


Es grato dirigirme a usted con relación al documento de la referencia por el cual el Equipo 
Especial de Fiscales Anticorrupción contra la Corrupción del Poder de la Fiscalía de la 
nación, solicita se información sobre el posible ingreso a las sedes de! Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento de los ciudadanos Hugo Jhony Espino Lucana, 
Yenifer Noeli Paredes Navarro, César Castillo Cabrera, José Nenil Medina Guerrero y 
Anggi Estefani Espino Lucana, durante el periodo del 2021 al 2022. 


Al respecto, mediante documento de la referencia b) la encargada del Registro de Visitas, 
alcanza la información obtenida del Sistema de Registro de Visitas y Gestión de Intereses 
del MVCS, a través del cual se da cuenta de las coincidencias encontradas para las 
visitas de los ciudadanos mencionados en el párrafo precedente. 


Se adjunta al presente proyecto de Oficio para la Entidad solicitante. 


Atentamente, 


FIRMA DIGITAL | ў 
Firmado digitalmente por: GAMEZ RODRIGUEZ Rita 
Del Rosario ҒАУ 20504743307 hard 


Motivo: Soy el documento 
VIVIENDA Fecha: 2022/07/18 17:06:45-0500 


Documento firmado digitalmente 
RITA DEL ROSARIO GAMEZ RODRIGUEZ 
DIRECTORA DE LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO 
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АСТА DE DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO HUGO JHONY ESPINO LUCANA (31) 
— AAN DEL INVESIIGADO HUGO JHONY ESPINO LUCANA (31) 


En la ciudad de Lima, siendo las 08:06 am, del día 19 de julio de 2022, en las oficinas del 
Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder — Equipo Especial N°2, ubicada en la 
Av. Abancay Cdra. 5 s/n — 5to piso - Cercado de Lima, interviniendo en la presente diligencia el 
fiscal provincial Hans Alberto Aguirre Huatuco a cargo de la investigación, conforme a lo 
dispuesto por Disposición Fiscal N° 2, se hizo presente la persona de: 


Nombre y Apellidos | : HUGO JHONY ESPINO LUCANA 


DNI М? : 47293058 

Fecha de Nacimiento : 14 de agosto de 1990 

Edad : 81 años 

Domicilio Real : Asoc. de Vivienda La Cachasa de los Sauces Mz. A LT 3, distrito 
de Puente Piedra - Lima 

Hija de : Hugo Ananeo y Trinidad 

Hijos : Sí, dos menores Matías Espino Carpio, Yanis Camila Espino 
Carpio 

Natural : Lima 

Estado Civil : Soltero 

Instrucción : Bachiller en Ingeniería Civil 

Religión : Ninguna. 


Número de celular : 963265945 


Asimismo, se encuentra presente para efectos de la presente declaración, el abogado 
> Ananías Linder Blas Dávila con Reg. CAL N° 28479 representante de la Procuraduría Pública 
"| Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios; así como también el abogado Juan 

Хапае Ramos Cueva con Registro CAL М" 049833, cuyo apersonamiento se encuentra en autos. 


zi 


“= A continuación, se procede a indicar al declarante que, en cumplimiento de lo 
І.В Stalilecido en el artículo 87* del Código Procesal Penal, se le informa de los derechos que le 
‹ ја Sten, los mismos que se encuentran señalados en el artículo 71° del Código Procesal Penal: 


_ Puedefiacer valer рог sí mismo, o a través de su abogado defensor, los derechos que la 
constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de 
investigación hasta la culminación del proceso. 

- Сопосег los cargos formulados en su contra у, en caso de detención, a que se le exprese 
la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su 
contra, cuando corresponda. 

з - Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha 

£ comunicación se haga en forma inmediata. 

> ~ Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. 

2 - Abstenerse de declarar, y si, acepta hacerlo que su abogado defensor esté presente en 
su declaración, y en todas las diligencias en que se requiere su presencia. 

- Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contradictorios a su 

dignidad, ni a ser sometidos a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre 

voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley. 


- Ser examin por uty/médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud, 
cuando зу Єзкадй de salud así lo requiera. 
#, а 


/ Ж 


En este geto se дбіпипіса que su declaración es en calidad de investigado, por la presunta 
ў 2 Ж. У 
td = f y 1 
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comisión del delito de tráfico de influencias, en agravio del Estado, Hechos que han sido 
debidamente detalladamente y Se encuentran descritas en las disposiciones fiscales 
pertinentes y que han sido debidamente notificado y de las disposiciones legales que 
resultan aplicables al caso. 


Se reitera al investigado que, puede solicitar la actuación de medios de investigación o de 
prueba, a fin de efectuar las aclaraciones que considere conveniente. 


Seguidamente se le pone en conocimiento que es su derecho declarar o abstenerse de 
declarar sobre los hechos que se le pregunten, manifestando el investigado su voluntad de 
declarar. 


En este acto se le exhorta a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le 
formulan a continuación: 


1. PARA QUE DIGA: ¿Si para la presente declaración se encuentra conforme con la 
presencia de su abogado? Dijo: Que, si. 


2. РАВА QUE DIGA: ¿A qué actividad se dedica, desde cuándo y cuánto percibe porella?, 
DIJO: Que, me dedico a la actividad empresarial, con mi empresa JJM desde el 14 del 
2019, realizando la actividad de consultoría y servicios, por cuyas actividades percibo un 
promedio de S/. 10 000 o 15 000 soles mensuales. Los cuales cumplo con declarar ante 
| la SUNAT. Como persona Natural, termine la universidad en el año 2015 la carrera de 
ingeniería en la UNI, todo el año 2016 trabaje en la Municipalidad Provincial de Puerto 
Inca en Huánuco como asistente de catastro y asistente de obras, percibiendo 2500 soles 
mensuales, en el 2017 trabajé en una empresa llamada Myas SAC realicé la elaboración 
de proyectos técnicos de saneamiento y riego, percibiendo la suma de S/. 2200 soles 
mensuales. En el 2018 trabajé con un consultor, el ingeniero Antony de la Cruz Díaz, 
también elaborando expedientes técnicos de saneamiento, en el 2019 trabajé de 
manera independiente a través de mi empresa JJM. En este acto hago entrega de una 
sZ copia simple de ті CV. 
“——Emeste acto se deja constancia de la entrega de los siguientes documentos por parte del 
доње. conforme al siguiente detalle: 


N N 
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1. Currículum Үйге y copias de sus documentos sustentatorios de Hugo Jhony Espino 
d Lucana, a fs. 14. 
2. Copia de Constancia de egresado emitido por la Universidad Nacional de Ingeniería 
de Hugo Jhony Espino Lucana, a fs. 2 

3. Copia de Diploma del grado de Bachiller en Ingeniería Civil de Hugo Jhony Espino 

| қ Lucana, a fs. 2 
jos 4. Copias de Diplomas y Certificados de distintos cursos de Hugo Jhony Espino Lucana: 
el Diplomado de "Administración y Gerencia en la Gestión Pública”; y los 
Certificados de “Administración y Gestión Pública Moderna”, de “Sistema Integrado. 
de Administración Financiera — SIAF RP Presupuestario, Administrativo, Tesorería, 
Contable y Web”, de “Sistema Integrado de Gestión Administrativa — SIGA MEF 
Casuísticas en el Módulo de Logística y almacenes”, de “Presupuesto público en el 
sistema j flegrado de Administración Financiera — SIAF RP", de "Gestión de Tesorería 
en el Sístem dé Administración Financiera — SIAF SP", de "Ley de Contrataciones 
de Éstád Jl 1444 y sus Reglamento DS 377-2019-ЕР", de “Sistema Electrónico de 
las-Con atáciones del Estado — SEACE 3.0”, y de “Sistema Integrado de Gestión 


Y 
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Administrativa — SIGA MEF Casuísticas en el módulo de patrimonio y tesorería”, a fs. 
18. 
5. Copias del Diploma de Alta Especialización de "Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Inversión en la Gestión Püblica", y de los Certificados de "Formulación 
y Evaluación de Proyectos de inversión" y "Gestión de la Inversión püblica en el 
marco de Invierte.pe", de Hugo Jhony Espino Lucana, a fs. 3 
6. Copias del Diploma de Alta Especialización de "Ejecución y control de obras en el 
marco de la Ley de Contrataciones del Estado" y del Certificado de "Ejecución y 
control de obras püblicas" de Hugo Jhony Espino Lucana, a fs. 4 
7. Copia de Certificado de "Elaboración de expedientes técnicos en proyectos de 
saneamiento en el ámbito urbano y rural" de Hugo Jhony Espino Lucana, а fjs. 2 
8. Copia de Certificado de "Elaboración de expedientes técnicos de obras püblicas" de 
Hugo Jhony Espino Lucana, a fs. 2 
9. Copia de Certificado de "Especialista en Unidad Ejecutora de Inversiones, Ма nejo 
del Sistema Invierte.pe" de Hugo Jhony Espino Lucana, a fs. 2 
10. Copia de Certificado de "Especialista en Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones (OPMI)" de Hugo Jhony Espino Lucana, a fs. 2 
11. Copia de Certificado de "Gestión de obras püblicas" de Hugo Jhony Espino Lucana, 
afs.2 
. Copia de Certificado de "Especialista en Unidad Formuladora. Manejo del Sistema 
Invierte.pe" de Hugo Jhony Espino Lucana, a fs. 2 
. Copia de Certificado de "Registro de IOARR Formato N* 7D y 7E - Invierte.pe. Estado 
de emergencia nacional" de Hugo Jhony Espino Lucana, a fs. 2 
- Copia de Certificado de "Saneamiento básico para promotores técnicos sociales" de 
Hugo Jhony Espino Lucana, a 6, 2 
. Copia de Certificado de “Elaboración de protocolos anticovid 19 para el inicio e 
reinicio de obras püblicas" de Hugo Jhony Espino Lucana, a fs. 2 
. Copia de Certificado de “Diseño agronómico para sistema a presión" de Hugo Jhony 
Espino Lucana, a 6, 2 
- Copia de Certificado de "Control y calidad en obras püblicas" de Hugo Jhony Espino 
Lueána, a fs. 2 
- Copia de Certificado de "Fondo invierte para el desarrollo territorial" de Hugo Jhony 


N Y Espino Lucana, a fs. 2 
19. Copia de Certificado de “Costos directos y gastos generales COVID-19” de Hugo 


3. 


سے 


МИН з "a 
HANS АІ TO AGUIRRE HUATUCO 


Jhony Espino Lucana, a fs. 2. 


PARA QUE DIGA: ¿Qué bienes muebles o inmuebles, participación y/o acciones en 
personas jurídicas, registra a su nombre, o a nombre de terceros?, DIJO: Que, tengo un 
vehículo del айо 2013 marca Kia; mi vivienda, la cual es de propiedad de mis padres y 
han determinado el área de mi herencia, además de ello, mi abuelo Carlos Espino me ha 


vendido 2.5 metros por 10 de fondo al costado de la propiedad de mis padres, рог Іа. 


suma de S/: 1800.00 soles pagados al contado, cabe precisar que los lotes están a 
nombre tanto de mi padre como de mi abuelo con certificado de posesión. Así mismo 
preciso que tenía una camioneta Hilux del año 2012, la cual he vendido por el monto de 
20 mil soles, monto que ha sido bancarizado, y lo efectué a fin de poder cubrir los gastos 
de abogado,éñ este caso. De igual manera tengo una empresa JJM Espino Ingeniería y 
construcgión SA про el 99.15 % de participación, el porcentaje restante está a favor 

жете Herusvit Luzcari, la empresa tiene una capacidad máxima de 


cont atación/ de S/. 500 000.00 soles, categoría C en consultoría en obras de 
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saneamiento y afines, de lo cual hago entrega de Registro Nacional de Proveedores de 
la empresa JJM ESPINO a fs. 01. 


4. PARA QUE DIGA: ¿Si conoce a las personas que a continuación se le señala, y de ser el 
caso precise que vinculo de amistad, enemistad, laboral, comercial le une? DIJO: 


- ANGGI ESTEFANI ESPINO LUCANA: Es ті hermana. Vive al costado de mi casa, tengo 
una buena relación con ella, 

- YSMAEL RAFAEL MAYURI QUISPE: no lo conozco 

- HUGO ANANEO ESPINO ALMEIDA: Es mi papá, vive en el mismo domicilio que mi 
hermana, que como referí es colindante a mi casa 

- CESAR CASTILLO CABRERA: es el alcalde de Chadín, me invito hacer visita de campo en 
las comunidades de La Succha y la Palma, la coordinación se realizó por llamada 
telefónica a mi numero 955280533, aproximadamente en agosto del año 2021, notengo 
amistad, 

- JOSE NENIL MEDINA GUERRERO: es el alcalde de Anguía, si lo conozco y mi vínculo es 
laboral, toda vez que tengo dos consultorías de elaboración de expedientes técnicos en 
dicha municipalidad, por montos de S/. 33 500.00 contrato de servicios N*047-2019- 
МРАЈА, y el segundo contrato М? 045-2019-МРАЈА, la invitación fue por parte de la 
municipalidad para participar, me pidieron una cotización, se contactó el encargado del 
área de logística. 

- DONALD GUILLERMO JARA PUESCAS: no lo conozca 

- TEODORO ALEXANDER LINO QUICHE: sí lo conozco, él es un ingeniero civil, 
representante legal de empresa Lino SAC, es un amigo, lo conozco desde fines del айо 
2014, cuando realizaba prácticas pre- profesiones laboré en la empresa Waktana, y allí 


~ RQNEL YUNER SOLIS ARQUINIGO, si, el es ingeniero amigo del ingeniero Lino, y amigo 
тір también, a él lo conozco en el 2021. 

AXIMO VIDAL FALCON. no 

"RAUL WALTER ESPINO ALMIDA. Mi tío, es un familiar que me ha acompafiado algunas 


й d E iones a mis visitas de campo. 
MAY VIVIANA ALCANTARA MONTES. no 
DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA. no 

~ JERUSVITH LUZCARI CARPIO AMARINGO, Es mi socia y ex conviviente, la mamá de mis 
hijos. 

- DESTCON INGENIEROS &ARQUITECTOS SAC: es la empresa ті hermana Anggie 
Estefani Espino Lucana y mi Papa Hugo Ananeo Espino Almeida 

- CONSTRUCTORA D &M SRL: no recuerdo 

- INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN SOLIS SAC. Es la empresa del ingeniero Yuner Solís, no 
he trabajo con esa empresa. 
А i - CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y PROYECT ISTAS ASOCIADOS J&X GONZALES ЕГЕЈ. no 
МУ 22 ЗНМ ЕЗРІМО INGENIERÍA & CONSTRUCCION SAC. МІ empresa ^ 

d - ZIUR CONSTRUCCIONES SAC. Si lo conozco, formamos un consorcio para participar en 
`. 2 una licitación de una орга еп Cajatambo, departamento de Lima. Los conozco por medio 
| del ingeniero Alexander Lino Quiche, pero no tengo amistad directa 
- ING INERÍA Y CONSTRUCCION LINO SAC, Si, es la empresa del ingeniero Lino Quiche, 
орі taníbién he conformado consorcio denominado Gorgor. Lo conozco en elaño 
201422015 ќцапӣо hacia mis prácticas, 
/- R-CIS INGENIEROS SAC. Lo conozco por la conformación del consorcio, no conozco а 

/5us tituláfes ni representantes. 
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5. PARA QUE DIGA: ¿Qué vínculo de amistad, comercial y laboral le une con la persona 
de Yenifer Noelia Paredes Navarro? DIJO: Que, a Yenifer primero me apoyó en 
consultorías en el año 2019, ella trabajaba como secretaría y yo tenia los dos contratos 
de consultorías del año 2019 con la empresa JIM. Al conocerla en el 2019 yo como 
consultor necesitaba información empezamos a tener una relación laboral y seguido 
amical, yo viendo su capacidad y experiencia le pido que me ayude de manera eventual 
en ciertas actividades desde el año 2020, aclarando, fuera de su horario de trabajo. 


6. PARA QUE DIGA: ¿Estando a su respuesta anterior, precise qué funciones específicas 
realizaba en su empresa o para usted, la persona de Yenifer Noelia Paredes Navarro? 
DIJO: Que, las actividades que realiza eran para mi empresa, redacción de documentos, 
actas, empadronamientos, anexos, componente social de los expedientes técnicos de 
saneamiento y otros documentos de memorias descriptivas y apoyo documentario. 


7. PARA QUE DIGA: ¿Con cuántos trabajadores cuenta su empresa JJM Espino Ingeniería 
y Construcción, bajo que modalidad se encuentran contratados, y la forma como 
efectiviza el pago de sus retribuciones? DIJO: Que, en planilla esta mi persona Jhony 
Espino Lucana, y eventualmente contrato por periodos de 15 días, un mes, amistades 
que tienen conocimiento en elaboración de expedientes, los contratos con mis 
amistades son de manera verbal. 


yo no tengo 
y yo. No tengo ningún documento mediante 
| yo pueda acreditar los pagos que le realicé, no recuerdo el número con е! que me 
nicaba con ella. 


QUE DIGA: ¿Bajo qué circunstancias, y en qué fechas presentó su persona en 
pañía de la señorita Yenifer Noelia Paredes Navarro, en la localidad de La Succha, 
rovincia de Chota, departamento de Cajamarca? DIJO: Que, fue en el mes de 
> setiembre en el año 2021, se realizó una visita de campo para presentar una propuesta 

7 económica para la elaboración de un posible expediente técnico, me llamó el señor 
alcalde del distrito de Chadin, a mi teléfono 955280533, y me explicó las necesidades de 
la zona y si lo podía visitar para ver la realidad de la zona. 


10. PARA QUE DIGA: ¿Quién asumió los gastos de traslado, alojamiento y alimentación de 
la señorita Yenifer Noelia Paredes Navarro para que se presentara con Usted en la 


siempre por experiencia hago una visita de campo preliminar para hacer un estudio de 
la zona, ya con eso el alcalde evalúa. Yo asumo siempre el gasto de todas mis visitas de 
campo. Me acompañó también en dicho acto la señorita Susy Díaz, ella también trabajó 
para mí en el mes de setiembre, a finde que realice el empadronamiento. El apoyo de 
Yenifer y Susy ега eríbadron porque yo como consultor necesito conocer el número 
de viviendas y la “аўд en los expedientes que hago siempre hago visitas de 
4 especifico gaste un promedio de 5/.800.00 о 900.00soles 
encontramos en Chota, y la movilidad nos cobró ida y vuelta 500 
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soles, en el alquiler de habitación por una noche gaste 80 soles en dos habitaciones y la 
comida, fuimos 4 personas, y estuvimos dos días, un día en La Succha y el otro дігеп Las 
Palmas. : 


11. PARA QUE DIGA: ¿Por dicha participación, a cuánto ascendió la suma de sus honorarios 
9 retribuciones que efectuó su persona a favor de la sefiorita Yenifer Paredes Navarro 
por asistirlo en la reunión? DIJO: Que, fue de S/. 1500.00 soles el cual se lo pague al 
contado, no tengo constancia de ello, precisando que dicho monto fue por todo el mes, 
no solo por esta visita. 


12. PARA QUE DIGA: ¿estando a su respuesta anteríor, precise de manera clara que la 
inversión para la visita de campo en el distrito de Chadín le costó un aproximado de 
800 soles, sin embargo, indica que efectuó un pago de 1500.00 a la sefiorita Yenifer 
Paredes Navarro? DIJO: Que, eso corresponde al pago por el mes de setiembre,el cual 
le efectué fines de setiembre, no fue por la visita, sino por las actividades del mes. A los 
demás asistentes, a la señorita Susy también le pague 1500.00 soles por las actividades 
del mes, y al topógrafo que me apoyo dos días 250.00 soles. Todos los pagos fueron de 
manera directa en efectivo sin mediar comprobante de pago. 


13. PARA QUE DIGA; ¿Si Yenifer Noelia Paredes Navarro, le refirió o prometió alguna 
intersección de su parte, como cufiada del presidente de la Republica para facilitarle 
otorgamientos de buena pro en obras realizadas tanto en la provincia de Chota del 
departamento de Cajamarca, así como en la provincia de Cajatambo del departamento 
de Lima? DIJO: Que, no me prometió nada. 

| 

14. PARA QUE DIGA: ¿En cuántas oportunidades asistió al Palacio y/o residencia 

presidencial, y con quienes se entrevistó у por qué motivo? DIJO: he asistido a la 

residencia presidencial en 5 veces, en agosto, setiembre y octubre de 2021, los motivos 
són amicales y laborales, como la señorita vive en Anguia y llegaba de visita a Lima era 
пне lugar en donde yo la podía encontrar еп ese momento. 


і 
3 


15, РАКА QUE DIGA: ¿estando a la respuesta que antecede, precise usted, que temas 
laborales en concreto trato usted con la señorita Yenifer Paredes Navarro en a 
encía presidencial? DIJO: Que, yo tengo un contrato de consultoría en el año 2020 

Pd on la municipalidad distrital de José Sabogal, Provincia de San Marcos, departamento 
` / de Cajamarca, el contrato de servicios es el contrato de servicio de consultoría N° 023- 
LN 2020-MDJS/OS, este es un expediente de saneamiento, y Yenifer me apoyo en la 
elaboración de documentos del componente social, es decir la elaboración e los 
padrones de beneficiarios, actas, elaboración declaraciones juradas, y documentos 
exigidos, por la municipalidad, en ninguno de esos documentos firmó ella, en ese 
expediente me observaban y la sefiorita Yenifer me apoyó en el levantamiento de las 
observaciones del componente social. Así también, en el expediente contrato de 
prestación М% 233-2021-MDS/GM, es una consultoría que tiene mi empresa en la 
municipalidad distrital de San Marcos — Huari - Ancash, es una consultoría de fecha 26 
del 3 del 2021, así mismo en estas visitas a la señorita Уепіївг en la residencia 
presidencial coordiné la elaboración del padrón de beneficiarios, declaraciones juradas, 
anexos, y documentos del componente social del expediente técnico. 


| 7 7 
| 16. PARA QUEÑÍÓA: Áfravés de qué medios la señorita Yenifer Paredes Navarro, te hacia 


llegar Абу trabajos que realizaba? DIJO: Que, uno por correo y otros casos por 
чы йор, Оггео jhony espinot@hotmail.com, otros por WhatsApp al 955280533 y 
AL 
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otras de manera directa, cuando le hacia las visitas а la residencia presidencial. 


17. PARA QUE DIGA: ¿En qué circunstancias efectuó los pagos a la señorita Yenifer Paredes 
Navarro? DIJO: Que, yo me dirigía a la casa de la señorita Fany que vive por Chorrillos, 
рог un cementerio de la policía, allí me encontraba con Yenifer y en dicho lugar le hacía 
entrega del dinero por el apoyo que me efectuó, fui en tres oportunidades, uno de los 
motivos por la que voy a la residencia presidencial era porque me daba curiosidad 
conocer ese lugar. 


18. PARA QUE DIGA: ¿Cuál es la dirección de la Empresa JIM Espino? DIJO: Que, yo 
conformé la empresa el 14 de octubre де 2019, y yo alquilé la oficina en el departamento 
de Breña, aquí tengo el contrato, yo estuve en esa oficina hasta que vino la pandemia en 
el mes de marzo de 2020, me recuerdo ello, porque el día sábado tuve reunión con mi 
equipo y luego se declaró el estado de emergencia y ya no pudimos regresar, por el 
impedimento de salida, inmovilización, pague el mes de marzo a junio de 2020, entonces 
yo decidí retirar las cosas de la oficina debido a que no podía continuar pagando, 
entonces yo llevé las cosas a la casa de mi papá y no tuve oficina como tal, en la vivienda 
ubicada en la MZ A LT 3 la Cachasa de los Sauces, reinstalé mi oficina en el mes de 
noviembre de 2021 en mi casa. Retomando a su pregunta, tengo una foto de los equipos 
que estuvieron instalados en el departamento de Breña, el contrato y algunas 
observaciones derivadas de la misma, como recibos de pago y otros los que procedo 
hacer entrega. 


En este acto se deja constancia de la entrega de documentos por parte del declarante 
conforme al siguiente detalle: 


: 1. Impresión a colores de una fotografía, a fs. 1 
2. Copia del contrato de arrendamiento suscrito entre las personas de Eusebio Vergara 
Delgado, con DNI 06821873 (arrendador), y Hugo Jhony Espino Lucana, con DNI М? 
47293058 (arrendatario), de fecha 01 de julio de 2019, a fs. 5 
Copia del DNI de Eusebio Delgado Vergara М" 06821873, a fj. 1 
. сора de Contrato de subarrendamiento por el que consta el pago de S/. 1,000.00 
nuevos soles de arrendamiento a Eusebio Vergara Delgado, con DNI N 06821873 
(arrendador), y Hugo Jhony Espino Lucana, con DNI N 47293058 (arrendatario), de 
fecha 31 de octubre de 2019, a fs. 1 
5. Copia de Recibo de pago Torre 4, mes de octubre de 2019, al Sr. Eusebio Vergara 
Delgado, por un monto де 5/. 160, a fs. 1 
6. Copia de Recibo de pago Torre 4, mes de noviembre de 2018, al Sr. Eusebio Vergara 
Delgado, por un monto de S/. 181, a fs. 1 
7. Copia de Recibo de pago Torre 4, mes de septiembre de 2019, al Sr. Eusebio Vergara 
Delgado, por un monto de S/. 158, a fs. 1 
8. Copia de Recibo de pago Torre 2, mes de agosto de 2019, a la Sra. Esther Cespedes 
Buleje, por un monto deS/.184,afs.1 i | n 
9. Copia de Recibo de pago Torre 4, mes de julio de 2019, al Sr. Eusebio Vergara 
Delgadb, por un monto de S/. 152, a fs. 1 
10. Соріг ае Recibo de pago Torre 4, mes de diciembre de 2019, al Sr. Eusebio Vergara 
eléado, por un monto de S/. 159, a fs. 1 


Gu. Ы 
“Од... 


+ 
| Taass 
г“ 
о 
~ 
4 
б 
3 
о 
~ 
8 
< 
y 
+ 
y 
v 
v 
o 
43 
с 
D 
9 
+ 
№ 
v) 


"P 4 
// Ж 
19% РАКА Е DIGA: ¿Si dentro de las instalaciones de Palacio de Gobierno o fuera де 
pa E 
2 Ж 7 


ellas, se ha reunido con el señor Ex secretario General de Palacio Bruno Pacheco 
Castillo? DIJO: Que, no. 


20. PARA QUE DIGA: ¿Si dentro de las instalaciones de Palacio de Gobierno o fuera de 
ellas, se ha reunido con el señor presidente de la Republica Pedro Castillo Terrones? 
DIJO: Que, no. 


21. PARA QUE DIGA: ¿Cuál fue el motivo de la reunión que sostuvo con el subsecretario 
de gobierno Ysmael Mayuri el día 6 de octubre de 2021, y que duro desde las 10:45 
hasta las 20:26 horas? DIJO: Que, yo no me he reunido con el señor Ysmael Mayuri, no 
lo conozco, y en las oportunidades que he asistido en palacio de gobierno para reunirme 
con la señorita Yenifer Paredes indicando en la recepción que el motivo de mi visita era 
esa. 


· PARA QUE DIGA: ¿Cuál fue el motivo de su visita o entreviste con la sefiora Primera 
Dama de la Nación el día 8 de agosto de 2021, desde las 15:52 hasta las 21:09 horas? 
DIJO: yo me he reunido solo con la sefiorita Yenifer Paredes en la residencia de Palacio 
de Gobierno, tengo entendido que la autorización fo otorga la primera dama Lilia 
Paredes, pero solo me he reunido con la señorita Yenifer Paredes Navarro. 


- PARA QUE DIGA: ¿Precise el motivo y circunstancias de su visita al Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones el Día 23 de diciembre de 2021 a las 15:42 – 15:59 horas, 
y precise con qué funcionario de dicho Ministerio se reunió? DIJO: Que, la fecha 
mencionada fui acompañando al señor alcalde de Anguía Nenil Medina Guerrero, para 
una reunión con funcionarios del MTC, subimos al tercer piso creo, no recuerdo bien, yo 
como tengo experiencia con consultorías y proyectos lo acompañé al alcalde, me llamó 
por teléfono al 963265945, fue para un expediente de una carretera que no recuerdo el 

ombre, estaba solicitando asistencia técnica y me llamó para que lo acompañara, 
precisando que la reunión fue con funcionarios del MTC, no recuerdo quienes eran pero 
o estuvo presente el Ministro. 


ў. PARA QUE DIGA: ¿Precise si con anterioridad, usted ha ingresado al ministerio de 
vivienda; construcción y saneamiento? DIJO: Que, sí, quisiera precisar que yo registro 
ingreso a los ministerios desde el año 2017, como trabajaba en las oficinas de empresas 
consultoras iba a participar como asistente, tanto en el Ministerio de Vivienda, como a 
Reconstrucción con Cambios, finales del 2018 e inicios del 2019. 


\ 25. PARA QUE DIGA: ¿Cuál fue su participación en la licitación de obra pública que se 
realizó en el distrito de Anguía provincia de Chota, departamento de Cajamarca, donde 
resultó ganadora la empresa Destcon, cuya titular es su hermana y su padre? DIJO: 
Que, ninguna participación. Quisiera mencionar que no gano la empresa de mi hermana 
sino un consorcio. 


` 26. PARA QUE DIGA: ¿Cuál fue su participación en la licitación de obra pública que se 
realizó en la provincia de Cajatambo, en el proceso de licitación y buena pro a su 
Empresa JJM Espino con la Municipalidad Provincial de Cajatambo, Departamento de 


Lima. Dijo: , YO participé en consorcio con otras empresas, con el nombre de Gorgor, 
con una participación del 12% tal como figura en la promesa de consorcio que se 
encue el SEACE, tiene dos responsabilidades, responsable para ejecutar 
conjunt. е la obra, responsabilidad intrínseca por todos los consorciados, la 


esponsabilidad, es únicamente respecto a la veracidad de la experiencia del 
Quisiera acotar que mi empresa cuenta con RNP vigente, el cual me permite y 
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estoy habilitado para contratar en cualquier proceso de selección a nivel nacional, 
motivo por el cual participe en consorcio. Según la directiva М? 5 -2019 OSCE indica el 


27. PARA QUE DIGA: ¿estando a su respuesta de la pregunta М2 3, en la que ha referido 
cuál es su domicilio real, precise usted las características del mismo, valoración de la 
construcción y con que dinero efectuó dicha construcción, ?, DIJO: Que, la vivienda lo 
comencé a construir en el año 2019, en ese año junté un poco de dinero para hacer la 
cimentación, en el 2020 avance el primer piso, en abril del 2021, cuando ya estuvo la 
estructura de los dos pisos, lo financié justamente con los traba jos que vengo realizando, 


tengo 10 consultorías de obra con el estado. 3 en el año 2019, 4 en el año 2020 y3enel 


- En este acto se deja constancia de la entrega por parte del declarante de 4 impresiones 
a color con fecha en detalle con lapicero color rojo y una impresión con el detalle de: 
"INFORMACION – Subida por Hugo Johny Espino — 18 de septiembre del 2020 al:56 pm 


> РАВА, QUE DIGA: ¿en mérito a los reportajes emitidos por los canales de noticia 
_pacíonal, se advierte que Yenifer Paredes Navarro señala: „estamos aquí para cumplir 
7 una función que ya esta encaminada, el perfil ya está aprobado de su proyecto", 
precise a que se refiría con dichas aseveraciones? DIJO: Que, cuando nosotros llegamos 
n a la municipalidad Distrital de Chadin nos recibe el señor alcalde el cual nos indica la 

necesidad de su distrito y que es un distrito que no ha podido hacer gestión para ningún 


nombre de proyecto mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable y 
saneamiento de agua potable (..) cuyo registro hago entrega a fs. 5, es por eso que yo 
indico lo que el señor alcalde nos había comentado. 


- Se deja constancia de le entrega por parte del declarante de un Formato — SNIP-03 de 
fecha de registró/23 de enero del 2016, en un total de 5.5. 


29. PARA QU бі ¿ ¿De los videos difundidos por los medios de comunicación, se tiene 

ipo de la reunión en La Succha, juntamente con Yenifer Paredes 
£ en/lós que se le escucha decir " mi nombre es Jhony Espino Lucana, soy 
e géneral de jjm ingenieria y construcción, encargado de la elaboración del 
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expediente tecnico que involucra dos comunidades, la sucha chontas y las palmas, (...) 
contento de que ustedes tambien hayan recibido al equipo de topografía, y el estudio 
de suelos, porque sabemos que eso es importante para hacer un buen proyecto (...) 
los ingenieros que ya vienen laborando el levantamiento topografico (...) agradecerles 
por las personas que siguen ayudando {...) en lo que compete a los estudios básicos, 
la topografía, el estudio de suelos ya lo estamos realizando, basicamente con eso ya 
tendriamos toda la información de parte de campo, procedería la elaboración del 
proyecto en gavinete, y seguidamente presentarlo al Ministerio de Vivienda para que 
nos asigne un evaluador y proceda con la revisión” ; mediante qué documento o bajo 
qué instrumento se habría encargado a usted, la elaboración del expediente técnico 
de las obras que involucran las comunidades de La Succha y La Palma? DIJO: Que, yo 
doy a conocer los pasos a seguir en los procesos de elaboración de expediente tecnico, 
qué estudios se necesitan, yo fui a la comunidad para hacer la visita de campo para 
presentar la propuesta economica a la municipalidad, no tengo ningún contrato cn la 
MD de Chadin. 


En este acto, estando a la programación de diligencias de declaraciones programadas por el 
despacho, para el presente día se procede a suspender la presente declaración, y reprogramarse 
a misma para el día 20 де jülio de 2022 a las 9:00 horas, quedando notificada las partes en este 
acto. Y suscribiéndosé la presen cta por parte de los intervinientes en señal de conformidad.- 
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DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO (26) 
аманат ме ш шо РАШУУ TENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO (26) 


En la ciudad de Lima, siendo las 10:32 am, del día 19 de julio de 2022, en las oficinas del Equípo 
Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder — Equipo Especial №2, ubicada en la Av. Abancay 
Cdra. 5 s/n — 5to piso - Cercado de Lima, interviniendo en la presente diligencia el fiscal provincial Hans 
Alberto Aguirre Huatuco a cargo de la investigación, conforme a lo dispuesto por Disposición Fiscal N° 2, 
se hizo presente la persona de: 


Nombre y Apellidos : YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO 


DNI N° : 74638299 

Fecha de Nacimiento : 5 de diciembre de 1995 

Edad : 26 años 

Domicilio Real | : Caserio де Chugur, Distrito de Апаша, provincia de Chota departamento de 
Cajamarca 

Hija de : Walter Alfonso Paredes Días, Carolina Navarro Sánchez 

Hijos : no 

Natural : Cajamarca 

Estado Civil : Soltera 

Instrucción : Bachiller en administración 

Religión : Nazareno. 


Número de celular : 912671199 


Asimismo, se encuentra presente para efectos de la presente declaración, el procurador Javier 
Alonso Pacheco Palacios Representante de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción 
con demás datos de apersonamiento en autos; el abogado Dionicio Quesnay Jose Francisco, con registro 
CAL 59850 en representación de la defensa deYenifer Noelia Paredes Navarro, cuyo apersonamiento se 
encuentra en autos. 


A continuación, se procede a indicar al declarante que, en cumplimiento de lo establecido en el 
articulo 87% del Código Procesal Penal, se le informa de los derechos que le asisten, los mismos que se 
encuentran señalados en el artículo 71% del Código Procesal Penal: 


- Puede hacer valer por sí mismo, o a través de su abogado defensor, los derechos que la 
constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación 
hasta la culminación del proceso. 

-  Conocerlos cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa 
0 motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando 
corresponda. 

-  Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha 
comunicación se haga en forma inmediata. 

- Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. 

- Abstenerse de declarar, y si, acepta hacerlo que su abogado defensor esté presente en su 
declaración, y еп todas las diligencias en que se requiere su presencia. 

- Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contradictorios a su dignidad, 
ni a ser sometidos a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una 
restricción no autorizada ni permitida por ley. 

- Ser examinado por un médico legista о en su defecto por otro profesional de la salud, cuando su 
estado de salud así lo requiera. 


En este acto se comunica que su declaración es en calidad de investi Pa la presunta comisión 
del delito de tráfico de influencias, en agravio del Estado, He 05,4ие haran debidamente 
detalladamente y se encuentran descritas en las disposicion iscales pertípefites y que han sido 
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debidamente notificado y de las disposiciones legales que resulian aplicables al caso, 


Se reitera al investigado que, puede solicitar la actuación de medios de investigación o de prueba, a 
fin de efectuar las aclaraciones que considere conveniente. 


Seguidamente se le pone en conocimiento que es su derecho declarar o abstenerse de declarar sobre 
los hechos que se le pregunten, manifestando el investigado su voluntad de declarar. 


En este acto se le exhorta a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le formulan a 
continuación: 


1. PARA QUE DIGA: ¿Si para la presente declaración se encuentra conforme con la presencia 
de su abogado? Dijo: Que, si. 


2. PARA QUE DIGA: ¿A qué actividad se dedica, desde cuándo y cuánto percibe por ella?, 
DIJO: trabajo independientemente, desde diciembre del año pasado, percibo más o menos un 
sueldo de S/. 2100.00 soles, participo en contrataciones, temporalmente en lo que se presente en 
mi carrera. Me piden algunos amigos para los que trabajo, realizar informes, oficios, revisar 
documentos que en el momento se me presente. Anterior al 2020 he laborado en la Municipalidad 
de Anguia, desde enero de 2019 hasta julio del 2021, en el 2019 como secretaría de la MD de 
Anguía, de julio de 2019 a julio de 2021 he sido administradora de la municipalidad. Primero 
ganaba S/.1200.00 soles hasta llegar a ganar S/. 2000.00 aproximadamente. Asimismo, preciso 
que mis familiares me proporcionan propinas de S/, 500 o 600 soles, por parte de mis tios. Primos 
de forma mensual. Desde el año pasado estuve trabajando en mi tesis y viajando constantemente 
a Cajamarca para hacer mis trámites. 


3. PARA QUE DIGA: ¿Qué bienes muebles o inmuebles, participación y/o acciones en 
personas jurídicas, registra a su nombre, o a nombre de terceros?, DIJO: no tengo ninguna 
propiedad ni compra ni donación, tampoco vehículos, tengo una empresa que inscribi en el año 
2018 como proyecto de investigación, que nació por la iniciativa de un curso que lleve en la 
universidad, no tiene actividad. 


4. РАКА QUE DIGA: ¿Si conoce а las personas que a continuación se le señala, y de ser el 
caso precise que vinculo de amistad, enemistad, laboral, comercial que le une? DIJO: 


ANGGI ESTEFANI ESPINO LUCANA: La conozco, la he visto una vez, en circunstancias que me 
encontré con ella porque fui a recoger unos documentos por el centro de Lima, no la podría 
reconocer nuevamente, me encontré con ella en setiembre del año pasado, yo fui a sacar unas 
copias, no conozco Lima. 

YSMAEL RAFAEL MAYURI QUISPE: No fo conozco 

HUGO ANANEO ESPINO ALMEIDA: No lo conozco 

CESAR CASTILLO CABRERA: Si lo conozco, me visito a mi casa, en Chugur, en la fecha de junio 
de 2021, me dijo que tenia que referencias mías, me conoció en las reuniones que yo iba a la 
municipalidad distrital de Anguia y cruzamos intormación. Me comento que la situación en su 
comuna edil estaba critica y que tenia problemas con sus proyectos no me preciso, solo 
conversamos me dijo que tenía muchos problemas porque no había gestionado. Me dijo por qué 
Anguía tenía mejores proyectos a nivel de Chota, conversamos de los consultores que son 
responsables y le mencione algunos, como al joven Jhony Espino, era el mas responsable de los 
consultores que conocía, no recuerdo si le pase su numero de contacto. Yo en Anguia he laborado 
desde el 2019, entonces el consultor también laboraba en la Municipalidad de Anguia, Jhony 
Espino era el consultor que laboraba para la municipalidad de Араша 

JOSE NENIL MEDINA GUERRERO: Si lo conozco, es el alcalde рага la cual laboré, lo conozco 
como era la administradora hablábamos mucho, pero нор Тпе retiré по hablamos mucho 
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porque estaba mas enfocada еп mi tesis 

DONALD GUILLERMO JARA PUESCAS: No lo conozco 

TEODORO ALEXANDER LINO QUICHE: No lo conozco 

STEFANI ADRIANA RUIZ CORREA, No 

PAOLO RAMON GONZALES CANCHANYA, No 

RONEL YUNER SOLIS ARQUINIGO, No 

MAXIMO VIDAL FALCON. No 

RAUL WALTER ESPINO ALMIDA. No 

NATHALY VIVIANA ALCANTARA MONTES. No 

DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA. Si lo conozco, laboraba también para la MD de Anguía 
durante el periodo que yo trabaje en Anguía, desconozco si sigue laborando, era jefe de 
abastecimientos. 

JERUSVITH LUZCARI CARPIO AMARINGO. No la conozco 

Susy Días Huaman. Si la conozco, nos conocimos en la universidad, fue mi compañera de clase, 
tenemos un grado de amistad, ella labora en el Palacio de Gobierno, desconozco las actividades 
que realiza, 

DESTCOM INGENIEROS &ARQUITECTOS SAC: He escuchado, pero no la conozco 
CONSTRUCTORA D &M SRL: No 

INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN SOLIS SAC. No lo conozco 

CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y PROYECTISTAS ASOCIADOS J&X GONZALES EIRL. No 
JJM ESPINO INGENIERÍA & CONSTRUCCION SAC. Si lo conozco, esa empresa prestaba sus 
servicios para la consultoría de la municipalidad de Anguía en el 2019. 

ZIUR CONSTRUCCIONES SAC. No 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCION LINO SAC. No lo conozco 

R-CIS INGENIEROS SAC. No 


PARA QUE DIGA: ¿Qué vinculo de amistad, comercial y laboral le une con la persona de 
Hugo Jhony Espino Lucana a la Fecha? DIJO: Amistad 


PARA QUE DIGA: ¿Qué vinculo de amistad, comercial y laboral le unió con la persona de 
Hugo Jhony Espino Lucana a partir de junio de 2021? DIJO: Amical y laboral, he trabajado 
temporalmente para Hugo Espino - Gerente de la Empresa JJM Espino, he efectuado el 
componente social del proyecto de saneamiento, es una parte que se elabora del expediente 
técnico, se le hace a la población un censo 


PARA QUE DIGA: ¿en cuantas oportunidades usted ha laborado o prestado servicios a 
Hugo Espinos en la Empresa JJM Espino Ingeniería y construcción? DIJO: no recuerdo, yo 
he visto expediente técnico no licitaciones, pero recuerdo que fui a Chadín, La Palma y Succha. 
No recuerdo mucho. 


PARA QUE DIGA: ¿Precise usted si recibió o percibió horarios o retribución por el trabajo 
efectuado por Hugo Espino en su empresa? DIJO: si mi sueldo, 5/.1500.00 o dependiendo, 
de las localidades y del tamaño del expediente. Este monto he recibido en agosto, setiembre y 
octubre del año 2021 


PARA QUE DIGA: ¿Estaba usted contratada formalmente еп la nómina de la empresa ЈЈМ 
Espino o en mérito a que documento realizaba labores? DIJO: el contrato fue verbal, no estaba 
en la nomina 


. PARA QUE DIGA: ¿Precise usted a través de qué medio Hugo Espino le efectuaba los pagos 


por la labor que realizaba y si tiene constancia de diclíos/ pagos? DIJO: cuando nos 
encontrábamos, cuando viaja acá a Lima, el me visitaba та ser de Gobierno, 


alli me pagaba o en Cajamarca también me pagaba, e а de pfi prima también me pagaba. 
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17. 


18. 


19. 


11. 


PARA QUE DIGA: ¿En cuantas oportunidades Hugo Espino le efectuó los pagos que señala, 
en la residencia de Palacio de Gobierno? DIJO: una sola vez 


. РАКА QUE DIGA: ¿conforme a su respuesta anterior, usted portaba indumentaria distintiva 


a la empresa cuando realizaba labores para misma? Dijo : Si 


PARA QUE DIGA: ¿Quién asumió los gastos de traslado, alojamiento y alimentación de su 
persona para que se presentara con Hugo Espino en 1а localidad de La Succha DIJO: El 
ingeniero Hugo Espino 


. PARA QUE DIGA: ¿De dónde fue el traslado que realizó para cumplir las labores que se 


han detallado anteriormente? DIJO: Fue de Chota a La Succha y La Palma, me parece que 
fueron tres días. 


. PARA QUE DIGA: ¿Cuánto fue el monto que percibió usted, por parte de Hugo Espino en la 


visita a la localidad de La Succha y la Palma?? Dijo: Me pago mi sueldo, 


. PARA QUE DIGA: ¿Si su persona le refirió o prometió a Hugo Espino alguna intersección 


de su parte, como cuñada del presidente de la Republica para facilitarle otorgamientos de 
buena pro en obras realizadas tanto en la provincia de Chota del departamento de 
Cajamarca, así como en la provincia de Cajatambo del departamento de Lima? DIJO: no 


PARA QUE DIGA; ¿En cuántas oportunidades Hugo Espino Lucana asistió al Palacio y/o 
residencia presidencial, para entrevistarse con usted, de ser afirmativa, quienes mas 
participaron de dichas visitas? DIJO: tengo entendido que fueron 5, estaba yo y algunas veces 
mi hermano menor. 


PARA QUE DIGA: ¿Quién autorizaba el ingreso de Hugo Espino Lucana a la residencia en 
Palacio de Gobierno? DIJO: mi madre putativo, Lilia Paredes Navarro. 


PARA QUE DIGA: ¿Para que diga estando a su respuesta anterior, conoce usted si la 
persona de Hugo espino Lucana se entrevistaba con otros funcionarios en la residencia de 
palacio de Gobierno? DIJO: По, porque ha la residencia no entra otras personas. 


· PARA QUE DIGA: ¿La primera dama, es la única que autoriza el ingreso a la residencia de 


Palacio de Gobierno, de ser afirmativa su respuesta, precise? DIJO: si por respeto es una 


. PARA QUE DIGA: ¿Con qué frecuencia usted se instala en la Residencia de Palacio de 


gobierno? DIJO: eventualmente cuando llego a visitar а mi familia тів луддгев 


. РАКА QUE DIGA: ¿en las oportunidades que usted ha ref m. encontraba en la 


4 


ciudad de lima, precisamente en la residencia de gobiérn ^a fi és de qué nümero 
telefónico coordinaba con Hugo Jhony Espino a efect udá амвнапа а la residencia 
de palacio? DIJO: cambie de teléfono. No recuerdo тіли bjeñ, 93429975 о 6- no recuerdo 
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23. PARA QUE DIGA: ¿A través de qué medios hacia llegar el trabajo que realizaba para Hugo 
Espino? DIJO: usualmente era físico, porque llevaba libros, en algunas ocasiones escaneado a 
su whathsApp 


24, PARA QUE DIGA: ¿en mérito a los reportajes emitidos por los canales de noticia nacional, 
se advierte que su personas señala: „estamos aquí para cumplir una función que ya esta 
encaminada, el perfil ya esta aprobado de su proyecto", precise a que se refiría con dichas 
aseveraciones? Dijo: El perfil técnico lo elaboran los encargados de la municipalidad y ya estaba 
aprobado, si así lo dije es porque ya no habían revisado, esa información me dio Jhony, ya que en 
el perfil técnico que es una presentación que da información para yo saber a donde ir. 


25. PARA QUE DIGA: ¿se escucha decir (en el repostaje en mención? : agradecerles porestar 
hoy presentes en su comunidad (...) de antemano les agradesco la invitación del señor 
alcalde (...) estamos aqui para cumplir una función que ya esta encamida, el perfil ya esta 
aprobado de su proyecto, entonces yo he venido el día de hoy a sacar los datos necesarios 
para llevar y aprobar el proyecto que necesito (...) de antemano ya días anteriores ha venido 
un equipo de nuestros compañeros y han avanzado la topografiía de su comunidad, no ha 
habido ningún impedimento y eso a mi me alegra , me hacen ahorrar tiempo para yo poder 
avanzar (...) el presidente де la JASS por favor quisiera conocerlo, como se llama, С.) este 
proyecto se va a hacer realizadar con su esfuerzo y con el mío, vamos a trabajar juntos“, 
en primer punto Precise: a que se referia cuando señalo que estaba por invitacion del señor 
alcalde: Dijo: Que, me invito el alcalde de Chadin, a mi casa cuando me fue a visitarme, me dijo 
te invito a conocer la Palma, Chadin en cualquier momento. 


26. PARA QUE DIGA: De la transcripción que precede: “(...) de antemano ya días anteriores ha 
venido un equipo de nuestros compañeros y han avanzado la topografía de su comunidad” 
precise por quien o quienes estaba conformado el equipo que hace referencia, Dijo: no los 
CONOZCO, 


27. РАКА QUE DIGA: De la transcripción que precede: "...) este proyecto se va a hacer realizar 
con su esfuerzo y con el mío, vamos a trabajar juntos “; precise la intervención al cual se 
compromete; Dijo; Que yo estoy allí para sacar los datos verídicos, para eso me contrataron 


eventualmente, 


28. PARA QUE DIGA: De acuerdo a los usos y costumbres de tu comunidad, precise el modo o 
la forma de ingreso a las comunidades de Cajamarca de personas ajenas a la misma: Dijo: 
Cuando reciben personas de afuera: tienen que venir invitados por alguien, se tienen que 
identificar con alguna autoridad. 


29. PARA QUE DIGA: ¿Precise usted si las personas de Cesar Castillo Cabrera alcalde de la MD 
de Chadin y la Persona de José Medina Guerrero alcalde de Anguía de del departamento de 
Cajamarca se han reunido con usted en palacio /residencia? DIJO: No se han reunido 


ЗО РАВА QUE DIGA: ¿Si él señor presidente de la República, así como la señora primera dama, 
conocían que usted efectuaba trabajos para la empresa JJM Espino cuyo titular es el 
investigado Hugo Jhony Lucana? DIJO: по mis padres no conocían del trabajo que yo realizaba. 


31. PARA QUE DIGA: ¿Si en alguna oportunidad mencionó, comentó o relató al señor 
presidente de la República, así como a la señora primera dama, sobre su intervención o 
participación en la comunidad de La Succha y las вир la Provincia de Chota, dep 

/ 


Cajamarca? DIJO: no Ж 
32. PARA QUE DIGA: ¿si еп alguna oportunidad mencione af ntó o relató a las personas de 
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33. 


35. 


36. 


37. 


38. 


Fray Vásquez Castillo, Gianmmarco Castillo Gómez, Ruvel Oblitas Paredes, Cledin Vásquez 
Castillo y Jaime Castillo , sobre su intervención o participación en la comunidad de La 
Succha y las Palmas, en la Provincia de Chota, dep, de Cajamarca, así como las labores que 
efectuaba para la Empresa JJM Espino de Hugo Jhony Espino Lucano? DIJO: no 


9.-РАКА QUE DIGA: ¿Usted ha participado de reuniones en el Ministerio de Transportes y 
comunicaciones?, de ser afirmativa su respuesta precise las fechas, con quién 
específicamente se entrevistó, y el motivo de las mismas. Dijo: nunca, 


‚ 10.-PARA QUE DIGA: ¿Usted ha participado de reuniones en el Ministerio de Economía y 


Finanzas?, de ser afirmativa su respuesta precise las fechas, con quien específicamente se 
entrevistó, y el motivo de las mismas. Dijo: nunca, 


PARA QUE DIGA: ¿Usted ha participado de reuniones en el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y saneamiento?, de ser afirmativa su respuesta precise las fechas, con quien 
específicamente se entrevistó, y el motivo de las mismas. Dijo: Que, aca en Lima nunca. 
Cuando laboraba en la municipalidad de Anguía nos capacitaban porque tenia una plataforma y 
era encargada del ATM (Area Técnica Municipal) y lo brindaba el Centro de Atención al Cuidadano. 


PARA QUE DIGA: ¿Precise usted si existe un registro de ingreso propiamente a la 
residencia de palacio? Dijo: Que, no, solo existe el registro de ingreso principal donde se 
anuncian, y son conducidos por un personal de palacio o residencia a su destino. 


PARA QUE DIGA: ¿Usted ha efectuado labores o trabajos para la empresa JJM Espino del 
investigado Hugo Espino Lucana con Relación al Expediente Técnico de la Municipalidad 
provincial de Cajatambo. Del dpto de Lima con contrato de ejecución 106-2021-MPC ? Dijo: 
Que no, nunca. 


-PARA QUE DIGA: ¿Conoce usted o se ha reunido con la persona de Edwar Alcides Zorrilla, 
gerente Municipal de la M.P de Cajatambo. Dpto Lima?? Dijo: Que no, nunca. 


En este acto, la presente declaración se traslada a la Procuraduría Püblica Especializada en delitos de 
corrupción a cargo del Procurador Anticorruoción, quien formula las preguntas siguientes: 


39. 


40. 


. РАКА QUE DIGA: ¿Para qué amplie y precise, еп qué сопаїсі 
ala laborar en la M,D de Anguia precisando el régimen la arpi ijó: 
ve Jp 


PARA QUE DIGA: ¿Para que precise en relación a la respuesta de la pregunta número 2, si 
la labor que realizó de forma independientemente, efectuó trabajos vinculados a entidades 
públicas? Dijo: no. 


PARA QUE DIGA: ¿Para que precise, en el tiempo que trabajo para la Empresa Del Señor 
Espino Lucana, que tipo de comprobantes recibió o emitió como registro de la recepción 
de su sueldo, en tanto y en cuanto, en el registro de la SUNAT, en la referida empresa solo 
registra un empleado? Dijo: no recibi пі emití ningún documento. 


. РАКА QUE DIGA: ¿Para que precise cuáles son sus lugares de residencia desde agosto de 


2021 a la fecha? Dijo: En el caserío de Chugur , Angula Chota región de Cajamarca es donde 


resido, temporalmente cuando vengo estoy en la residencia de Palacio de Gobierno, también visito 


la casa de mis Sobrinas esto es en Chorrilos, ubicado en calle Las Tortugas, inmueble de tres 
pisos, en la que ocupa un departamento. También voy a la casa de mi hermano Walter Alfonso 
Paredes Navarro en Tacabamba, provincia de Chota, también vivo en la casa ER mi hermana Lelis 
Paredes Navarro, en el caserio de Chugur, Anguia-Cajamarca. GF 


4 unstancias ingreso 
pór invitación del alcalde, 
ingrese como CAS no recuerdo bien, me solicitaron ques de la SUNAT, y yo emitia 


mis boletas me hacían descuentos. 
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43. 


44, 


45. 


46. 


47. 


. PARA QUE DIGA: ¿Cuál fue el tipo de relación que у 


PARA QUE DIGA: ¿Para que precise cuáles fueron las funciones que realizó de eneroa julio 
de 2019 como secretaria y con quién laboró, es decir quién fue su jefe inmediato? Dijo: hacia 
anotaba las sesiones de consejo, era recepcionista de documentos que ingresaban por mesa de 


PARA QUE DIGA: ¿Cuáles fueron las circunstancias en las cuales ingresó a laborar en la 
Municipalidad distrital de Апаціа como administradora desde agosto de 2019 a junio de 
2021? Dijo: Por el mismo procedimiento de secretaria, por invitación de la comuna edil, previa 
renuncia al cargo de la secretaria de la comuna edil. 


PARA QUE DIGA: ¿Para que precise cuáles fueron las funciones que desempeñó como 
Administradora de la Municipalidad Distrital de Anguia, detallando quienes fueron sus 


PARA QUE DIGA: ¿tiene conocimiento de la adjudicación AS-DU 102-2021-SM-8-2021- 
MDA/CS- ejecución de la obra mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e 
instalación de saneamiento básico en las localidades de Yansem, Ushun , Tayapotrero y 
Vista Alegre en Anguía, Chota, Cajamarca por un monto de 5/ 3'080,263.13 soles, 
adjudicada al proveedor Destcom Ingenieros y Arquitectos SAC? Dijo: no tengo conocimiento 
de eso. 


. PARA QUE DIGA: ¿Estando a su respuesta anterior, para que precise, si el señor Espino 


Lucana prestaba sus servicios como consultor, profesional o a través de una empresa? 
Dijo: Era consultor de la Municipalidad, yo tengo conocimiento que siempre que firmaba con su 
sello tenía datos de su empresa JJM Espino. » 

/ z 


уа Señor Hugo Espino 
Lucana desde que lo conoció? Dijo: Yo lo conoci laborando ей | ра de Anguia, y 
cruzábamos información, se volvió amical en el 2020, ya no Jabo rque no tengo vínculo con 


| 
su empresa ni con la municipalidad і 
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51. PARA QUE DIGA: ¿Precise respecto а las visitas realizadas en Palacio de Gobierno por 
parte del señor Hugo Espino Lucana, fueron realizadas a su persona o a la Primera Dama, 
y con qué finalidad? Dijo: Las visitas siempre han sido realizadas hacia mi persona, ті mama 
autorizaba el ingreso por el respeto a su persona, porque yo estaba temporalmente cuando venía, 
tenía que pedir autorización cuando alguien ingresaba al inmueble, la finalidad de Jhony, él venia 
porque yo no conozco lima, conversábamos temas de trabajo y amicales también, nos enseñaba 
clases de matemática, como el ingeniero egresado de la UNI nos enseñaba algunos ejercicios de 
matemática. 


52. PARA QUE DIGA: ¿Si el señor Espino Lucana le solicito, sugirió a través de su persona que 
le gestione o tramite alguna reunión o reuniones con Ministros de Estado? Dijo: Nunca. 


53. PARA QUE DIGA: ¿Para que precise cuándo recibió la visita de Cesar Castillo Cabrera, lo 
hizo en condición de ser usted familiar del presidente de la República? Dijo: Cuando el señor 
cesar castillo me visita era en junio, los primeros días de junio, allí no había ningún documento 
que indique que mi padre putativo iba a ser presidente, 


54. PARA QUE DIGA: ¿Para que precise a qué se refiere, en el contexto de la visita que realizo 
a la comunidad de La Succha en el mes de setiembre de 2021: “vamos a recoger la 
información y llevarla a Palacio”? Dijo: Quiero precisar que yo nunca dije Palacio de Gobierno, 
yo no menciono esa palabra. Yo mencionó allí recoger las necesidades y llevarlo a gobierno central 
como dije que yo he laborado en la MD de Anguia, recibía capacitaciones del CAC una oficina 
descentralizada del Ministerio de Vivienda, quienes son los encargados, de revisar la información 
de algún expediente técnico que geográficamente le corresponde, y quiero fijar que nunca me 
referí a Palacio de Gobierno ni Poder Ejecutivo, me refería al CAC que es una oficina 
descentralizada del Ministerio de vivienda, y para mi ellos son el Gobierno Central 


En este acto, concluye la intervención del procurador, y se procede a consultar al abogado de la 
defensa si va a efectuar preguntas, quien responde que no. 


PARA QUE DIGA: ¿Si tiene algo más que agregar o corregir a su presente declaración? Dijo: 
Quiero que se guarde la reserva del caso, porque afecta la dignidad de mi persona y la de mis 
familiares. 


En este acto, se concluye la presente lar зо las 14:09 horas del mismo día, dándose 
lectura de todo lo consignado epa presefite І HMigencia, y suscribiendo en señal de 
conformidad todos los intervinignfés. ж Ж) 
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CASO: 2-2022 


AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE ESPINO LUCANA ANGGI ESTEFANI (25) 


En la ciudad de Lima, siendo las 16:14 horas, del día 19 de julio de 2022, еп las oficinas 
del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder — Equipo Especial №2, ubicada 
еп la Av. Abancay Cdra. 5 s/n - 510 piso - Cercado de Lima, interviniendo en la presente 
diligencia la fiscal adjunta provincial Magaly del Pilar Ramirez Torres, adscrita al despacho 
fiscal, conforme a lo dispuesto por Disposición Fiscal М? 2, se hizo presente la persona de: 


ME v 27 perales: 


Nombre y Apellidos : Anggi Estefani Espino Lucano 


N? DNI : 48881865. 

A Fecha de Nacimiento  : 10 de marzo de 1997. 

3 | Edad : 25 años. 

| Domicilio : Asociación de Vivienda la Cachasa Los Sauces MZ А TL3. Puente Piedra. 
РАБА Ф Hijo de : Trinidad y Hugo Ananeo. 
es Hijos : 1 hijo de 5 años y actualmente estoy embarazada. 

Natural : Puente Piedra - Lima. 
Estado Civil : Soltera, 
Instrucción : Estudiante - carrera técnica 
Religión : ninguna. 
Nümero de Celular : N° 973088645. 
Correo electrónico : espinoangie16 ? gmail.com 


А continuación, se instruye al testigo de las obligaciones establecidas en el artículo 1639 y 170? del 
Código Procesal Penal, se le invita para que declare con ia verdad cuanto tenga por conveniente sobre 
los hechos que tenga conocimiento, comunicándole que no puede ser obligado a declarar sobre hechos 
de los cuales podría surgir su responsabilidad penal, así como en los supuestos previsto en el inciso 1 

. del artículo 164° del Código Procesal Penal. 

Se precisa la participación del abogado Ananias Linder Blas Dávila, de la Procuraduría Pública 
Especializada en Delitos de Corrupción, con М? de Registro CAL 28479, en representación de la 
Procuradiría en referencia 


• |. DESARROLLO DEL INTERROGATORIO: 


1. РАКА QUE DIGA: LSI DESEA CONTAR CON LA PRESENCIA DE UN ABOGADO DEFENSOR 
A FIN DE RENDIR SU PRESENTE DECLARACIÓN? DIJO: Que si, por ello me encuentro con el 
abogado Hugo Pezo Flores, con N° de registro CAL28597, con domicilio procesal Jr. Carabaya М? 

, 419.01 321, Cercado de Lima callar 042301326 correo electrónico hugopezofloras ° Gmailcom: 


ii er DU V ада а Vr 


PARA QUE DIGA: ¿SI PROMETE DECIR LA VERDAD А LAS PREGUNTAS QUE SE LE VA А 
EFECTUAR? DIJO: Si. 


PARA QUE DIGA: ¿A qué actividad se dedica, desde cuándo y cuánto percibe por ella?, 
DIJO: Que, soy trabajadora de mi propia empresa, estoy estudiando también soy madre de familia, 


“DEL PILAR REZ TORRES 
FISCAL ADJUNTÓ PROVINCIAL 
Equipo Especial de Fiscales 
contre іг corrupción del poder 


MAGALY 
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documentación cuando ya está aprobado el expediente, veo que todo vaya bien en los trabajos 
— técnicos, aproximadamente unos 5/ 2 000.00 soles. Me encuentro estudiando la carrera de 
Administración, no percibo otros ingresos. 


4. РАКА QUE DIGA: ¿Qué bienes muebles o inmuebles, participación y/o acciones en 
personas jurídicas, registra a su nombre, o a nombre de terceros?, DIJO: Que, 
actualmente tengo mi empresa conformada que es Destcon ingenieros y arquitectos 

D SAC., soy la representante legal con el 52 %, mi socio es Hugo Ananeo Espino Almeida, es la 

3 única empresa que tengo. No tengo bienes muebles ni inmuebles a nombre propio ni terceros. 


SS 
———5.— PARA QUE DIGA: ¿Dónde es tu domicilio habitual y con quienes vives?, DIJO: es la 


dirección que he indicado a un inicio de mi declaración, vivo con mi menor hijo de 5 años, 


— 


6. PARA QUE DIGA: ¿Si conoce a las personas que a continuación se le señala, у de ser el 
caso precise que vinculo de amistad, enemistad, laboral, comercial le une? DIJO: 


ка * YSMAEL RAFAEL MAYURI QUISPE: No lo conozco 

- HUGO ANANEO ESPINO ALMEIDA: Es mi papá, no se exactamente dónde vive, se que es 
por el paradero de Chancrila, su teléfono es 913606063 

- CESAR CASTILLO CABRERA: No. 

- JOSE NENIL MEDINA GUERRERO: No 

DONALD GUILLERMO JARA PUESCAS: no lo conozco 

- TEODORO ALEXANDER LINO QUICHE: 

- STEFANI ADRIANA RUIZ CORREA. по 

- PAOLO RAMON GONZALES CANCHANYA, no 

- RONEL YUNER SOLIS ARQUINIGO, si, es un conocido de mi hermano Hugo Jhony Espino 
Lucano, por ese medio yo lo conozco al ingeniero, converse con él para ir a la notaria para 
poder realizar la promesa de consorcio, me lo presentó mi hermano para hacer el consorcio en 
el que estamos para ir a la notaría, allí es cuando yo lo he visto al ingeniero 

- MAXIMO VIDAL FALCON. no 

- RAUL WALTER ESPINO ALMIDA. Mi tío, es solo un pariente 

- NATHALY VIVIANA ALCANTARA MONTES. no 

- DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA. no 

~ JERUSVITH LUZCARI CARPIO AMARINGO. Si, ella es mi ex cuñada, actualmente están 
separados con mi hermano, la madre de mis dos sobrinos, actualmente tengo una buena 
relación 

- DESTCON INGENIEROS &ARQUITECTOS SAC: si, es mi empresa 

“ CONSTRUCTORA D &M SRL: nolo conozco, es parte de los consorciados que estamos en 
la empresa consorciada con el nombre IENSCONS, 


RES. 


БАЈО 


7 


о 
< 
о 
о 
с 
< 


Жа 28597 


/ 
Es 
/ 
NY 


En esta acto se apersonó el abogado Jun Carlos Ramos Cueva, abogado defensor de Hugo Jhony 
Espino Lucana, a fin de participar en el desarrollo de la presente diligencia, a partir de la cual procederá 
con las intervenciones y objeciones que considere pertinente, 


Yener Solis Arquinigo, lo contacte mediante mi hermano Hugo Jhony Espino Lucano, para 
poder yo formar parte del consorcio IENSCONS. 

- CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y PROYECTISTAS ASOCIADOS J&X GONZALES 
EIRL. No lo conozco 

- JJM ESPINO INGENIERÍA & CONSTRUCCION SAC. Si, es la empresa de mi hermano Hugo 
Jhony Espino Lucana 

- ДОК CONSTRUCCIONES SAC. No lo conzco 

- INGENIERÍA Y CONSTRUCCION LINO SAC. No lo conozco 


- E INGENIERDS SAC. No lo conozco 
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. PARA QUE DIGA: ¿Qué vínculo de amistad, comercial y laboral le une con la persona de 


Yenifer Noelia Paredes Navarro? DIJO: Que, no іа conozco, no tengo amistad ni ningún 
vínculo laboral 


PARA QUE DIGA: ¿Quién es la persona en su empresa que se encarga de realizar los 
tramites respectivos para su participación como postor en las licitaciones de obras o 
servicios públicas? DIJO: Que, tengo mi personal, se llama Jhonathan Rivera Orellana y 
Huber Retuerto Pomazan, eventualmente no tienen un contrato, eventualmente los requiero ya 
que son egresados de la universidad nacional de ingeniería, los conoci mediante el contacto de 
mi hermano, cuando requiero de sus servicios les pago 5/. 2000.00 soles ya que ellos no 
laboran constantemente para mi, 


2 
79. PARA QUE DIGA: ¿Dónde queda el domicilio fiscal, de su empresa? DIJO: Que, esta 


registrado en la Asoc. De Vivienda La Cachasa de los Sauces MZ A LT 3, tengo un pequeño 
espacio en el cual realizo mis actividades dentro de mi casa, para ver documentos, estar en 
contacto con mis colaboradores, con las personas quién trabajo. 


- PARA QUE DIGA; ¿Con cuántos trabajadores cuenta su empresa DESTCON ingenieros y 


arquitectos SAC, bajo que modalidad se encuentran contratados, y la forma como 
efectiviza el pago de sus retribuciones? DIJO: Que, solo yo estoy en planilla, las personas 
que me apoyan son trabajadores eventuales, solo me colaboran las dos personas que le indique 
anteriormente. 


РАКА QUE DIGA: ¿Cómo tomo conocimiento de la licitación de la obra denominada 
“mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación del saneamiento 
básico en las localidades de Yamse Ushun, Tayapotreto y Vista Alegre del distrito de 
Anguía, departamento de Cajamarca? DIJO: Que, a través de la pagina del SEAGE, entro 
de manera eventual, semanal, esa convocatoria es pública me enteré de esa convocatoria hace 
unos meses atrás no me recuerdo el nombre, la pagina web а la que ingresé es www.seage, y 
allí encontré la información pública. Yo me enteré de esa convocatoria porque me puse en 
contacto con el ingeniero Ronal Solís, entonces para poder participar a través del consorcio. No 
recuerdo la fecha, yo le contacte al ingeniero porque yo había tomado conocimiento de la 
convocatoria. 


PARA QUE DIGA: ¿a cuánto equivale su participación el e consorcio al que hace 
referencia para la participación de la licitación detallada en el párrafo que precede, y qué 
obligaciones y derechos contractuales le genera? DIJO: Que, al 6%, yo estoy encargada 
de la facturación, pago impuesto a la SUNAT, pago a los proveedores y a todo el personal que 
labora, yo no tengo información, el representante común es el ingeniero Ronal Solís Arquinigo, 
no conozco mis obligaciones contractuales. 


. PARA QUE DIGA: ¿En mérito a tu respuesta de la pregunte que antecede, ¿quién se 
. encarga de la contabilidad de su empresa? DIJO: Que, la señorita Mónica, no recuerdo и 000 


apellido, ella es contadora, ella es mi contadora desde que cree la empresa, hace medio año 
mas 0 menos, le pago un aproximado de 5/. 1500.00 soles mensuales, ya son 
aproximadamente 6 meses que me apoya. La información que le proporciono a mi contadora 
son mis ingresos de la empresa, ella me informa como va la empresa, mi contadora declara de 
forma mensual, no se cuanto declara, aproximadamente declara S/ 2000.00 o o S/ 3000.00 
soles. 


PARA QUE DIGA: ¿Qué documentos de su empresa, usted como representante legal 
fiscaliza que todo esté en orden? DIJO: Que, por ejemplo, reviso los expedientes técnicos, 
ellos me info это va yendo, otros documentos no recuerdo. 
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N 15. PARA QUE DIGA: 4Advirtiéndose que no tiene conocimiento de ia conducción de la 
empresa que representas, hay alguna persona que te asesora? DIJO: Que, si, en esa parte, 
mi hermano Hugo Jhony Espino Lucana es un profesional, que también tiene experiencia, es 
por eso que me ha asesorado en algunas cosas, ya que aparte de ser mi hermano es un 
profesional que tiene experiencia. 


16. PARA QUE DIGA: ФА través de qué medios tus colaboradores eventuales, te hacen llegar 
los trabajos que realizan de las labores que encomendadas? DIJO: Que, a través del 
--- Whatsapp, llamadas, todo es virtual escaneado, si tengo un registro 


/ 17. PARA QUE DIGA: ¿Precise si usted ha ingresado al Ministerio de Vivienda, Construcción 
=> y Saneamiento u otro Ministerio, con quien o quienes se entrevistó y que diligencias 
realizó? DIJO: Que, no he ido a ningún ministerio. 


18. PARA QUE DIGA: ¿En qué estado se encuentra la obra que viene ejecutando en el Distrito 
de Anguía con el consorcio IENSCONS? DIJO: Que, actualmente se encuentra en la etapa 
final, con levantamiento de observaciones, para mayor información a más detalle lo puede 
realizar el ingeniero Solis Arquinigo. 


En este acto de corre traslado al abogado de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, 
quien procede a realizar las siguientes preguntas. 


19. PARA QUE DIGA: ¿Si su empresa DESTCON ha participado en otras licitaciones püblicas, 
de ser así precise si fue en forma individual o consorciada? DIJO: Que mi empresa 
DESTCON tiene tres co ultorias, el cual uno es perfil técnico y dos expedientes técnicos, las 


' Jose Sabogal, еп la Provincia de San Marcos, corresponde al 8 de octubre de 2021. la 
a supervisión de la obra — mejoramiento del servicio de transitabilidad de la trocha carrozable 
а entre Santa Rosa de Malat hasta los Ángeles, Centro poblado Malat del distrito Jose Sabogal - 
SE Cajamarca, la misma que se encuentra culminada y aprobada. Ya me han efectuado el pago 
e correspondiente por esas consultorias. La otra consultoría, de fecha 2 de junio de 2022. la obra 


`. Rosa де Маја! hasta los Ángeles Centro poblado Malat, del Distrito Jose Sagal, San Marcos- 
0.00, esta culminado y aprobado, ya me han cancelado por 


20. PARA QUE DIGA: ¿Si su empresa DESTCON tiene cuentas bancarias, de ser así precise 
quien las administra, que tipo de cuenta es? DIJO: Que los pagos me realizan a través del 
banco Continental, yo la administro es cuenta de empresa; actualmente desconozco cuanto 
tengo en la cuenta, el último movimiento que he realizado en mi cuenta ha sido hace un mes 

ana por lo menos, tengo el aplicativo en el celular, pero por ahora no he revisado. 


21. PARA QUE DIGA: ¿A cuánto asciende la utilidad personal que ha percibido por cada una 
| allas anteriormente, y si por la ejecución de la obra ha recibido 
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alguna suma de dinero? DIJO: Que, по tengo el monto exacto, no he recibido ningún dinero 
aún por la ejecución de la obra. 


22. PARA QUE DIGA: ¿Si se ha constituido personalmente a los lugares donde su empresa 
tiene las consultorías donde su empresa ha participado, así como ai lugar donde su 
empresa tiene el consorcio, quien o quienes fueron a nombre de la empresa? DIJO: Que, 
no me he constituido a ninguno de los lugares donde tengo las consultorías, fueron los 
ingenieros que mencioné al inicio y que trabajan para mi. No me he constituido a ninguna de 
las municipalidades distritales de Chota. Todos los documentos que he tenido que firmar han 
sido firmas escaneadas. 


Concluye su intervención el abogado de la procuraduría, en este acto se sede la palabra al 
abogado defensor de Hugo Jhony Espino Lucana, el abogado Ramos Cueva Juan Carlos afin de 
que efectué las preguntas que considere oportunas, manifestando que no tiene preguntas, 


En este acto, se cede la palabra а! abogado que acompaña a la testigo, el abogado Pezo Flores 
Hugo, a efectos de que realice las preguntas que considere pertinentes 


23. PARA QUE DIGA: ¿si su empresa ha sido sancionada o tiene procedimiento sancionador 
para contratar con el Estado? DIJO; Que yo digo que no, no ha sido sancionado ya que no 
tengo ningún impedimento para contratar con el Estado, ya que tengo habilitado mi RNP. 


24. РАКА QUE DIGA: ¿tiene algo más que agregar, corregir o aclarar a su presente 
declaración? DIJO: Que, mi empresa no es una empresa fantasma, del cual vengo teniendo 
tres consultorías, y la ejecución de una obra, el hecho que sea una persona joven no quiere 
decir que no tenga aspiraciones o metas para yo haber conformado una empresa. 


se concluye la presente diligencia siendo las 18:17 horas del mismo día, una vez leída suscriben en 
señal de conformidad los intervinientes. 
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ACTA DE CONTINUACIÓN DE DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO HUGO JHONY ESPINO LUCANA 
(31) 


En la ciudad de Lima, siendo las 09:18 am, del día 20 de julio de 2022, en las oficinas del 
Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder — Equipo Especial №2, ubicada en la 
Av. Abancay Cdra. 5 s/n — 5to piso - Cercado de Lima, interviniendo en la presente diligencia el 
señor Fiscal Provincial Hans Alberto Aguirre Huatuco а cargo de la investigación y la señora Fiscal 


Nombre y Apellidos |: HUGO JHONY ESPINO LUCANA 


DNI N* :47293058 
Fecha de Nacimiento : 14 de agosto de 1990 
Edad : 31 años 


Domicilio Real 
de Puente Piedra - Lima 


: Asoc. de Vivienda La Cachasa de los Sauces Mz. А LT 3, distrito 


Hija de : Hugo Ananeo y Trinidad 

„Hijos : Бі, dos menores Matías Espino Carpio, Yanis Camila Espino 
Carpio 

Natural : Lima 

Estado Civil : Soltero 

Instrucción : Bachiller en Ingeniería Civil 

Religión : Ninguna. 


Número de celular : 963265945 


de Corrupción de Funcionarios; así como también el abogado Juan Carlos Ramos Cueva con 
Registro CAL N° 049833, abogado del investigado, cuyo apersonamiento se encuentra en autos. 


Seguidamente se le recuerda al declarante que es su derecho declarar o abstenerse de 


declarar en todo o en parte sobre los hechos que se le pregunten, manifestando el investigado 


5 


m 


u voluntad de continuar con declaración. Е 


A continuación, se procede a continuar con la diligencia en el estado en la que se 
uspendió en fecha 19 de julio del presente año, continuando con el interrogatorio del Ministerio 


5 
Público, exhortándosete a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le formulan 
a 


continuación: 


n este acto el abogado representante de la Procuraduría, sede al ministerio público la 


ontinuidad del interrogatorio. 


PARA QUE DIGA: ¿Si conoce a las personas que acontinuación se detalla, de ser 
afirmativa su respuesta, precise en qué contexto los conoció, cuándo los conació, si 
Чепе algún vínculo amical, laboral y otro? DIJO: Que, 

PEDRO CASTILLO TERRONES: 5e que es el presidente de la República, pero no lo conozco 
LILIA ULCIDA PAREDES NAVARRO: Si la conozco, la conocí en el distrito de Anguía a 
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inicios del año 2021, no tengo ninguna amistad solo la conozco. 

DAVID ALFONSO PAREDES NAVARRO: sí lo conozco, me presentó la señorita Yenifer 
Paredes Navarro, como su hermano, no tengo ninguna relación, solo lo conozco porque 
me lo presentaron. 

WALTER ENRIQUE PAREDES NAVARRO: no lo conozco. 


PARA QUE DIGA: ¿EN QUÉ BANCOS REGISTRA CU ENTA BANCARIA LA EMPRESA- COMO 
PERSONA JURIDICA - JIM ESPINO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC? DIJO: Que, en 
el Banco BBVA - Banco Continental, no me recuerdo el numero de la cuenta, 
aproximadamente debo tener S/ 3000.00 soles. 


PARA QUE DIGA: ¿EN QUÉ BANCOS REGISTRA CUENTA BANCARIA USTED, COMO 
PERSONA NATURAL? DIJO: Que, tengo BCP y Banco de la Nación, no me recuerdo los 
números de cuenta, en el BCP tengo S/ 20 mil soles el cual corresponde a la venta de 
vehículo que tuve que vender para los gastos que me genera este proceso. En el Banco 
de la Nación no tengo dinero en la referida cuenta. 


PARA QUE DIGA: ¿precise usted la fecha de transferencia de su vehiculo де placa МАЕ 


_ 776, vehículo marca toyata modelo hilux, asi mismo precise por qué monto lo 


transfirió a que persona se realizó la tranferencia y cuál fue el medio de pago 
efectuado? DIJO: Que, lo transferî el 11 de julio de 2022, a | señor Willian Alberto Chilet 
Alvares, por el monto de 5/20000.00 soles, pagados con transferencia a mi cuenta del 
BCP, contrato realizado en la Notaria “VEGAVÉGA”. No tengo ninguna relación con el 
comprador, la transferencia lo realizó el mismo día del contrato. 


PARA QUE DIGA: ¿RECUERDA LOS ULTIMOS MOVIMIENTOS BANCARIOS QUE REALIZO 
EN LAS TRES CUENTAS BANCARIAS QUE HA SEÑALADO? DIJO: Que, respecto а JJM no 
recuerdo, creo S/ 10 mil soles, hace aproximadamente dos meses, en el BCP y Banco de 
la Nación no tengo movimiento hace medio año. El ingreso que tengo en el BCP es de la 
venta del carro que indique ayer. 


PARA QUE DIGA: ¿CONOCE USTED, ¿DÓNDE SE UBICA EXACTAMENTE LA OBRA QUE 
VIENE REALIZANDO SU EMPRESA EN CONSORCIO EN EL DISTRITO DE CAJATAMBO, 
PRECISE ADEMAS LOS DATOS GENERALES DE LA OBRA Y EL CONSORCIO? DIJO: Que, si 
conozco, esta en centro poblado Namiahuaín, distrito de Gorgor-Cajatambo Lima., la 
obra es “contrato de ejecución de Obra М? 106-2021-МРС Recuperación de la 
infraestructura y equipamiento de la institución educativa N° 20984-2 y Santiago 
Antúnez de Mayolo, distrito de Gorgor — Provincia de Cajatambo- departamento de 
Lima , CUI 2452692” de fecha 1 de octubre de 2021; el consorcio se llama Gorgor, tiene 
como representante común al señor Teodoro Alexander Lino Quiche. 


PARA QUE DIGA: ¿USTED, EN CONDICIÓN DE MIEMBRO INTEGRANTE DE LA EMPRESA. 


EJECUTA DEL PROYECTO CUYOS DATOS HA PROPORCIONADO EN LA RESPUESTA QUE 
PRECEDE, INDIQUE SI HA VIAJADO PARA REALIZAR SUPERVISIONES DE LA OBRA PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA EN LA ZONA, DE SER ASÍ PRECISE CUANTAS VECES A 
REALIZADO SUS VIAJES, ¿CON QUIÉNES Y POR QUE MEDIO? DIJO: Que, somo 4 
consorciados, dentro de los cuales JJM Espino Ingeniería y Construcción tiene una 


із» participación del 12 % y tal como lo especifica el contrato de consorcio, presenta dos 
funciones, 1- responsable para ejecutar conjuntamente Іа obra, 2.-responsable 


únicamente de la capacidad de experiencia del postor. En calidad de JJM Espino yo 
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brindo asistencia técnica еп cuanto al proceso constructivo y coordinación con el тери? 
residente de la obra, esa asistencia lo realizo por coordinaciones vía celular. Acotar que | 

JJM se ciñe a las funciones indicadas en el contrato de consorcio, y por tanto para las 
coordinaciones técnicas no es necesario viaje а la obra, ya que la obra en si cuenta con 

un personal clave y equipo profesionales necesarios para la ejecución de la obra; no he 

viajado nunca a Cajatambo. Cada empresa integrante del consorcio tiene funciones 
especificadas indicadas en el contrato de consorcio, 


PARA QUE DIGA: ¿Usted ha realizado algún gasto como representante legal de la 
Empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC, ha solicitado facturas o boletas del 
mismo, de ser así, a quienes han sido entregadas dichas facturas? DIJO: Que, si cuando 
realizo alguna compra relacionada a mi rubro, solicito facturas, las cuales son entregadas 
a mi asistente de contabilidad, quien en coordinación realiza declaraciones mensuales 
para el pago de impuestos y declaraciones anuales. 
PARA QUE DIGA: ¿Conforme a señala en su respuesta que precede, podría indicar los 
nombres completos de su contador y dónde queda su oficina? DIJO: Que, la señorita 
зе llama Rocio, no me acuerdo su apellido, para precisar es la asistente contabilidad de 
J mî empresa, ella en coordinación con un contador realiza las declaraciones, el nombre 
del contador no recuerdo pero yo coordino con la señorita Rocio. Las coordinaciones 
que realizo con ella son por medio celular, y ella me envía por vía correo las declaraciones 
que son mensuales 


10. PARA QUE DIGA: ¿Cuál es la modalidad de trabajo que realiza la señorita Rocio en su 
empresa, y cuanto percibe por sus labores? DIJO: Que, ella realiza trabajos eventuales, 
cada fin de mes se le envía las facturas de compras y ventas de la empresa y ella en 
coordinación con el contador realiza las coordinaciones mensuales y anuales. Le pago 

. 5/ 200.00 soles porque es solo un día de trabajo, y el pago lo realizo mediante deposito, 

: 3 | el ultimo mes que le һе depositado fue en mayo de 2022, по recuerdo la cuenta pero no 

| ~ haré llegar en su oportunidad. 
| 
| 
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V 11. PARA QUE DIGA: ¿Respecto a los honorarios del contador, precise los pagos? DIJO: 
| Que, yo a la señorita Rocio le giro los 5/ 200.00 soles, y ella con ese dinero coordina con 
el contador, ya no le doy ningún dinero más, excepto para las declaraciones anuales que 


se realiza un pago de S/ 500.00 soles. 
12. PARA QUE DIGA: ¿Tiene conocimiento donde esta ubicado la oficina de la señorita 
Rocio o del contador con quién coordina las declaraciones? DIJO: Que, no. 


. PARA QUE DIGA: ¿precise si tiene los libros contables, libros de actas y otros 
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14. PARA QUE DIGA: ¿podría precisar el númers de celular con el comunica con la asistente 
rS contable Rocio? DIJO: Que, si es el 987661808, ella realiza la contabilidad de mi empresa 


29. PARA QUE DIGA: ¿Para realizar el consorcio con las empresas integrantes де la 
885 
о 


mismas, que vínculos precedentes tenía o tiene con los representantes y/o integrantes 
de cada una de las empresas consorciadas? DIJO: Que, el vínculo es con el ingeniero 
Teodoro Alexander Lino Quiche, lo conocí fines del año 2014, y con el tuve el contacto 
para la conformación del consorcio, a los demás participantes no lo conozco. Las 
coordinaciones previas solo lo he realizado con el ingeniero Teodoro Alexander Lino 
Quiche, quien es el representante común y tiene una participación del 12%. 


16. PARA QUE DIGA: ¿Cuáles son los datos de las otros dos representantes legales de las 
empresas consorciadas? DIJO: Que, lo desconozco. 


17. PARA QUE DIGA: ¿Qué trámites para la conformación del consorcio gestionó usted, y 
los trámites para obtener el contrato de la obra denominado: "Recuperación de la 
infraestructura y equipamiento de la institución educativa М? 20984-2 y Santiago 
Antünez de Mayolo, distrito de Gorgor — Provincia de Cajatambo- departamento de 
Lima , CUI 2452692"? DIJO: Que, el trámite realizado fue es la firma de promesa de 
consorcio, documento necesario para la presentación de la convocatoria, la misma que 
se realizó en una notaría en San Isidro — Notaría Espinoza Oré, el contrato de consorcio 
fue firmado en etapas, uno de los participantes esta en Chiclayo, y por eso es que figuran 
en la fecha de contrato de consorcio, el día 9 de setiembre de 2021 y la ultima 
legalización es del 30 de setiembre de 2021, puesto que los participantes se encontraban 
en distintos puntos del país, indicar tal como está en el contrato de consorcio es un 
procedimiento administrativo legal y formal. Ya los demás tramites los realizó el 
representante común de los consorciados. 


18. PARA QUE DIGA: ¿Qué documentos contiene la presentación de propuestas 
(electrónica) teniendo en cuenta su experiencia como consultor de obras y 
profesional”? DIJO: Que, como consultor se presenta la cotización, el registro naciona! 
de proveedores y copia de la vigencia poder para procesos menores de 891, y la 
municipalidad te envía también una declaración jurada de estar habilitado para 
contratar con el Estado. Para las procesos de selección se presenta la propuesta técnica 
que incluye documentación como el personal clave, declaraciones juradas para 
contratar con el Estado, el RNP vigente, la vigencia de poder – en el cual se indica quien 

М es el representante legal de una empresa, la constancia REMYPE, experiencia del 
і personal clave, documentos probatorios de contratos, informes de aprobación, órdenes 
de servicio, resoluciones de alcaldía de aprobación de alguna consultoría, y facturas 
entre otros que mas o menos conozco; también se presenta la propuesta económica en 
el cual se adjunta el presupuesto (general, resumen de presupuesto, gastos generales, 
análisis de costo unitario, relación de insumos, equipos mínimos, etc) con el cual el 
postor va a participar en el proceso de selección. 
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19. PARA QUE DIGA: ¿estando a la respuesta que precede, que vigencia poder se presenta 
en el caso de empresas consorciadas? DIJO: Que, la misma vigencia poder emitida por 
SUNARP. Para hacer la promesa de consorcio, se indica en el documento de que en caso 
de que el postor llega 3 ganar la buena pro, se compromete a la conformación del 
consorcio, entonces la vigencia poder que se presenta es la de cada uno de los 
consorciados y se incluye en la propuesta técnica. 


FISCALÁ 
cantra ta corrupción del poder 
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j 220. PARA QUE DIGA: ¿Cuáles son los requisitos para participar y obtener de ser el caso, la 
E buena pro de una obra valorizada en más de 5/ 3 000 000.00 (tres millones) de soles? 
DIJO: Que, uno lo que te exige las bases del procedimiento de selección, en cuanto a 
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experiencia en obras especificas y similares, documentos que sustenten la experiencia 
con contratos, facturas, etc. Para poder contratar con el estado en obras tienes que 
tener tu RNP donde indique que eres ejecutor de obra y la participación en porcentajes 
dentro del consorcio lo da la capacidad máxima de contratación, mi empresa tiene 
capacidad de 500 mil soles. En consorcio no piden capacidad máxima para contratar sino 
la experiencia. Quiero acotar que el RNP es un documento publico, en que se habilita a 
una persona o empresa para ser proveedor, consultor o ejecutor de obras. 


. PARA QUE DIGA: ¿En qué estado se encuentra la obra denominado: "Recuperación de 


la infraestructura y equipamiento de la institución educativa М” 20984-2 y Santiago 
Antünez de Mayolo, distrito de Gorgor — Provincia de Cajatambo- departamento de 
Lima , CUI 2452692"? DIJO: Que, encuentra en ejecución de obra con un avance del 
6076, el cual se encuentra dentro del plazo contractual. Ha tenido paralización de obra 
por un plazo de 104 días calendarios debido a condiciones climáticas y problemas 
sociales, siempre en obra ocurren problemas como disponibilidad de terrenos, 
conflictos con los trabajadores por temas laborales, que para mayores detalles podrían 


comunicarse con el representante comün el cual se encuentra en obra. 


. PARA QUE DIGA: ¿En mérito a su respuesta anterior, podría indicar donde se 


encuentran las maquinarias de la obra en referencia? DIJO: Que, no lo sé, mis 
coordinaciones son mediante llamadas, sólo brindo asistencia técnica conforme al 


contrato de consorcio. 


PARA QUE DIGA: ¿Puede brindar el nombre completo, dirección, teléfono y correo de 
contacto de la persona que se encuentra a cargo en el lugar donde se desarrolla la 
ejecución de la obra en referencia ? DIJO: Que puedo facilitarle el nombre, es el sefior 
Teodoro Alexander Lino Quiche, su celular es 986153896, los demás datos desconozco 


PARA QUE DIGA: ¿Puede brindar el nombre completo, dirección, teléfono y correo de 
contacto del residente de obra, que se encuentra en la ejecución de la obra en 
referencia ? DIJO: según el contrato de la obra N*106-2021-MPC el ingeniero residente 
de obra es el señor Teodoro Alexander Lino Quiche. 


PARA QUE DIGA: ¿remitidos a su respuesta que precede y advirtiendo que usted para 
contestar la pregunta que antecede se dirigió a consultar los documentos que tiene en 
su poder, precise con que otras personas encargadas de la ejecución de la obra en 
referencia se comunica? DIJO: Que, solo con el residente, el ingeniero Alexander Lino 
Quiche, del cual ya informe su teléfono; nos comunicamos interdiario, semanal, sobre 
todo coordinaciones de llamadas. 


y Construcción en este momento? DIJO: Que, mi persona 


. PARA QUE DIGA: ¿Precise los datos de sus demás socios, direcciones, teléfonos de 


contacto de su Empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción? DIJO: Que, Carpio 
Amaringo Jerusvith Luzcari, con el porcentaje de 0,85%; la señora es la mamá de mis 
hijos y mi exconviviente, no recuerdo la dirección, pero la referencia es de la casa de mi 


Setecientos noventa y cinco.795 


. РАКА QUE DIGA: ¿Quién es ei representante legal de la Empresa JJM Espino Ingeniería 0... 


OVINCIAL 


» 


мы iron raros 


L PILAR RAMIREZ TORRES 


ADJUNTO PR 


2 
........ 


28. 


33. 


34. 


papá а la espalda, su vivienda es cerco de pared de ladrillo, un solo piso, ella está 
viviendo en estos momentos allí, su numero de celular es 989175504. 


PARA QUE DIGA: ¿Ha la fecha ha recibido algún depósito que le correspondería como 
socio del consorcio, en relación pagos que se vienen liberando por la ejecución de la 
obra en referencia, de ser afirmativa por qué medio? DIJO: Ninguno, debido a que 
según el contrato del consorcio hay una empresa encargada de la facturación, pago de 
proveedores, pago de tributaciones e impuestos a la SUNAT, Mi participación es solo 
con el 12%, solo gano experiencia en este tipo de proyectos para los futuros procesos 
que pueda participar, el cual liquidado el proyecto ті empresa podrá tener un 12 % 
como experiencia del monto contractual para mi capacidad máxima de contratación; no 
recibo ningún tipo de retribución. 


. PARA QUE DIGA: ¿precise usted, si realizo algún aporte económico para la 


conformación del consorcio Gorgor, de ser afirmativa su respuesta, precise mediante 
que medio lo realizó y a quién ? DIJO: Que, no, los gastos lo asumío la empresa 
Ingeniería y Constructora Lino, que es el encargado de la preparación y presentación de 
la oferta técnica y económica. No he realizado ningún gasto. 


. PARA QUE DIGA: ¿Tiene usted como representante de su empresa consorciada, los 


documentos del contrato que realizó el consorcio Gorgor con el Estado, y el 
expediente de contratación ? DIJO: Que, tengo copía del contrato de consorcio Gorgor 
con el Estado, el cual es público y este colgado en el SEACE, el expediente de 
contratación no lo tengo. 


· PARA QUE DIGA: ¿Tiene usted conocimiento, a cuánto equivale los pagos que vienen 


realizándose a favor del Consorcio Gorgor por la ejecución de la obra en referencia? 
ОНО: Que, no tengo conocimiento. 


PARA QUE DIGA: ¿Cuántos líneas telefónicas ha tenido activas durante el año 2021 y 
2022 a su nombre, precise el operador? DIJO: Que, en el 2021 saque el número 
955280533 del operador claro, es el teléfono que me han robado tal como lo manifesté 
ayer, habiendo presentado mi denuncia a la comisaría; finales del 2021 saque el numero 
963265945 también del operador claro. 


PARA QUE DIGA: ¿Precise si ha efectuado recargas o pagos de servicios de otras lineas 
telefónicas que no estén a su nombre? DIJO: Que, sí recargo en algunas ocasiones al 
teléfono de mi señora madre a una línea de mi mamá, del cual no brindaré mayor detalle 
por estar dentro de mi intimidad familiar. 


En este acto, se corre traslado al abogado de la Procuraduría Especializada en Delitos de 
Corrupción. a fin de que proceda a realizar las preguntas que corresponda ес — 


PARA QUE DIGA: éPara que complemente la pregunta nümero 14, respecto a los temas 
tratados con la sefiorita Yenifer Noelia Paredes Navarro en sus visitas a la Residencia 
en Palacio de Gobierno, en el contexto amical? DIJO: que, coordinábamos como se 
encuentra porque venia de Chugur a la residencia en Palacio, me hacia algunas consultas 
con Arnold , su sobrino quien se encontraba preparando y me consultaba por mi carrera, 
y que me motivó a estudiar ingeniería, resolvíamos problemas de matemática también; 
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básicamente eran esas coordinaciones, no hablábamos de ninguna persona del entorno 
del presidente, 


PARA QUE DIGA: ¿Cuál o Cuáles fueron los procedimientos realizados por su persona 
para ingresar a la residencia de Palacio de Gobierno? DIJO: Que, le llamaba al número 
de la señorita Yenifer, y ella me indicaba que pase al lugar donde se hacia el registro de 
la visita y así proceder con mi ingreso. Entre el registro y trasladarme hasta donde estaba 
la señorita Yenifer me demoraba aproximadamente 15 minutos; no tengo referencia si 
hay un horario para las visitas; yo he ingresado a la residencia presidencial, no sé el 
nombre, no está cerca al ingreso, está un poco metido, es un salón grande y allí me 
sentaba a conversar, veía los cuadros y cosas antiguas de allí, durante mis visitas no 
estaba presente ningún personal de la residencia. 


PARA QUE DIGA: ¿En el interrogatorio del día de ayer, declaró que se reunió con la 
señorita Yenifer en la casa de la señora Fany por Chorrillos, precise la relación que 
tendría la señora Fany con la señorita Yenifer, desde cuando conoce a la señora Fany, 
que tipo de relación tendría con esta persona, y si ella participo de sus reuniones con 
la señorita Yenifer y qué temas trataban? DIJO: Que, según lo que me comentó es su 
sobrina, yo no tengo ninguna relación, sólo me la presentó y en las tres oportunidades 
me la presentó indicando que es su sobrina, la he visto cuando iba los fines de mes en agosto, 
setiembre y octubre del 2021, no ha participado de las reuniones que tenia con Yenifer, solo 
entraba a su sala, que tiene unas sillas, su mesa, y allí conversaba con Yenifer, la señora Fany no 
estaba en ese lugar, quizá estaría en su cuarto no sé. Con Yenifer coordinaba los avances de los 
proyectos que estaba encargada de elaborar, y le hacia el pago por el apoyo del mes, ella me 
demostraba su avance en físico y digital, en su laptop; las coordinaciones eran por una consultoría 
en saneamiento en el cual ella se encontraba elaborando los padrones, actas, anexos, 
declaraciones juradas, - denominada mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y 
saneamiento básico de los caseríos de Atumpata, Chilimayo, y La Merced, del centro poblado 
Huagal, distrito de Jose Sabogal, Provincia de San Marcos Cajamarca, hacía trabajo de gabinete. 
Nuestras reuniones fueron aproximadamente 26 de agosto, 20 setiembre y casi fin de mes en 
octubre. 


. РАКА QUE DIGA: ¿con que frecuencia se comunica telefónicamente con la señorita 


Yenifer? DIJO: Que en los meses de agosto setiembre y octubre del año 2021, dos o tres veces 
por semana, posterior a esa fecha ya no me apoyaba en mis actividades, y por lo tanto ya no me 
comunicaba con ella, me comunicaba desde mi número 955280533, no recuerdo el de ella, ella 


solo tenía un número. 


. 4 PARA QUE DIGA: ¿Qué vinculo tiene con la empresa de su hermana Destcon Ingenieros 


y Arquitectos SAC? DIJO: Que, al ser mi hermana menor, y yo tener mas experiencia, y 
conocimiento empresarial y técnico la orientaba y apoyaba en las consultas que ella me realizaba, 
yo le decía que estaban requiriendo a-una-empresa-para-una consultoría y que se presente con 
su cotización, por ejemplo le sugeri que se presente para la consultoría del distrito en José Sabogal 
en el año 2021, allí elabora un perfil técnico, en el distrito de Chadín también elaboró un expediente 
técnico; le recomendaba algunos amigos que le puedan apoyar con sus expedientes. 


. РАКА QUE DIGA: ¿Si la persona de Rocio que es la que se encarga de la parte contable de 


su empresa, es la misma que se encarga de la contabilidad de la empresa Destcon? DIJO: 
tengo entendido que es otra contadora. 
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40. РАКА QUE DIGA: ¿Precise el detalle de la forma, circunstancia y tiempo ел el qué llega а 
conocer a Cesar Castillo Cabrera - alcalde de la Municipalidad Distrital de Chadín ya José 
Nenil Medina Guerrero alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía ? DIJO: Que al señor 
alcalde del distrito de Chadin me llamó a mi celular a fines del mes de agosto de 2071, me 

— manifestó que la señorita Yenifer le había facilitado mi número y por eso me llamaba, me dijo que 

SY: había tenido problemas en su municipalidad y no había podido elaborar ningún proyecto de 

inversión, y que por eso me invita a su distrito a conocer la realidad y ver sus necesidades, 


y 


9 


| 


/. ES : posteriormente lo conocí personalmente en la municipalidad, creo que fue un 12 o 13 en setiembre 
«С So 1 de 2021; ese día fuimos a Las Palmas y al siguiente día a La Succha. No recuerdo bien eldía. 

~ | >. Respecto al alcalde de Anguía, еп los meses de noviembre у diciembre del año 2019, me encontré 

| oS | = | laborando dos consultorías de elaboración de expedientes técnicos, de allí lo conozco а! señor 

ES a| alcalde, el estaba como alcalde уа en el 2019, yo fui a solicitar información а la municipalidad, lo 
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conoci a él, me presenté y me indicó que realice mi labor y apoye en la aprobación del expediente 
técnico en el Ministerio de Vivienda, nadie me io recomendó, e! área de logística me llamó a mi 
—célular, no me acuerdo sus nombres, y me dijo que presente mi cotización. 


Д 


41. PARA QUE DIGA: ¿Conoce al alcalde de la Municipalidad Provincial de Cajatambo 2 DIJO: 
Que no lo conozco, tampoco he ido a la municipalidad de Cajatambo. 


En este acto concluye su intervención el abogado de la procuradurí, se indica al abogado defensor 
Juan Carlos Ramos Cueva si procederá a realizar preguntas, quien manifiesta las siguientes 


42. PARA QUE DIGA: ¿Désde que año y con qué frecuencia se dedica a realizar consultorias y 
expedientes técnicos? DIJO: me dedico a la consultoría desde el año 2019, con un promedio de 
3 consultorías en el año 2019, 4 consultorías en el año 2020 y tres consultorias en el año 2021; 
haciendo un total de 10 contratos. 


43. PARA QUE DIGA: ¿Indique cuáles son las razones por las cuales efectuó el cambio de su 
domicilio real ? DIJO: Que, yo he nacido, crecido y vivido en el distrito de Puente Piedra en la 
casa de mi señor padre, hasta el periodo en el cual yo construyo mi vivienda — el primer piso, en 
el año 2020, el motivo por el cual cambio mi domicilio a la provincia de Huacho es debido а que 
se me presentó la oportunidad de la construcción de una vivienda para un tercero, el cual yo iba a 
agarrar el trabajo de la elaboración de los planos y la construcción de la edificación; a último 
momento, pese al acuerdo con el dueño, cuando ya tenia mis cosas no completamos el cuerdo, у 
es por ello que cambio nuevamente mi domicilio actual, y me quedo en la vivienda donde siempre 
he estado, mi vivienda construida, y luego he actualizado mi domicilio a la casa donde siempre he 
vivido, la misma que también lo hice por recomendación de mi abogado. 


S 


INCIAL 


44. PARA QUE DIGA: ¿Para que diga si alguna vez ingresó a Palacio de Gobierno y se reunió 
con el Presidente Pedro Castillo? DIJO: Que, mi persona a ingresado a la residencia 
presidencia, nunca me he reunido con el presidente — señor Pedro Castillo. 
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45. PARA QUE DIGA: ¿Si la empresa que usted dirige, llegó a ejecutar alguna obra en la 
Comunidad La Succha, con la influencia de la señorita Yenifer Paredes Navarro ? DIJO: 


ҒІ5 АІ АР. 


Paredes по ha influenciado en ninguna de mis consultorías o trabajos que vengo realizando, y el 
video propalado es una visita de campo para presentar una cotización para elaborar un posible 


expediente técnico. 


46. PARA QUE DIGA: ¿Estando a la respuesta de la pregunta anterior, si la visita de campo que 
realizó su empresa en la comunidad de la Succha, su persona o la señorita se 
comprometieron a realizar una obra? DIJO: Que, по me comprometí a realizar ninguna obra, ni 
la señorita Yenifer Paredes, puesto que la visita de campo fue para presentar una cotización a la 
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municipalidad para la elaboración de un posible expediente técnico, no se puede hablar de obra 
porque ni siquiera tenía expediente técnico esas comunidades. 


PARA QUE DIGA: ¿Si es cierto que la empresa JJM Espino no tenía ninguna experiencia en 
la ejecución de obras cuando se adjudica el contrato de ejecución de obra М? 106-2021 de 
la Municipalidad Provincial de Cajatambo? DIJO: Que, la participación de mi empresa para Ja 
obra, en la provincia de Cajatambo fue en consorcio, en el cual según la directiva 005-2019- 
OSCE/DC indica la participación de proveedores en consorcio en el cual detalla que uno de los 
requisitos para poder contratar con el Estado, es el RNP vigente y que el consorcio es un contrato 
asociativo en el cual por el criterio de complementariedad se pueden asociar en recursos 
experiencia, y todo lo necesario para participar y cumplir con los requisitos establecidos en las 
bases de una convocatoria, mi empresa no tiene experiencia, y en consorcio se cumplió con la 
experiencia solicitada en las bases. 


PARA QUE DIGA: ¿Es cierto que la señorita coinvestigada recomendó a su empresa JJM 
con el alcalde de Chadín para ayudar con el expediente técnico del proyecto? DIJO: Que, la 
señorita Yenifer Paredes facilito mi numero al señor alcalde y fue él quien me llamo. 


PARA QUE DIGA: ¿si es cierto que le proyecto conocido como el colegio de Cajatambo, se 
aprobó en el presente gobierno? DIJO: Que, no, como es de conocimiento publico el decreto 
supremo М" 183-2021-EF de fecha 18 de julio de 2021 fue firmado en el periodo del gobiemo de 
Francisco Sagasti. En este acto entrega de la copia de dicho decreto a folios (4). 


En este acto, concluye su intervención el abogado Juan Carlos Ramos Cueva, abogado del 
investigado. 


PARA QUE DIGA: ¿Tiene algo más que agregar, complementar, aclarar o corregir a su 
declaración? DIJO: Sí, indicar que la venta del vehículo camioneta toyota hilux es para 
cubrir además el préstamo que tengo el Banco Mibanco el cual tengo que pagar 
mensualmente, indicar que los documentos del proceso de selección del colegio de 
Cajatambo se encuentran de manera publica en el SEACE, en este acto voy a adjuntar el 
recibo de pago del mes de enero de año 2020 de la oficina dep. 204 ubicado en Breña, 
donde se encontraba instalado de mi empresa (fs.1) así mismo voy a adjuntar una copia 
del original de mi grado académico de Bachiller de la ӨМІ, su veracidad podrá ser 
corroborada por la universidad. Quiero indicar que el día 11 del mes de julio del presente 
año, la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios me cita para el día 
12, pero la fiscalía se inhibe y la carpeta es remitida a su despacho y por lo tanto, este 
despacho me cita por primera vez, a la cual estoy asistiendo desde ayer. 


Se concluye la presente siendo las 14:25 horas, dando lectura del contenido de la presente 
declaración por parte de los intervinientes, suscribiendo en señal de conformidad. 


IREZ TORRES 
PROVINCIAL 


|| 
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АСТА FISCAL DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 


En la ciudad de Lima, siendo las 17:00 horas del día 20 de julio del 2022, en una de las 
oficinas del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del poder, sito en Av. 
Abancay S/N cuadra 5, Sede Central del Ministerio Público, el señor Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Jorge Mauro García Juárez, da inicio a la diligencia de obtención de 
información recibida al correo electrónico institucional соп dirección: 
mesadepartes.eficcop(Ompín.cob.pe, consistente еп el documento denominado 
INFORME N° 049-2022-UTIF-FEDCF, suscrito por el Economista Juan Manuel Chávez 
Zegarra, en su condición de miembro de la Unidad de Tratamiento de Informes 
Financieros adscrita a la Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de 
Corrupción de Funcionarios — Distrito Fiscal de Lima, remitido a través del correo 
electrónico imchavez(Oyahoo.com a las 16:20 horas del día de la fecha, en el cual se 
verifica información relacionada a los hechos que son objeto de la presente 
investigación. En tal sentido SE DISPONE: Imprimir los documentos antes detallados, 
los cuales constan de 33 folios, los mismos que deberán ser anexados a la carpeta 
principal, debiéndose tener presente la información que ahí se detalla, en lo que fuera 
de Ley————— 
Sin otro particular, se culmina la presente diligencia, siendo las 17:20 del día 20 de julio 
del presente año, firmando el señor Fiscal en señal de conformidad—————.- 
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